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■^ОВШ ПРОНСТ 

Средняя школа на з'з^І ( І296 учащшш ) 
отваа карпгчнне 

Адьскж УІ 
с И Е Т Н 

Стоимость: 

Общая 931,33 тцс.руб. 

в там числе: 

строитедьно-монтажньсс работ 

оборудование 

прочие затрати 

676,5 тис*руб, 

254,44 тнс.ру<з # 

0,39 

Разработан ЦНЙЙЗП 
учебншс зданий 

Утвервден Госіравдшстроем л 
приказ В 293 от І ноября 1982 г. 

Введен в дейстше ЦЕШИШ учебннх зданий 
приказ Л 35 от ьз.оч-%5*. 

'Глаьннй инженер института 

д 

Главннй аркитектор цроекта 

л -Д.Газеров 

/ Начальник овдеда С&ет н ПОС ,,/) $ /? 

* ч. ?*****+<&~ В Лутценков 
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ОГЛАВОНЇЇЕ 


Найменованеє Стр, 
------------ “ "' ~ " 2 

Поясни те льная записка 4 
Обьектная смета № І 6 
Обьектная смета Л 2 8 
Локальная смета Л 1-І на общесароительнне работн 10 
Сводка обьемов и стошости работ к локальної смете Л 1-І 108 


Локальная смета Л 3-І на общестроятельше работн варяанта 
с хозяйственно-бнтовнми помещенияуш в подвале. 


Сводка обьемов и стошости работ в локальної смете Л 2-І Х38 
Бариантн конструктивних решений Х^2 
Калькудяция 153 
Локальная смета Л 1-2 на внутренние сантвхнияеские работн 155 
Сводка обьемов ж стошости к локальної смете Л 1-2 201 
Бариантн конструктивних решений 202 
Локальная смета Л 2-2 на ввутренние сантехвдческие работн 

(вариант с хозяйственно-батовнми помещеншзш в подвале) 214 
Сводка обьемов ж стошости в локальної смете Л 2-2 260 









ггч- і- 434.к* м.уі м. 


і 

Вари анти конструктивних решений* 

Локальная смета Л 1-3 на злектроосвещение 

Локальная смета Л 2-3 на електроосвещение Свар кант о хозяйственно- 
(Ютовими помєщєкйями в подвале) 

Локальная смета Л 1-4 на силово© зяектрооборудование 

Локальная смета Л 2-4 на сшсовое злектрооборудованже (вариант с 
хозяйственно-бнтовшл помещениши в подваяе) 

Локальная смета Л 1-5 на связь я снгнализаіщю 

Локальная смета Л 2-5 на связь и сигнализацню (в<фйант с хозяйетвенно- 
бнтовнмн помещениями в подвале) 

Локальная смета Л 1-6 на КиЇЇ и автоматику 

Локальная смета Л 1-7 на приобретение и монтаж кинотехнодоги- 
ческого оборудования. 

Локальная смета Л 1-8 на цриобретение и монтаж техноло гического 
оборудования* 

Локальная смета Л 2-6 на приобретение н монтаж техно логиче ского 
оборудования (вариант с хозяйственно-бнтовнми помещениши в подвале)» 

Ведомость потребности в производственнш; ресурсах» 


2 


261 

281 

289 

305 

310 

355 

365 

379 

390 

394 

400 
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нодсжшдая ашскА 

к сметш типового проекта средней школи на 33 класса (1296 учащихся) стени нщдшчіше. 

Сметная стошость строитеяьетва определена в денах» введеннях в дейстше с І.І.І984 г. на 
оснований: 

І* Инструкцши по типовому щюектированию СН 227-82 

2* Чертежей типового цроекта шкоди на 33 класса 

З» Сбордаков єдиних районних одиничних расценок но базисному району. 

4. Сборшсков сродних районних сметнях цен на материаян, изделия и конструкции. 

5. Сборников одиничних расценок на строитєльнне работн и сборников сметннх цей на местнне 
строительнне материалн» бетоннне ж жедезобетонше изделия для строек Моеяовской обдаєм. 

в. Сборников расценок на монтаж оборудовання я лрейокуравтов оптових цен. 

Б шете нринятн: 

Планоше накошшния - 8% 

Накладане расходн на строительнне работн - 16,5$ 

На металнокоиструщии - 8,6$ 

На шутревнке санитєдрно-техдачеекие работн - Ї3,3$ 

Сметная стошость строй тельства определена для варианта проекта с наружннш оіравдавдши кон- 
струкцилми, предусштреншш для зони с нормальной влажностью воздуха - 30% при следувдих харак¬ 
теристиках конструктивних решений: 
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Фундаменти - сборнне желе зобе тонше ленточкне„ 

Стени - ИЗ пустотелого ЩЗІШЧа 0 ОбЛЖЦОВЖОЙ -Л17ГТТР-ЯШД киршгаом* 

Перекрнтие и покрнтие - многопус тотнне ж ребристне ланели. 

Кровля - сошещенная из рулонних материалов, утепленная пенобетонннш плитами. 

Лестнищ - сборнне жедезобетошне марш н площадки. 

Перегородки - крупнопанельние ц киршгенне* 

Окна - из блоков с раздельнши переппеташи 

Поли - диноде ушиє, из керашческой плитки, дощатне, паркетше* 

Внутренняя оздедка - масляная окраска, клеєвая, сшшкатная, водо змульсионная, облицовка керами- 
чеекой шшткой. 

вариантов проектних и конструктивних рошений стоимостние показатеди приводна?ся только по тем 
рааделем, которне заменяются в сиетах основного варіанта* 


/ Составила 


Г.Сибекша 
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ОШШШ СМ Ш $ І 

К типовому проекту средней школи на 33 класеа (1296 учащшсея) стенн кирпячше. 

Основною ршение* 


Соетавлена в денах 1964 г* 


Оме тая стоимость 

Нормативная уеяовно- 
чистая цродукцая 

Доказ атели по смете 
Стоимость на: І место 

І м2 нодезной площади 
ї мЗ обьема здания 


931,33 тнс.руб. 
тнс.руб. 

718,62 руб* 
80,60 руб. 
23,25 руб* 


Ш Наяменование 
дп смет работ и затрат 
(емет- 

ншг 

рас- 

четов) 


12 З 


Сметная отошость, тне*руб. 


строй- мон- обору- Про- всего 

тель- таж- дования,чих 

них них мебели, зат- 

работ работ инвен- рат 

таря 


Технико -а кономиче екие 


_дзкззат&зщ_ 

в т„чй£Л£ норма- Най- К-во стои- 
ос- ""зле- тишой ме- мость 

нов- пауа- услов- но- един. 

ная тащя но- ва- изм* 

з ар- машин чистої Ниє руб* 

пла- цро— ед* 

та дукции изм* 


4 5 6 7 8 9 10 II Ї2 ІЗ 14 


І* 1-І Общесароитель- 

ше работн 564,45 

2* 1-2 Внутренние 

санитерно-тех- 
нические работн 51,58 


0,39 564,84 


мЗ 29099,1 19,41 

мЗ -"- 


51,58 


1,77 
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І 

З* 

4* 

5* 

6. 

7* 

8 . 


2 

3 4 

5 

6 7 В 

9 10 II 12 

ІЗ 

14 

1-3 

Злектроосве воєнне 

44,02 

1,87 43,89 

мЗ 

29099,1 

1,58 

1-4 

Свловое алектро- 
оборудоваше 

5,14 

2,0 7Д4 

МЗ 


0,25 

1-5 

Связь и сигна- 
яизация 

7,08 

5,15 12,23 

мЗ 

— ,г — 

0,42 

1-6 

КШ и автоматика 

0,48 

0,89 1,37 

мЗ 

— п — 

0,05 

1-7 

Кшо технологія 

1,28 

8,XX 9,39 

мЗ 


0,32 

1-8 

Технологичеокое 

оборудование 

2,47 

236,42 238,89 

І 

место 

1296 

184,33 


їїтого 616,03 

60,47 

254,44 0,39 931,33 

мЗ 

29099,1 

23,25 


в т*ч* компенса¬ 
ція стошости 
алюшния 


0,39 0,39 





1'лавннй инженер института 


АЛяховт 




Главннй архитектор проекта 

у ^ ___, 

д / с '/&>£^ 

Л.Газеров 




/ Начальник ОС и НОС 



ВДущенков 




Со ставила 

с 

— 

Н.Садикова 




їїроверила 


й/— 

Г.Сибекина 
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ОШЖТНАЯ СМЕТА І 2 

К типовому проекту средней школи на 33 здгаееа (1296 учащався) стени кирпичнне. 
Вариант с хозяйственно-бнто шш домещешшми в подвале. 

Сметная стошость 975,86 тнс*руб. 

Нормативная условно- 

чистая црдцукция тнс.руб. 

Показатели по смете 

Стошость на: І меото 752,98 руб. 

І м2 полезной шющада 84,44 руб. 

Составлена в денах 1984 г. І мЗ обьема здания 22,03 руб. 


&№ Ш Наименовалие Сметная стошость, тне .руб. 

ш смет работ її затрат______ 

строй- нон- обору- Про- Всего 
5?? тель- таж- давання, чих 

них них мебели, зат¬ 
че тов; работ работ инвен- рат 

таря 



Техшако-зкономичес- 
®е _ 


11 .зцсде 

норма- Най- 

К-во 

стои- 

ос- зке- 

тивной ме- 

ОДИН* 

ЙОСТЬ 

нов- плуа- 

услов- но- 

ЇЇЗМ. 

один. 

дая тащя но- ва- 


ЇЇЗМ. 

вар- машин 

ЧИСТОЙ ниє 


руб. 

пла- 

Іфо/ ед. 



та 

дукцїїїї изм. 



9 10 

II 12 

ІЗ 

■ 14 


X. 2-І Общесароитель- 

нне работн 597,71 

2. 2-2 Санитарно- 

техшчесние 

работн 53,99 


0,39 598,10 
53,99 


мЗ 32529,0 18,39 
гіЗ 1,66 
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І 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 10 II 12 

ІЗ 

14 

3* 2-3 

Злекіроосвещеше 

- 

47,73 

1,87 

- 

49,60 

мЗ 

32529,0 

1,52 

4. 2-4 

Силово© влектро- 
оборудоваяие 

- 

5,44 

2,08 

- 

7,52 

мЗ 


0,23 

5» 2—5 

Связь ж ситна- 
лизация 

- 

7,60 

5,36 

- 

12,96 

мЗ 

__ н__ 

0,40 

6. 1-6 

КиП и автоматика 

- 

0,48 

0,89 

- 

1,37 

мЗ 


0,05 

7. 1-7 

Кзшотехнологая 

- 

1,28 

8ДІ 

- 

9,39 

мЗ 

— |» м 

0,32 

8. 2-6 

Технолощчеекое 

оборудование 

- 

2,51 

240,42 

- 

242,93 

І 

место 

1296 

187,45 


йтого 

651,70 

65,04 

258,73 

0,39 

975,86 

мЗ 

32529,0 

22,03 


в т*ч* кошенса- 
ция стоимости 
алюминия 

_ 

_ 


0,39 

0,39 



. 


"Гпавннй инженер института 
Главшй архитевтор проект 
і Начальник ОС ж ЇЇОС 
Составзала 
їїроверияа 




АДяхович 
1,Газеров 

І4,ф+$Є&4*ЛФ*Р ^ ВДущенков 
Н.Садикова 
Г.Сибекина 


І і 
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іокашш отт в і-і 

К типовому проекту оредней шкоин на 33 кдаоеа, (1296 учавдхея) стенн кирпичнне 

осношое решение 

на общестроительше работа 

Основание: чертехи Л АС-І АС-45 Сметная стоимость 564,45 тнс.руб* 

Показ атоли по смете 

Стошость на: І место 435,53 руб. 

І м2 общей шющада 75,59 руб. 
Соетавлена в денах 1985= г* І мЗ обьема здания 19,39 руб. 


Я Ш УСН, 
ші одиничних 
расценок, 


работ ж затрат 


НОР М 

СНш и др. 


Вдин, К-во 
изм. еднн. 
изм* 


Общая стошость, руб* 


Стошость едишци, 

ПУб._ 

Всего В ТОМ ЧИ£Л£ Всего В ТОЙ 22 ДДЄ норма- 

основ- онс- основ- знс- 

ная плуа- ная плуа- 

з ар- тация з ар- тащя 

плата машин плата машин * 


в т.ч. 
зар¬ 
плата 

І 9 


в т.ч* 
зар¬ 
плата 

П 12 


10 


І. 


1-230 

29-1 

1-237 

29-8 

т.ч* 


А. Подзємная часть 


І, Зеилянне работн 

Срезка растительного 
ірунта і іруппн 
бульдозером с пере- 
мещенжем на 50 м 


$°° 0,84 


159,06 


134 







224-І-434. 35 - 4*.VI ч.І 


12 3 4 5 


п.І.ІІ Цена: 33,8x1,1+ 

таб.З +27,7х4хІ,1= 159,06 


2. І-І74 Погрузка ірунта 

22-13 І ірушш звскавато- 

т.ч. ром - прямая лопата 

п.І.ІІ с ковшом емкостью 

0,5 мЗ на автомоби- 
ли-самосваш 1000 

мЗ 0,84 

Цена: І31+І24,39х 
хО,І5= 149,66 


3. ССЦ ч.І Отвозка срезанного 

стр.28 грунта автосамо- 

свалами на І км т 1015,58 


4. 1-56 Разработка ірунта 

ІІ-І4 П ірушш зкскава- 

т.ч. тором обратная 

п.І.ІІ лопата емкостью 

таб.З ковша 0,5 мЗ в 

отвал 1000 

мЗ 1,25 

Цена: 132+125,47+ 

+0,15= 150,82 


7 8 9 10 II 12 


149,66 126 


0,29 295 


150,82 


189 
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І-І75 

22-14 

т.ч. 

п.І.ІІ 

таб.З 


То же, с погрузкої 
на автосашеванн 


Дена; І56+148,09х 
хО,15=178,21 


1000 

мЗ 3,69 


ССЦ В І Отвозка внтеснен- 

стр.28 ного ірунта на 

раостояние до І кіш 


т 6448,83 


1-230 

29-1 

тех.ч. 

т.З 

п.І.ІІ 


Срезка недобори 
грунта П іруппн 
разработанного ме- 
ханизированнш 
способом 


100 

мЗ 2,60 


1-948 

79-2 

т.ч.3.67 


То же, вручную 
Дена: 120x1,2=144,0 


100 

мЗ 0,87 


1-230 

29-1 

1-237 

29-8 

Т.Ч.П.І.ІІ 

3.48 


Перемещение разра- 
ботанного грунга 
бульдозерам на ЗО м 
в резерв и в обрат- 
ном направлений 

Дена: (33,8x0,85+ 

+27,7+2)хІ,1x2=185,09 


1000 

мЗ 


1,25 



37,18 

97 

144 

125 


185,09 


231 







35г Дл,уі ч. і 


- ІЗ 


І * 2 3"~ 4 5* Є 7 8 9 ~ ІГ ~ II ~ 12 


10. 1-55 

ІІ-ІЗ 
Т.Ч.П.І.ІІ 
т.З ї.ч. 
п.З.І 

Обратная засніша 
іружта її ірушж 
екскаватором с 
грейдерним кошш 
ешостью 0,5 йЗ 

Цена: 96,8*-9І,99х 
хО, 2x0,15-^4,81x0,2= 

= І00.5І 

1000 

нЗ 

0,75 

100,51 

75 

П. 1-230 

29-1 

т*ч* 

д.І.ІІ 

3.48 

То же, бульдозером 

Цена: 33,8x1, їх 
х0,85 

1000 

МЗ 

0,47 

31,6 

15 

12. 1-968 

81-2 

То же, вручную 

100 

мЗ 

0,19 

46,0 

9 

ІЗ. І-І94 

25-1 

Работа на отвале 
при транспортиро- 
вании грунта Ґ 
группн 

1000 

мЗ 

0,84 

10,70 

9 

14. 1-І 95 

25-2 

То же, ірунта 

ЇЇ ірушш 

1000 

мЗ 

3,69 

13,20 

49 


йтого по разделу 

руй. 



3882 
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її* Фундаменти и стени 



І. 

7-І 

1 -І 

Укладка шшт лен- 
точннх фундаментов 
масеой доь 0,5 т 

шт 

8 

2 . 

7-2 

1-2 

То же, ваассой до 

1,5 т 

жт 

ІІЗ 

3. 

7-3 

1-3 

То же, маесой 
до 3,5 т 

шт 

189 

4. 

ССЦ 
той Ш 

п*73 

Стоимость сборних 
железобетонннх фун- 
даментов марки: 

Ш 12,24-2 

шт 

53 

5, 

п.75 

ФЛ 12.8-2 

шт 

4 

6 . 

п.80 

ФЛ 8-12-2 

шт 

46 

7* 

л*79 

ФІ 8-24-2 

шт 

28 

8 . 

я.67 

Ш 16.24-2 

шт 

21 

9. 

п.70 

ФЛ 14*24-2 

шт 

56 


14 


7 8 9 10 II 12 


1,52 12 

2,09 236 

2,99 565 


41.7 

13.7 

15.7 
31,6 
60,5 


2210 

55 

722 

885 

1271 


50,7 


2839 
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І 

2 

3 

4 

5 

10* 

П.7І 

Ш 14.12-2 

шт 

14 

II. 

11.76 

ФД 10.24-2 

шт 

II 

12. її.74 

ФД 12.12-2 

шт 

9 

ІЗ. п.72 

ФД 14.8-2 

шт 

8 

14. п.65 

М 20.12-2 

шт 

38 

15. д.78 

ФД 10.8-2 

шт 

8 

16. п.68 

Ж 16.12-2 

шт 

4 

17. п .66 

Ш 20.8-2 

шт 

10 

18. 7-400 
36-1 

Укладка блоков 
стен подвала 
адассой до 0,5 т 

шт 

43 

19. 7-401 
36-2 

То же, массой 
до І т 

шт 

146 


в 7 8 9 10 II 12 


25,1 

353 

35 ? 2 

387 

20,7 

186 

16,6 

133 

57,2 

2174 

13,8 

ПО 

29,9 

120 

37,6 

376 

1,27 

55 

1,39 

203 







ггЧ-\- 434. 85- А^.УІ ч. І 


І 

2 

3 

4 

5 

20 . 

7-402 

36-3 

То же, массой до 

1,5 т 

шт 

356 

21 * 

7-403 

36-4 

То же, массой 
более 1,5 $ 

шт 

272 

22 * 

ссц 

том П 

п.12-3 

Стошость етеновнх 
&ЮКОВ из тяжедого 
бетош М-ІОО маши 
ФБС 24.5.6-т 

шт 

243 

23* 

я. 12-6 

ФБС 12.5.6-т 

шт 

51 

24* 

п.12-13 

ФБС 9.5.6-т 

шт 

34 

25* 

п.12-7 

ФБС 12*6 .6-т 

шт 

12 

26. 

п*12-14 

ФБС 9.6.6-т 

шт 

10 

27* 

п.12-2 

ФБС 24.4 .6-т 

шт 

356 

28. 

П.І2-5 

ФБС 12.4.6-т 

шт 

39 

29. 

П. 12-12 

ФБС 9.4.6-т 

шт 

43 


6 7 8 9 10 II 12 


2,1 

748 

2,64 

718 

28,2 

685 

14,6 

745 

11,3 

384 

17,5 

210 

13,5 

135 

22,6 

8046 

12,1 

472 

9,01 

387 







гдо-ь/ВД'ДУ Лл.у/ ч.і 


ї " * 

2 

3 

V ~ 

"з 

’ ~6.. 7 

8 9 

зо* 

п.12-4 

ФБС 24.6.6-Т 

ЙГТ 

29 

33, 3 

983 

ЗІ, 

8-30 

5-І 

Кладка наружшх 
стен из керашчес- 
кого кигршча 

мЗ 

127,6 

34,2 

4364 

32* 

8- 74-2 

9- 2 

Кладка стен из 
керашчеекого 
пустотедого кир- 
шча с о&шцовкой 
лнцешм кирпичом 
толщиной 51 ем 

мЗ 

61,5 

44,7 

2749 

33. 

8- 76-2 

9- 3 

То же, стен тол- 
щиной 64 см 

мЗ 

75,2 

42,9 

3226 

34. 

8-36 

5-4 

Кладка внутренних 
стен из кераш- 
ческого кирпича 

мЗ 

102,1 

34,3 

3502 

35* 

7-446 

38-Ю-І.8 

Укладка перешчек 
массой до 0,3 т 

шт 

52 

0,27 

14 

36. 

ссц 

п,865 

Стоимость переш- 
чек марки 

ШРІ-І2.І2.6 

шт 

12 

0,85 

10 







224-1-434.*л,УІ ч.І 


18 


І 

2 

3 

4 

5 

37. 

я.867 

ШР2-І5.І2.4 

шт 

5 

38* 

п*867 

ШР2-І6.І2.14 

ЩТ 

8 

39. 

за* 878 

ШР38-І2.І2.22у 

шт 

6 

40. 

п.880 

ШР38-І8.І2.22у 

шт 

І 

41* 

П.893 

2ШР72-І4.38.22у 

шт 

II 

42. 

п.903 

2ПРЗ-ІІ.38.6 

шт 

7 

43. 

п. 907 

2ЙР5-І8.38.І4 

жт 

І 

44. 

п.905 

2ИР4-І4.38.І4 

шт 

І 

45. 

7-440 

38-8-1.8 

Укладка прогонов 
масеой до 3 ї 

шт 

7 

46. 

ОСЦ 

9-304 

Стошость прогонов 
длиної 5,9ЄГ м из 
оетона М-400 обье- 
мом до 2,0 мЗ 
(ПР60-5.5-7) 

мЗ 

9,25 


7 8 9 10 II 12 


2,12 

II 

2 9 12 

17 

2,4 

14 

4,66 

5 

9,36 

103 

2,21 

15 

7,2 

7 

5,78 

6 

25 Д 

175 


68,15 630 


Цеш: 65,7+0,82+1,63= 







224-1 -434. ЯГ Ьь.Уі ч.| 


- І£ 


X 

2 

3 

~ 4 ~ 

~ 5 ~ ’ 

Є 7 

8 9 

47. 

ССД 

т.З-І 

п.І 

Стоимость арматури 

т 

0,40 

229,0 

92 

48. 

д.З 

То же, А-Ш 

т 

0,13 

250,0 

33 

49* 

п.2 

То же, А-У 

т 

0,41 

239,0 

96 

50. 

П.6 

То же, Вр-І 

т 

0,005 

321,0 

2 

51. 

п.ІЗ 

То же, закладних 
деталей 

т 

0,027 

413,0 

II 

52. 

7-668 

47-11.1*8 

Укладка опорних 
лодушек 

шт 

16 

0,72 

12 

53. 

оса 

п.9-96 

Стоимооть опорних 
подушек яз бетона 
М-200 

яв 

0,62 

62,7 

39 

54. 

ОСЦ 

табд.З-І 

пД 

Стоимость арматури 

т 

0,004 

229,0 

І 

55. 

и* 3 

То же, А-Ш 

т 

0,022 

250,0 

6 






2гЧ-\- 434.85" А/иУІ ч.| 



- 20 


4 5 в 7 8 9 10 II 12 


100 

&£ 3,5 232,0 


100 

м2 5,0 90,0 


мЗ 7,8 39,3 


812 


450 


307 


43ІІ6 


шт ЗО 


2,09 


63 








2гЧ-і~ЧЗЧ'*ї М'Уі Ч.І 


21 


І 

2 

3 

4 

5 

2. 

7-463 
39-6-1.8 

То хе, влощадью 
до 10 м2 

ВІТ 

ЗО 

3. 

7-451 

38-2-1.8 

То же* площадью 
более 10 м2 

шт 

150 

4. 

есц 

том Ш 
д.345 

Стоимоеть оборншс 
железобетонннх 
шогопуетотнш: 
шшт маски 

ПК 6-6 5-18 

шт 

24 

5. 

п.388 

ПК6-60-І2 

шт 

2 

6 . 

п.328 

ПЕ6-63-І8 

шт 

7 

7* 

П.4І0 

ПК6-57-І0 

шт 

3 

8 . 

П.374 

ЇЇК4-60-І5 

шт 

І 

9. 

П.4І5 

ИК4-60-І0 

шт 

І 


Ь 7 8 9 10 II 12 


о ^ 09 

98 

2/99 

449 

97*60 

2342 

64*90 

130 

104,0 

728 

50,40 

151 

82,20 

82 

52,90 

53 







2£Ч-/-434.85 4а-VI ч. | 


22 


І" 

2 

3 

" 4 ~ 

5 

Ь ~ 1 

8 9 

10. 

п*346 

ПК6-57-І8 

шт 

24 

91,20 

2189 

н. 

п*409 

ИК6-60-І0 

шт 

2 

54,0 

108 

12* 

д.408 

ЇЇК6-63-І0 

шт 

5 

57,80 

289 

ІЗ. 

есц 

ІІ-Х5В 

ігршіож.І 

стр.346 

То же, нормативної 
наїрузкой 815 кг/м2 
цралетом 8,98 м, 
шиведенной ТОЛІЇЩ- 
ной 12.50 см 
ПК-90.І5-4,5АтУт 

м2 

347,88 

XX Д2 

3868 



Цена: 7,81+2,91+ 
40,2x2= II,12 





14. 


То же, нормативної 
нагрузкоіГ до 

805Г кг/м2, приве- 
денной тоаднной 

11,88 см, 

Щ-90 * 12-4,5АтУ т 
Щ-90* 10-4,5АтУт 

м2 

181,62 

10,92 

1983 



Цена: 7.81+2,91+ 
+0,2- 10,92 











22*М-Л34 Ал.УІ ч* 


12 3 4 


14* То же , нормативної 

наїрузкой 930 кг/м2 
приведенной тодшщ- 
ной до 12 ом 
ЛК90.І5-6АтУт, 

ЇЇК90Д2-6АтУт, 

ПК90 ДО-бАтУт н2 672,10 


Цена: 7,81+3,34+ 
+0,2= 11,35 


15. То же, нормативної 

наїрузкой 1100 кг/м2 
Щ-90.І5-8АтУт, 

ПК-90.12-8АтУт м2 131,04 


Дена: 7,84+4,18+ 

+0,20= І2.22 


16. То же, джной 2,98м, 

п. II-146 нормативной нагруз- 

кой 800 кг/м2, 
приведенной ТОЛЩЙ- 
ной 12,85 см 
марки ШС30Д5-6т 

Цена: 7,74-0,07+ 
+0,20x2=8,07 


м2 71,04 


7 8 9 Ю II 12 


її, 35 7628 


12,22 1601 


8,07 


573 







224-І-ЧЗЧ.85 Дл.'/'Гч.І 


24 


І 2 


З 


4 


5 



7 8 9 10 II 12 


17. -"- 

То же, цриведенной 
толщиной 12,15 см 
марка ПК30.І2~6т 

м2 

21,30 

7.87 

168 


Цена: 7,74-0,07+ 
+0,20= 7,87 





18. 

То же, нормативної 
наїрузкой 970 кг/м2 
пк4о.ю-8т 

м2 

31,80 

7,94 

94 


Цена: 7,74+0,20=7,91 





19. 

То же, цриведенной 
толщиной 12,85 см 






ПК30.І5-8т 

М2 

13,32 

8,14 

108 


Цена: 7,74+0,20x2= 





20. 

То же, нормативної 
наїрузкоа 600 кг/м2 
ПЕ30.І5-4Т 

м2 

4,44 

8,01 

36 


Цена: 7,74-0,13+ 

+0,222=8,01 







224-1-434. 25 4*. VI и. І 


25 - 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

21* 

7-285 

І7-І 

Установка ж стои- 
мость монтажних 
деталей 

т 

0,164 

362 

59 

22, 

6-173 

ДБ-І 

Монолитше железо- 
бетоннне участки 
из бетона М-200 

мЗ 

0,54 

42,70 

23 

23. 

СВД-2 

п.ІО 

Стоимость арматури 

А*—І 

т 

0,024 

338 

8 

24. 

я. 12 

То же, А-Ш 

т 

0,024 

325 

8 

25. 

п.43 

То же, Вр-І 

т 

0,017 

зш 

7 



йтого по разделу 




22841 



ІУ* Перегородки 





І. 

8-45 

5-9 

Перегородки щр- 
ішчнне неаршфован- 
ще толщиной в 

1/2 кирпича 

100 

м2 

ОДІ 

472,0 

52 



йтого по разделу 




52 









224-1- 4^4- #5“ 4л. 1 П ч.І 


2 

3 

У. Д в е р и 

4 

5 

10-105 

20-1 

Установка наружних 
дверних бяОКОВ в 
каменннх стенах 
шгощадью ггроема 
до 3 м2 

м2 

2,66 

10-140 

26-1 

Конопатка дверних 
коробок наклей в 
наружннх стенах 
шгощадью проема 
до 3 м2 

м2 

2,66 

10-109 

20-5 

Установка бяонов 
для люка 

м2 

5,85 

сад-2 

11,272 

Стоимость 

ДД 13-15 

м2 

5,85 

її .268 

ДС2І-ІЗгу 

м2 

2,66 

сад-і 

н .446 

Стоимость скобшнх 
приборов для одно¬ 
польних дверей 
жодних в здание 
однопольних 

к-т 

І 


7 


8 


8 9 10 


II 


12 


1,45 

4 

1,34 

4 

1,34 

8 

28 

164 

25,9 

69 


6,73 


7 







ггч-і-чьч.Я5г а*. VI ч. 


12 З 


7, СЦМ-І Цриборн дяя люка 

п.450 


Итого до разделу 


УІ. П о л н 

а) Поли подваяа и 
техподцолья 


І, II-2 Ушютнение грунта 

1-3 щебнем 


2. ІІ-ІІ Подсгйлащий слой 

І-ІІ из бетона М-ІОО 

тсшциной 80 ш 


3. 11-67 Усзройство бегон¬ 
ії-І ного покрнтия 

II-68 толщиной 20 ш из 

ІІ-2 бегона М-200 

Цена: 123-15,8x2= 
= 91,40 


йгого до "а* 


- 27 


4 5 Є 7 8 9 10 II 12 


к-т 3 2,83 8 


руб* 264 


100 

Ій2 2,58 43,30 112 

мЗ 20,64 29,30 605 


100 

М2 2,58 91,40 236 


953 










224-І-43Л-8Г Дл. VI ч. 


б) їїодготовка под 
псмш 1-го атака 


І. II-53 Изодяция из дре- 

7-4 весноволокшстнх 

шхит тсдвщной 25 мм 


Дена: 85x2=170 


2 # 11-55 Стяжка из цементно- 

8-1 песчавого раетвора 

II-56 М-І50 тощшой 

8-2 40 мм 

Дена: 70+13.6x4= 

= 124,4б 


З, 11-55 То же, тощиной 

8-І 20 мм 


4. 11-55 То же, толщаной 

8-І 20 мм 


ІІ-І8 

3-І 

ІІ-І9 

3-2 


5, 


Гидроизоляцая 
изолом в 2 слоя 
за бдтумной мастика 


- 28 


4 5 Є 7 8 9 10 II 12 


100 

м2 9,38 170,0 1595 


100 

м2 10,60 124,40 1319 


100 

М2 3,23 70,0 226 


100 

м2 2,88 70,0 202 


100 

м2 2,88 


208,8 


601 







224-1-434,8^ АЛ.¥| ч.І 


29 


І 

2 

3 

4 

5 



Цена: 125+83,8=208,8 



6. 

II-5 7-І 
8-3 

ІІ-58-І 

8-4 

есц 

П.І-72 

пЛ-73 

Стяжка из легкого 
бетона М-75 толщи- 
ной 50 мм 

100 

м2 

5,75 


Цена: 82,6+15,6x6+ 
+(30,6-2§,7)х4,08= 
і 179; 87 



7. 

ІІ-57-І 

8-3 

СОД 

П.І-72 

п.І-73 

То же, ТОЛЩЙНОЙ 

20 мм 

Цена: 82,6+(30,6- 
-29,7)х2,04=84,44 

100 

М2 

1,65 

8* 

II-51 

7-2 

Звук ОЙЗО Л5ШДОНННЙ 
елой їїз пеека 

мЗ 

3,28 

9* 

11-63 

9-3 

Усаройство лаг но 
плитам перекрнтия 

100 
м2 

2,0 

10. 

Н-6І 

9-І 

Укладка лаг но 
кирпжчнш столби- 
жам 

100 

пола 

0,72 


Є 7 8 9 10 її 12 

179,87 1034 

84,44 139 

11,70 38 

72,90 146 

187 


135 





224*1-434 .25 Аа.КІ ч-і 


І 

2 

3 

4 

5 

II. 

11-52 

йзоляпдя мшерало- 

100 



7-3 

ватшшг плитами 





м2 

6,95 

12. 

сзда-і 

Плити шнерало- 

£0 

28,63 


п.Нб 

ватине 

ІЗ. 

11-57 

8-3 

11-58 

Стяжка из мелко- 
зернистого бетона 
М-200 толщиной 




8-4 

40 мм 

100 



ОСЇЇ 

п.І-28 

п.І-29 

Цена: 81,5+15.4x4+ 
+(29,3-28,2)І2,04= 

м2 

0,22 


ЙТОГО ПО "б" 
Итого по разделу 


УП* Внутренняя 
отдеяка 


І. 15-297 Отделка поверхнею- 
209-4 тей поїолков из 

железобетонних шшт 
под окраску 100 

м2 2,71 


6 7 8 9_10 II 12 

16.60 II5 

43.60 1248 

145,34 32 

6830 

7783 


20,70 


56 









22Ч-І-Ч34.Ї5 Лл.УІ ч.і -Зі 


ї ~ 

2 

3 

' 4 ~ " 

' 5 " 

’ 6 "V 

8 9 10 II 12 

2. 

15-509 

153-2 

Ппделва погодка 
известковая 

100 

2,71 

3,13 

8 

3. 

15-242 

55-1 

Штукатурка стен 
ш. перегородок 

100 

м2 

1,94 

76,20 

148 

4. 

15-508 

І53-І 

Известковая окраска 
стен и перегородок 

100 

м2 

1,94 

5,84 

П 



Итого 




223 



УШ. Наружная овделка 





І. 

15-79 

13-І 

СЩ4-І 
п.125,124 
ОСЦ 
н.2-27 

Облицовка цоколя 
"кабанчиком" 

Цена: 452,0+І,(к 
х24,І+(5,39-3,2)х 
хІОО? 

100 

їй 

1,84 

695,1 

1279 


Итого по раздеду 


1279 









224-1*- 434. 85 і Ал-УІ Ч. 


12 3 4 5 


IX, Разнне работн 
а) Отааостка 


І. 27-42 Основание под от¬ 
ії-І мостку из щебня 

ігаимеч, толщиной 100 мм 100 

м2 3,42 

Цена: 195-5x10,9=: 

= 140,5 


2, 27-169 Устройство покрн- 

42-1 тия из литой 

мелкозернистой 
асфальтобетонной 
шеси толщиной 
ЗО мм 100 

м2 3,42 


Итого по "а 11 руб. 


б) Входн 


І, 7-2 Укладка плит лен- 

1-2 точних фундаментов 

массой до 1,5 т шт 4 


6 7 8 9 10 II 12 


140,5 481 


110,0 376 


857 


2,09 


8 






224-1-434.8? А*. VI ч-І 


33 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

2. 

ССЦ 
том Ш 
п.79 

Стоимость сборннх 
железобетоннах фун- 
даментов марки 

Ш 8.24-2 

шт 

4 

31,6 


126 

3. 

7-401 

36-2 

Укладка бяоков стен 
подаала, масо ой 
до І т 

шт 

16 

1,39 


22 

4, 

7-402 

36-3 

То же, масеой до 

1,5 т 

шт 

40 

2,1 


84 

5* 

7-403 

36-4 

То же, мас сой 
бодее 1,5 т 

шт 

8 

2,64 


21 

6 * 

ССЦ 
том П 
п.12-2 

Стоимость стеновнх 

блоков ИЗ ТЯЖЄЛОГО 

бетона М-І00 марки 
ФБС 24.4-6-т 

шт 

40 

22,6 


904 

7* 

п.12-5 

То же, ФБС 12.4.6-т 

шт 

16 

12,1 


194 

8. 

п.12-3 

То же, ФБС 24.5.6-т 

шт 

8 

28,2 


226 

9. 

8-30 

5-І 

Кладка стен из ке- 
рашческого кирпича 

мЗ 

12,1 

34,2 


414 


II 12 





22ЧН- ЧЗЧ і&5~ АлЛ ч.» 


34 


І 

2 

3 

4 

10. 

8- 72-2 

9- І 

Кладка стен из 
цуетотелого киршзгаа 
о облацовкой лице¬ 
вим кишдоом 
толщ. 38 см 

мЗ 

II. 

8-30 

5- І 

ССЦ 

П.6-І 

6- 4 

Кладка стен из 
лицевого кіфшіча 

мЗ 


Цена: 34,2+(І22-68)х 
х0,38 


12. 

8-59 

7-3 

Аршроваше кладки 

т 

ІЗ. 

7-128 

9-І-І.8 

Укладка перешчек 
масооі до 0,7 т 

шт 

14. 

ССЦ 
том Ш 
и.939 

Стсишость нерешчек 
марки ШР8-44.І2.29 

шт 

15. 

7-463 

39-6-1.8 

Укладка панелей 
переіфнткй пло- 
щадью до 10 м2 

шт 


5 6 7 8 9 10 IX 


17,6 

47,6 

838 

30,8 

54,72 

1685 

0,008 

191,0 

2 

4 

1,71 

7 

4 

13,2 

53 

8 

3,09 

25 


12 





224-1-434*85- Ал. У/ ч.І 


1 2 3 4 5 


16, 7-451 То же, площадью 

39-2-1*8 более 10 І2 шт 6 


17* ССЦ Стоимость сборшх 

том Ш железобетонних 

П.206 МНОГОДУСТОТНБК плит 

марки ШС8-45.І5 шт 6 


18* То же, марки 

п.202 ПК4-46-ІЙ шт 2 


19. ССЦ Стошюсть шогопус- 

ІІ-І58 тотннх плит норма- 

прил.І тивной натрузкой 

стр.346 815 кг/м2, проле- 

том 8,98 м, приве¬ 
де нной тошциной 
12,5 см 

(ПМ, 5-90.15) м2 80,28 


Дена: 7,81+2,91+ 
+0,2x2= 


20 . 7-668 Укладка опорних 

47-11.1*8 подушек шт 8 


6 7 8 9 10 XI 12 

2,99 18 

61,8 371 

59,7 II9 


II, 12 


893 


0,72 


6 





224-1-434. бї А^А-VI ц.| 


36 


І 

2 

3 

4 

21. 

ссц 

п.9-96 

Стоимость опорних 
додріек из бетона 
М-200 

глЗ 

22. 

ССЦ 

тао.З-І 

п.І 

Стошость арматури 
А-І 

т 

23. 

п.З 

То же, А-Ш 

т 

24. 

б-ібі 

15-2 

Монолнтная железо- 
бетонная балка из 
бетона М-200 

мЗ 

25. 

СЦМ-2 

п.9 

етр.І92 

Арматура А-Ш 

т 

26. 

й.7 

Арматура А-І 

т 

27. 

20-696 

І8-І 

Металгаеение 
щїєпєжшє де тали 

100 


КГ 


5 6 7 8 9 10 II 


0,14 

62,7 

9 

0,003 

229,0 

І 

0,01 

250,0 

3 

1,04 

50,5 

53 

0,11 

286,0 

ЗІ 

0,06 

253,0 

15 

2,40 

35,9 

86 


12 





224-і 

1-434.85” Ал.їІ 

ч.І 


- 

37 - 


ї 

2 

3 

" 4 ~ 

’ 5 ~ ~ 

6 7 

8 9 10 II 12 

28. 

ссц 

таб.З-І 

д.І8 

Метаддизация кре- 
пешшх деталей 

т 

0,24 

178,0 

43 

29. 

6-148 

14-6 

Водостоки из бетона 
М-200 

мЗ 

0,1 

88,6 

9 

ЗО. 

сад -2 

£І3 192 

Арматура В-І 

т 

0,002 

392,0 

І 

ЗІ. 

8-45 

5-9 

Киршганнй бортик 
толщшой 12 ем по 
кознрьку 

100 

м2 

0,03 

472,0 

14 

32. 

12-389 

9-6 

Пароизоляция из 
одною слоя рубе- 
ровда на битумной 
мастико 

100 

мЗ 

0,27 

49,9 

ІЗ 

33. 

12-286 

9-3 

Утешшше тамбура 
плитами из ячеис- 
того бетона 

100 

м2 

0,27 

17,30 

5 





224-/-434.ЯГ Ал,у/ н.| 


І 

2 

3 

4 

5 

34. 

осц 

н.9-327 

Шштн ЇЇЗ ЯЧ0ИСТНХ 
бетонов ОбЬвШОІ 
массой 400 кг/іаЗ 

мЗ 

5,56 

35. 

12-299 

ІО-І 

Стяжка из дементно- 
песчаного раствора 
толщиной ІВ мм 

100 

М2 

і, п 

36. 

ч 

со 

о 

Кровля рулонная 
плоская четнрех- 
сдойная из руберои- 
да на битумной 
мастике с защитнш 
слоем из гравші 

100 

М2 

І, II 

37. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка сборннх 

железобетонннх 

стуненей 

шт 

108 

38. 

ссц 

том Ш 
п.777 

Стоимость стуненей 

м 

183,6 

39. 

П-7І 

II-5 

11-73 

ІІ-7 

Устройство мозаич- 
ного покрнтия 
толщ. 40 ш 

100 

0,32 


6 7 

” 8 ~ 

9 ~ 

27,90 


155 

51,60 


57 

302,0 


335 

0,72 


78 

4,9 


900 


1148,0 


367 





2 гч-\ 

І-ЧЗЧ-вХ Ад.УІ 

Чі 1 


- 39 

- 


ї 

2 

3 

" 4 " 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 



Дена: 628,04-130, Ох 
х4= 





40. 

9-122 

17-5 

Установка огравде- 
шй входов 

т 

0,07 

50,2 

4 

41. 

СЦМ-2 

П.І98І 

Стоимость металли- 
ческого огравдения 


0,07 

327 

23 

42. 

15-614 

164-8 

Окраска металли- 
ческого огравдения 

100 

0,02 

55,60 

І 

43. 

10-254 

32-3 

Установка деревин¬ 
ного поручня 

м 

49,6 

0,22 

П 

44. 

СЦМ-І 

п.47 

Стоимость деревин¬ 
но то поручня из 
досок 

мЗ 

х,о 

87,1 

87 

45. 

15-635 

165-4-29, 

ЗО 

Окраска деревинного 
поручня лаком за 

2 раза 

100 

м2 

0,5 

35,7 

18 





224 -І-ЧЗЧ. 8 У Ла-V/ ч.І 


40 


12 З 


4 5 6 7 8 9 10 II 


45. 

15-256 
65-5-II 

Штукатурка кирзшч- 
шх стен тамодра 

100 

м2 

0,17 

110,0 

47. 

І5-5ІІ 

153-4 

Силикатная окраска 
стен 

100 

а2 

0,17 

11,9 

48. 

15-297 

59-4 

їїодготовка под 
окраску пошаков 

100 

М2 

І,ІІ 

20,7 

49. 

15-663 

168-6 

Водоемульсионная 
окраска потолков 

100 

м2 

І, II 

60,8 

50. 

12-299 

10-1 

Цементная стяжка 
но верху киршчнш; 
стен 

100 

0,10 

51,6 

51. 

8-61 

7-5 

Металшгееские ре¬ 
шетиш для адгарания 
ног 

т 

0,05 

335,0 

52. 

9-102 

14-2 

Обшивка кознрька 
профилированннш 
ялгаотгтпигр. дис— 

тами 

100 

м2 

0,26 

220,0 


19 

2 

23 

67 


5 

17 


57 


12 





224-1-43^, ДЛ, У( Ч * І 


41 


1 2 3 4 5 


53, Цр-нт Стоішооть гофряро- 

8-084 ванного алшнния м2 25,69 

СВД-2 

С!іф,ї97 Цена: (І4,0+0,005х 

х52,85)хІ,007§=І4,37 


54. 15-79 Облицонка нходов 

13-І "кабанчиком" 

СЩ-І 

п. 125,124 Цена: 452,0+1,Ох 
ССЦ х24,І+(5,39-3,2)х 

п.2-27 хІ00= 


Итого по "6 а 

в т.ч. металлокон- 
струкции 


в) Крнльца и входи 
в техподподье 


І. 

7-400 

36-1 

Укладка бноков 
стен подваяа мас- 
сой до 0,5 т 

шт 

46 

2. 

7-401 

36-2 

То же, массой до 

І т 

шт 

29 


100 

м2 0,39 


6 7 8 9 10 II 12 

14,37 309 

695,1 271 


9165 

(426) 

1,27 58 


1,39 


40 






224-1-434.85" Ал. VI ч. І 


42 


І 

2 

3 

4 

5 

3. 

7-403 

36-4 

То же, массой 
более 1,5 т 

шт 

6 

4. 

ссц 

том П 
И.І2-І 

Стоимость стеяовьгс 
&ЮКОВ из тяжелого 
бето на М-ІОО марки 
ФБС 24-3.$т 

шт 

16 

5* 

п.12-11 

ФБС 9-3*6т 

шт 

46 

є. 

П.І2-3 

ФЕЮ 24.5.6т 

шт 

6 

7. 

П. 12-13 

ФБС 9.5*6т 

шт 

ІЗ 

8. 

8-38 

5-6 

Кзвдка стенок из 
керамического кир- 
пича 

N8 

17, 

9. 

7-128 

9-І.1*8 

Укладка дерешчек 
маосой до 0,7 т 

шт 

4 

ТО. 

7-446 

38-10-1*8 

То же, массой до 

0,3 т 

шт 

2 


6 7 8 9 10 II 12 


2,64 

16 

17,6 

282 

6,76 

ЗІІ 

28,2 

169 

11,3 

147 

37,9 

663 

1,71 

7 

0,27 

І 





224-1-434-85“ Аа.VI ч• І 


43 


І 

2 

3 

4 

п. 

ссц 

том Ш 
п.913 

Стозшость перемнчек 
марки 2ПР7-І8.51.14 

шт 

12. 

п.866 

ШРІ-І2.І2.І4 

шт 

ІЗ. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка сборшх 
железобетонких 
ступенеї 

шт 

14. 

ССЦ 
том ПІ 
я. 777 

Стоимость ступ єн ей 

м 

15. 

9-122 

17-5 

Установка меташги- 
ческого оградцения 

т 

16. 

СЩІ-2 

п.1981 

Стоимость металли- 
ческого огравдешя 

т 

17. 

15-614 

164-8 

Окраска металли- 
ческого огравденжя 

100 

м2 

18. 

10-254 

52-3 

Установка деревин¬ 
ного поручня 

м 


5 6 7 8 9 10 II 


4 

9,36 

37 

2 

1,43 

3 

85 

0,72 

61 

127 

4,9 

622 

0,07 

50,2 

4 

0,07 

327,0 

23 

0,02 

55,60 

І 

47,2 

0,22 

10 


12 





224-1- Ч2Ц. Ал, VI ч. ї 



44 


6 7 8 9 10 II 12 


87 Д 74 


35,7 15 


1148,0 149 


695,1 612 


29,3 132 


84,7 


17 





224-1-434. 85 АЛ.УІ ч. І 



6 7 8 " 9 ~ " 10 її ~ “ 12 


90,0 16 


3470 


37,33 7 


7 


1,65 


20 







224-1-434'*? Ал.УІ и. 


46 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

2, 

7-403 

36-4 

То же, массой бодее 
1,5 т 

шт 

24 

2,90 

70 

3, 

ссц 

том П 
ж.12-3 

СтОИМОСТЬ СТЄНОВБК 

бдоков марки: 

ФБС 24.5.6-т 

шт 

24 

28,20 

677 

4. 

п.їг-із 

То же, ФБС 9.5.6-т 

шт 

12 

11,30 

136 

5. 

8-30 

5-І 

Кладка стен из 
киршгса керамюгес- 

КОГО 

мЗ 

6,20 

34,20 

212 

6. 

8-45 

5-9 

То же, перегородок 

100 

м2 

0,62 

472 

293 

7» 

7-445 

38-10-1.8 

Укладка перемнчек 
массой до 0,3 т 

шт 

46 

0,23 

II 

8, 

ССЦ 
том Ш 
іи863 

Стошость сборннх 

ЖЄЛЄЗОбЄТОНННХ 

дерешчек марки 
ІПН-І0.Д2Л* 

шт 

8 

0,81 

6 

9* 

П.І65 

ЮРІ-12*12.6 

шт 

16 

0,85 

14 


12 


9, 





224-і 

Г- 434. $5" Ал.ЧІ 

чЛ 


- 47 

- 


ї ~ ~ 

2 

3 

~ 4 ~ 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

10* 

П.86? 

ШР2-І6.І2.І4 

шт 

І 

2,12 

2 

II. 

п.878 

ШР38-І2,12.22у 

шт 

2 

2,40 

5 

12. 

п.879 

ШР38-І5.І2-22у 

шт 

6 

3,45 

21 

ІЗ* 

д.884 

Ш8-20Д2.22у 

шт 

6 

3,80 

23 

14. 

п.909 

2ИР7-23.38.І4 

шт 

7 

8,98 

63 

15. 

7-460 

39-5-1.8 

Укладка плит до- 
крнтия шахти 

шт 

6 

2,09 

ІЗ 

16. 

ССЦ 5.1 

п.ІІ-148 

прим. 

стр.ІІ5 

црилож.І 

Стошость ПЛОСКИХ 
плит лролетом 1,6 
нормативної! наїруз- 
кой 1250 кг/м2, 
цриведенной толлда- 
ной 8 ом. марки 

ПТ12,5-ій. 14 

м2 

13,44 

6,32 

85 


Дена: 6,91-0,2x2- 
-0,22=6,32 





224-1- Ал. V/ ч.І 


48 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

17. 

ІІ-ІІ 

І-ЇІ 

Бетонная подготовка 
из бетона М-ІОО 
тащиной 10 см 

мЗ 

4,10 

29,30 

120 

18. 

11-55 

8-І 

Цементная стяжка 
толщиной 20 ш 

100 

м2 

0,26 

70 

18 

19. 

IX-47 
11-48 

Обмазать горяним 
бктумом за 2 раза 

Цена: 45,8+14,20= 

100 

ійЗ 

0,21 

60,0 

ІЗ 

20. 

II-77 
ІІ-ІІ 

Железнение цемент¬ 
ної стяжки 

100 

м2 

0,05 

9,83 

І 

21. 

26-35 

Утенление перего¬ 
родок минераловат- 
шш плитами 

мЗ 

2,96 

35,50 

105 

22. 

СЩ-І 

д.121 

Стоимооть минерало- 
ватннх плит 

мЗ 

2,90 

13,40 

39 

23, 

,1,9 

00 

Ус'іройство деревин¬ 
но го каркаса из 
брусьев 

мЗ 

0,48 

ПО 

53 


12 





22ІІЧ-Цгц.ху 4л, Vі ч,1 


49 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 

12 

24. 

10-202 

37-2 

Огнезащита деревян- 
нюс кояетрукций 

мЗ 

0,48 

7,51 

4 


25. 

15-296 

60-1 

Штукатурка перего¬ 
родок по сетке 

100 

м2 

0,37 

386 

143 


26. 

15-304 

6І-І 

Устройство каркаса 
при ош їук атурива- 
тж 

100 

м2 

0,37 

73,0 

27 


27. 

8-61 

7-5 

Установка метапли- 
ческвх решеток 

т 

0,092 

335 

ЗІ 




їїтого по н д” 




2205 




е) Продуби 






І. 

10-94 

І7-І 

Столярно© запол- 
неше продухов 
площадь© до 5 м2 

м2 

2,52 

3,06 

8 


2. 

СЦЙ-2 

Н.ЗІ2 

Стоимость деревян- 
ной коробки 

м 

7,83 

1,07 

8 







224-І-А&4. &Г ч.І 


50 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

3. 

СЩ-2 

п.192 

Стоимоеть переплетов 

м2 

2,28 

7,82 

18 

4* 

26-50 

10-5 

Натяжевде штапли- 

ЧЄОЕОЙ СЄТКИ 

м2 

3,96 

1,3 

5 



йтого по "є" 




39 



ж) Ам$итеатр 





І* 

6-19 

1-І 9 

Устройство ам^и- 
театра из бето на 
1-150 

мЗ 

24,5 

33,6 

823 

2, 

СЕДО-2 

стр*І92 

п*43 

Стошость арматури 
Бр-І 

т 

0,21 

392,0 

82 

3. 

10-190 

35-2 

Обшивка стен 
зстрадн вагонкой 

100 

м2 

0,08 

663,0 

53 

4* 

15-635- 

-165-4- 

29,30 

Покрнтие вагонки 
лаком 

100 

М2 

0,08 

35,7 

3 


Итого по "ж" 


961 







224-1-434.85- 4л.V/ ч.| 


І 

2 

3 

4 

5 



з) Лестщщи актового 
зала 



І. 

7-400 

36-1 

Укладка бетонних 
блоков маоеой до 

0,5 т 

шт 

8 

2. 

осц 

том Ш 
п*2-8 

Стошооть бетонних 
блоков марки: 

ФБС 12.4.3-т 

шт 

8 

3. 

8-38 

5-5 

Кладка стенок из 
керамического кир- 
пича 

мЗ 

6,8 

4. 

7-446 

38-10-1*8 

Укладка перешчек 
шссой до о,3 т 

шт 

6 

5. 

ССЦ 
том Ш 

П.9І2 

Стозшость перешчек 
марки ЖРб-ІБ* 51*14 

шт 

6 

6. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка сборних 
железобе тонних 
ступеней 

шт 

24 



0,72 


17 





224-1-434.8? 4л. VI ч.) 


52 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

7. 

ССЦ ч.Ш 
п.778 

Сїоимоєть ступеней 
марки ІС-І5 

шт 

24 

7,35 

176 

8. 

9-122 

17-5 

Установка огравде- 
шй лестшц 

т 

0,0X3 

50,2 

І 

9. 

СЦ1І-2 

П.І98І 

Стойіюсть металлж- 
ческого огравденая 
лестшц 

т 

0,013 

327,0 

4 

10. 

15-614 

164-8 

Окраска метадоди- 
ческого оградцения 
лестшц 

100 

м2 

0,01 

55,60 

І 

II. 

10-254 

СЦМ-І 

Н.47 

Установка деревян- 
ного поручня 

Цена: 0,22+87,їх 
х0,І5х0,04= 

м 

12,5 

0,74 

9 

12. 

15-635 

165-4-29, 

ЗО 

Окраска деревянного 
поручня лаком за 

2 раза 

100 

м2 

0,03 

35,7 

І 


її 12 





224-1 -ЧгЧЛБ Ал.УІч. І 


1 2 3 4 5 


15-256 Штукатурка киршчннх 

55-5-ІІ стенок ограждешй ІОО 

м2 0,34 


15-587 Взсококачествешая 

160-6 масляная ояраска 

стенок 100 

м2 0,34 


8-27 Обмазка кнрпннннх 

4-7 стен бнтумш 100 

м2 0,24 


йтого до "з" 

йтого по разделу 

в т.ч. металлокон- 
струкщн 


Б* Надземная паств 
X, С т е н н 


І. 8-74-2 Кладка стен из 

9-2 керашческого кир- 

шча пустотелого 
с облицовкой лице¬ 
вим КИШИПОМ тол- 
ЩЙНОЙ ОІ см при 


13. 

14. 

15. 


53 


6 7 8 9 10 II 12 

110,0 37 

103,0 35 

90,0 22 

672 

17376 


(426) 






гг 4-К434.85" А-Л. VI ч.\ 


І 

2 

3 

4 

5 



внсоте зтажа до 4 м 

мЗ 

805,7 

2. 

8- 75-2 

9- 2 
т*ч. 
п.ІДІ 

То хе, при внсоте 
зтажа более 4 м 

мЗ 

36,1 

3. 

8- 76-2 

9- 3 

То хе, стен толщи- 
ной 64 см при ш- 
соте зтажа до 4 м 

мЗ 

392,3 

4. 

8- 77-2 

9- 3 
тех.ч. 
п*І*II 

То хе, при внсоте 
зтажа более 4 м 

мЗ 

130,0 

5. 

8-30 

5-І 

ОСЦ 

п.6-1 

6-4 

Стенн парадетше 
толщиной 25 см из 
лицевого киршча 

Дена: 34,2+(І22- 
-68)х0,38= 

мЗ 

15,6 

6. 

8- 72-2 

9- І 

То хе, 38 см 

мЗ 

94,7 

7. 

8- 36 

9- 4 

Стени внутренние 
из керамичесяого 




киргиза при шсоте 


54 


6 7 8 9 ХО II 12 

44,7 36015 

44,5 1606 


42,9 16830 

42,7 5551 


54,72 


854 


47,6 


4508 





224-1-434. »5 Ал.УІ ц.І 


55 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 



атака до 4 м 

мЗ 

932,9 

34,3 

31998 

8. 

8-37 

5-4 

т.ч.п.І.ІІ 

То же, более 4 м 

мЗ 

128,0 

34,0 

4352 

9. 

8-59 

7-3 

Армароваше кладка 

т 

0,75 

194,0 

146 

10 . 

8-47 

6-І 

Кладка столбов из 
керамического щр- 
шча при внсоте 
атажа до 4 м 

мЗ 

21,6 

39,3 

849 

II. 

8-48 

6-І 

тех.ч. 

ЇЇ.І.ІІ 

То же, бале© 4 м 

нЗ 

17,5 

39,1 

684 

12. 

7-446 

38-І0-І.8 

Укладка перешчек 
маосой до 0,3 т 

шт 

638 

0,27 

172 

ІЗ. 

7-128 

9-І-І.8 

То же, мас сой до 

0,7 т 

шт 

67 

1,71 

115 

14. 

7-ІЗІ 

£-2-1.8 

То же, массой до Іт 

шт 

38 

2,01 

76 


12 





224 - 1 - 434.«5 АА.к'І «4.1 


56 


І 

2 

3 

4 

5 

15. 

есц 

том Ш 
л.863 

Стоїшость перешлек 
маоки: 

ШРІ-І0.І2.6 

шт 

п 

16. 

п.865 

ШРІ-І2.І2.6 

шт 

12 

17. 

л.867 

ШР2-І5.І2.І4 

Шї 

12 

18. 

п.867 

ШР2-І6.І2.І4 

шт 

9 

19 

п.868 

ШРЗ-І9.І2Д4 

шт 

28 

20. 

п.869 

ШРЗ-22.І2Д4 

шт 

15 

21. 

п.870 

ШРЗ-24.12.14 

шт 

II9 

22. 

л.871 

ШР4-25.І2.І4 

шт 

359 

23. 

п.872 

ШР4-28.І2.І4 

шт 

6 

24. 

п.878 

ЛІР38-І2,І2,22у 

шт 

4 

25. 

п.880 

ШР38-І8.І2.22у 

шт 

5 


6 7 8 9 10 II 12 


0,81 

9 

0,85 

10 

2,12 

25 

2,12 

19 

2,23 

62 

3,07 

46 

3,12 

371 

3,34 

1199 

4,4 

26 

2,4 

10 

4,66 

23 





224-1-434. 85- 44.VI ч.І 


5 ? - 


І 

2 

3 

4 

5 

26. 

п.883 

ШР28-20.25.22у 

шт 

4 

27. 

п.885 

ШР38-24.25,22у 

ШТ 

7 

28. 

п.891 

ІПР38-29.25.22у 

шт 

7 

29. 

п.893 

2ПР72-І4.38.22у 

шт 

28 

ЗО. 

п.894 

2ПР72-І5.38.22у 

шт 

7 

ЗІ. 

п.896 

2ПР72-20.38.22у 

шт 

7 

32. 

п.897 

2ПР72-27.38.22у 

шт 

5 

33. 

п.903 

2ПРЗ-ІІ.38.6 

шт 

3 

34. 

п.907 

2ПР5-І8.38.І4 

шт 

3 

35. 

п.905 

2ПР4-І4.38.І4 

шт 

20 

36. 

П.923 

ЗПР4І-29.38.29 

шт 

38 

37. 

п.941 

ШР8-59.І2.29 

шт 

34 


6 7 8 9 10 II 12 


8,8 

35 

12,0 

84 

18,1 

127 

9,36 

262 

10,5 

74 

15,3 

107 

24.5 

123 

2,21 

7 

7,2 

22 

5,78 

116 

27,2 

1034 

22,5 

765 





Ш-1-43 Ад.УІ ч.| 


58 


І 

2 

3 

4 

5 

38. 

7-434 

38-6-1.8 

Укладка ярогонов 
массой до 2 т 

шт 

34 

39. 

7-437 

38-7-1*8 

То же, маесой до 

3 т 

шт 

36 

40. 

7-440 

38-8-1.8 

То же, вяасеой до 

5 т 

шт 

21 

41. 

ССЦ 

9-287 

Стоимость сборшх 
железобе тоннах 




пршоугольннх про- 

гонов из бетона 

М-300 дниной более 

4 до 6 м, обьемом 

до І мЗ мЗ 48,64 

СП 40-60д; ПР60.4.4-5) 


42. ССЦ То же, таврових из 

9-304 бе тоиа М-400, 

ТфЧ Ф обьешм до 2 мЗ 31,49 

я.3-3 (ПР60*4*4*-3: 

ЕР60.5.5-^) 


Дена: 65,740,82+ 
+1,63= 


6 7 

~ 8 ~ 

9~ 

4,21 


143 

13,2 


475 

25,1 


527 

70,4 


3283 

68,15 


2146 





22 4-1-434.85 Ал.УІ ч. / 


59 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

43, 

ССЦ 

таб.З-І 

Стошаость арматури 
А-І, А-2 

т 

3,93 

22 9,0 

900 

44, 

_п __ 

То же, А-У 

т 

1,35 

239,0 

323 

45, 

_п__ > 

То же, Вр-І 

т 

0,24 

321,0 

77 

46. 

II — 1 

То же, А-Ш 

т 

8,59 

250,0 

2148 

47. 

__п — 

Стоемость закладних 
деталей 

т 

0,39 

413,0 

Х6І 

48. 

8-59 

7-3 

Прокладка арматури 
над цроемаш 

т 

0,02 

194,0 

4 

49. 

7-669 

47-ІІ-І.8 

Укладка опорних 
шдуіаек маесой 
до 0,5 т 

шт 

244 

0,72 

176 

50. 

ССЦ 

д.9-96 

Стоимость опорних 
подушек нз бетона 
ЙІ-200 

мЗ 

10,84 

62,7 

680 

51. 

ССЦ 

таО.З-І 

Стоемость арматури 

А—І 

т 

0,12 

229,0 

27 


12 





224-1- 434*85" Да. V/ ч. І 


60 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

52. 

ссц 

тао.З-І 

Стошость арматура 
А-Ш 

т 

0,35 

250,0 

88 

53. 

7-669 

47-ІІ-І.8 

Укладка парапетних 
штат мас сой до 

0,5 т 

шт 

222 

0,72 

160 

54. 

ССЦ 

П.ГЕ-239 

Стошость парапетних 
плит из бегона 

М-200 

мЗ 

Я,97 

71,1 

851 

55. 

ССЦ 

тао.З-І 

Стошость арматури 
Вр-І 

т 

0,10 

321,0 

32 

56. 

8-189 

22-1 

Наружнне леса ш- 
сотоі до 16 м труб- 
чатне для кладки 

100 

м2 

верт. 

цр. 

3,7 

42,2 

156 

57. 

8-190 

22-2 

т.ч* 

п.2.14 

Внутрешше леса 
трубчатне при шсоте 
иомещения до 6 м 

100 

м2 

верт. 

іф. 

3,11 

49,7 

155 


II 12 


йтого до разделу 


120824 






224-1-434.85 Ал. VI «.І 


61 


І 

2 

3 

XI* Перекритие и 
покрнтие 

4 

5 

6 7 

8 9 

І. 

7-460 
39-5-1 # 8 

Укладка панелей 
перекритий плодадью 
до 5 м2 

шт 

69 

2,09 

144 

2. 

7-463 

39-6-1.8 

То же, площадью 
до 10 м2 

шт 

по 

3,09 

340 

3. 

7-451 
39-2-1 # 8 

То же, площадью 
более 10 м2 

шт 

417 

2,99 

1247 

4* 

ССЦ 
том Ш 
п.345 

Стошоеть сборшх 
железобетонншс 
многопуетотннх 
шшт марки 

Ш6-6 0-58 

шт 

35 

97,60 

3416 

5* 

п.388 

ПК6-60-І2 

шт 

І 

64,90 

65 

6 . 

п.327 

ПК6-63-І8 

шт 

4 

104,0 

416 

7. 

п.410 

Ж6-57-І0 

шт 

4 

50,40 

202 


II 12 





224-1 -цгклз Дл.у/ 4,1 


62 


І 

2 

3 

4 

5 

8. 

п.329 

Ж4-63-І8 

шт 

17 

9. 

п.414 

ПК4-63-І0 

шт 

15 

10* 

п.346 

Ж6-57-І8 

шт 

24 

II* 

п.382 

Ж8-60-І2 

шт 

2 

12. 

п.403 

ПК8-60-І0 

шт 

4 

ІЗ. 

п.362 

Ж8-60-І5 

шт 

10 

14. 

п.374 

ПК4-60-І5 

шт 

8 

15. 

її. 415 

Ж4-60-І0 

шт 

8 

16. 

п.394 

Ж4-60-І2 

шт 

2 


6 7 8 9 10 II 12 


95,60 

1625 

56,40 

846 

91,20 

2189 

69,60 

139 

56,20 

225 

87,10 

871 

82,20 

658 

52,90 

423 

63,60 

127 





224-Ь434.85 Дл.Уі Ч. і 


17. Ж6-60-І0 шт 2 

П.409 


18. - п - Щ6-60-І5 шт З 

п.368 


19. ССЦ То же, нормативної 

II-158 нагрузной 815 кг/м2 

щщяож.І нролетом 8,98 м, 

стр.346 приведенной толзци- 

ной 12,50 см 

ПК90.ІЙ-4,5Аї7т м2 1485,18 


Цена: 7,81+2,91+ 
+0,2x2= П,і£ 


20. То же, нормативної 

нагрузкой до 
805 кг/м2, приве- 

5 ЄННОЙ толвдной 
1,88 см 

ПК-90,12 -4,5АтУт 

ПК-90,10-4,5Ат7т м2 1253,56 


Цена: 7.81+2,91+ 
+0,2= і6,92 


6 7 

8 ~ 

" 9 ~ 

54,0 


108 

83,80 


251 

II, 12 


16 515 


10,92 


13689 





ПЦ-х-к^ЛХ Ал.УІ Ц,\ 


64 


1 2 3 4 5 


21. То же, нормативної 

наїрузкой 930 кг/м2, 
прдаеденной тодщи- 
ной до 12 см 
ПК90Д5-6АтУт; 

ІШ90Д2-6АтУт; 

ВК90Д0-6А'йГт м2 1315,23 


Цена: 7.81+3,34+ 
+0,2= 11,35 


22. То же, длиной 2,98м, 

п.II-146 нормативної нагруз- 

кої 800 кг/м2,_ 

яриведенной толщиной 
12,85 см, марки 

ІШ30Д5-6Т м2 142,08 


Цена: 7,74-0,07+ 
+0,20x2=8,07 


23. То же, приведенной 

толщиной 12,15 см, 
марки ЗЖЗОД2-6т м2 63,90 

Цена: 7,74-0,07+ 

+0,20= 7,87 


6 7 8 9 10 II 12 


11,35 14928 



503 





22Ц-1-АЗМ. 25 4л. VI ч.І 


1 2 3 4 5 


24* То же, нормативної 

нагрузкои 970 кг/м2 
ПКЗб.ІО-вт м2 38,35 

Дена: 7,74+0,20=7,94 


25* То же, дролетом 

пЛІ-158 11,98, нормативной 

нагрззкой до 
815 кг/м2, нриве- 
денной толщиной до 
17 см, марки 
ПШ0Л5-4,5АтУт 

ЩІ20Л0-4,5АтУт м2 577,07 


Дена: 7,81+5,88+ 
+0,20x6=14,89 


26* - и » То же, нормативної 

нагрузкой до 
930 кг/м2, марки 
ПКІ20*І5-6АтУт 

ПШОЛО-бАтУт м2 279,61 


Дена: 7,81+6,67+ 
+0,20x6=15,68 


6 7 8 9 10 II 12 


7,94 304 


14,89 8593 


15,68 


4384 





2244-434.05* 4-Л,Уі 44 


І 

2 

3 

4 

5 

27. 

н.Н-148 

То же, плоских, 
ддиной ІД м, нор¬ 
мативної нагрузкой 
800 кг/м2, приведен- 
ной толщшой 8 см 
ШШБ-ІІ-9 

м2 

5,94 



Дена: 6, 91-0,27- 
-0,20x2=6,27 



28. 

7-445 

38-І0-І.8 

Укладка перешчек 
массой до 0,3 т 

шт 

3 

29. 

7-130 
9-2-1. 8 

То же, перемшек 
весом до 1 т 

шт 

4 

ЗО. 

ССЦ 
том Ш 
п.865 

Стошдость сборшх 
железо бе тоннах 
перешчек из бето- 
на М-200 марки 
ШРІ-І2.І2І6 

шт 

3 

ЗІ. 

п.924 

ЗЇЇР4І-32.38* 29 

шт 

2 

32. 

7-285 

І7-І 

Установка ж отож- 
мооть монтажних 
деталей 

т 

0,45 


6 7 8 9 10 II 12 


6,27 37 

0,23 І 

1,77 7 

0,85 З 

0,85 2 


362 


163 





2Є4-І -кїк .9У Аа. V/ 4,1 


67 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

33. 

6-173 

І6-І 

Монолитше железо- 
бетоннне участки из 
бетона М-200 

МЗ 

34,31 

42,70 

1465 

34. 

СЩ-2 

л.ІО 

Стожмость арматури 

т 

1,211 

338 

409 

35. 

__п^ 

п.І2 

То же, А-Ш 

т 

2,367 

325 

769 

36. 

п*43 

То же, Вр-І 

т 

0,55 

392 

216 



Итого ло разделу 




76427 



Хїї. Кровля 





І. 

12-289 

9—6 

їїароизояяция аз 
одного слоя рубе¬ 
ройд а на битумной 
мас тик е 

100 

м2 

29,40 

49,90 

1467 

2. 

12-286 

9-3 

Утепление кровля 

жз ячеистих 

100 

м2 

29,40 

17,30 

509 






ггц-і~4г>кЛ5 Ал.у/ у. і 


68 


12 З 


4 5 


З* ССЦ Шттн до яче йотах 

п*9-327 бетонов обьемной 

массой 400 кг/ї/8 ійЗ 605,64 


4, 12-299 Стяжка из цементно- 

ІО-І песчаного раствора 

толпщной 15 ш 100 

м2 29,40 


5. 12-130 Кровля рулонная 

2-6 шіоская четнрех- 

слойная яз руберод- 
да на битушой мас¬ 
тке с защитньш 
слоем жз іравая 
при пшрине зданая 
более 24 м 100 

Й2 29,40 


Итого по разделу 
ЇЇН. Лестнщн 


І. 7-502 Укладка лвстшчнш: 

41-2-1.8 площадок массой 

более І т і? 20 


6 7 8 9 10 II 12 


27,90 16897 


51,60 1517 


302,0 8879 


29269 


3,32 


66 






224-1-434.&Г Лл.И ч. І 


69 


І 


2 . 


З* 


4* 


5. 


6* 


2 

3 

4 

5 

6 

ссц 

п, II-169 
прш* 

СЦМ-І 
п.153 
дрил.2 
т*Б 

Стсяшость лестнин- 
ннх площадок о по¬ 
лом из кераминеокой 
плитки 

Цена; 9,94+1,17+ 
+3,56=14,67 

м2 

70,56 

14,67 

7-506 

41-4-І .8 

Укладка лестшчннх 
маршей массой 
более І т 

шт 

16 

3,11 

ССЦ 

п.II-167 

Стоимость лестнич- 
ШХ марпей С облЕТ¬ 
НО вкой накладними 
проступиш мас сой 
до 5 т 

м 2 

35,36 

10,80 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка железо- 
бе тонних простуней 
массой до 0,5 т 

шт 

195 

0,72 

ОСЦ 

п.ІІ-173 

Стоимость железо- 
бе тонних просщупей 
даной до 3 м 

м 

253,50 

1,67 


8 9 10 II 


1035 


50 


382 

140 


12 


423 





224-І-434.Я5* АЛ.УІ ц,І 


І 

2 

3 

4 

5 

7. 

ссц 

дрил.т.А 
стр.І29 

Добавляется на мо¬ 
заїчную поверхнесть 

м2 

76, 

8* 

7-445 

38-10-1,8 

Укладка неремнчек 
массой до 0,3 т 

шт 

54 

9* 

ссц 

Т.Ш 

п.873 

Стоішость леремнчек 
марки ШР4-29.І2.14 

шт 

54 

ю. 

7-460 

39-5-1.8 

Укладка панелей 
перекритий площадью 
до 5 м2 

шт 

16 

II. 

ССЦ 

п.ІІ-146 

прил.І 

стр.346 

Стоимость сборннх 
железобетонних 
шогопустотннх плит 
дошной 2,98 м. 




нормативно й на- 
грузкой 800 кг/м2, 
приведенвой толщи- 
ной 12,15 см, 

марки АК30.І2-6т м2 56,80 


Цена: 7,74-0,07+ 
+0,2= 7,87 






224-1-434-8.5' Аи. VI ч. | 


71 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

12. 

8-45 

5-9 

Кладка стен под 
ступеня из кнршча 
керашческого толщи- 
ноі 12 см 

100 

м2 

0,40 

472,0 

189 

ІЗ. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка сборних 
аелезобетонних 
ступеней 

шт 

24 

0,72 

17 

14. 

ОСїїч.Ш 

п.777 

Стовдость ступеней 

шт 

24 

6,62 

159 

15. 

9-122 

17-5 

Установка огравде- 
ний дестнщ 

т 

0,79 

50,2 

40 

16. 

спда -2 

п.1981 

Стоимость металли- 
чеекого ограядения 
лестнжд 

т 

0,79 

327 

258 

17. 

15-614 

164-8 

Окраска металлн- 
ческого ограядения 
лестшц 

100 

м2 

0,21 

55,60 

12 


12 





ггц-\-мгА'85 Ал.уі м.і 


72 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

18. 

9-46 

7-І 

Установка метадли- 
ческих стремянок 

т 

0,083 

58 

5 

19. 

ССЦ-2 

п.І9?6 

Стоимость стремянок 

т 

0,083 

384 

32 

20. 

15-614 

164-8 

Окраска металли- 
ческих стремянок 

м2 

0,02 

55,60 

І 

21. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка опорних 
шшт 

шт 

40 

0,72 

29 

22. 

ССЦ 

п.9-96 

Стоимость опорних 
шшт марки ОЛ-5-2 

мЗ 

0,68 

62,70 

43 

23. 

ССЦ 

таб.ЗІ 

п.І 

Стоимость арматури 
марки А-І 

т 

0,017 

229 

4 

24. 

п.З 

То же, А-Ш 

т 

0,068 

250 

17 

25. 

10-254 

СЦМ-2 

п.329 

Установка деревин¬ 
ного поручня 

Дена: 0,22+0,30= 

м 

68,40 

0,52 

36 



йтого по разделу 




3145 






224-1- 434* *5" Ал.У/ ч. | 


73 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 



в і.ч. металлокон- 
струкдаи 




(37) 



ЇЛ. Перегородки 





І. 

7-629 

46-3-1.8 

Установка гапеобе- 
тонннх крудноданель- 
ннх перегородок 
площадью до 6 м2 

шт 

198 

3,56 

705 

2. 

7-632 

46-4-1,8 

То же, площадью 
до 10 м2 

шт 

ЗО 

4,01 

120 

3. 

7-635 

46-5-1.8 

То же, площадью 
до 15 м2 

шт 

38 

5,16 

196 

4. 

ССЦ 

3-190 

Стоямость панелей 
тнпсобетоншх пере¬ 
городок площадью 
до 6 м2, толщишой 

80 мм 

м2 

493,51 

4,17 

2058 

5. 

1 со 

То же, площадью 
более 6 м2 

м 2 

829,40 

4,07 

3376 


12 





224-І-42Ц.Я5 Да.У! ч< і 


74 - 


І 


2 З 


4 


5 


6 


7 8 


9 


10 


II 


12 


6 . 

8-45 

5-9 

Перегородки неарми- 
рованнне толщиной в 
1/2 кирпича при вн- 
соте вража, до 4 м 
из керамического 
кирпича 

100 

іл 2 

5,56 

472 

2624 

7 . 

10-150 

29-1 

Установка зкранов 
санузлов из сто¬ 
ляри ой шштн 

ьа 2 

41,85 

0,81 

34 

8 . 

Я 

д .461 

Стоимость зкранов 
сану злов из століцз- 
ной шштн 

м 2 

41,85 

13,0 

544 

9. 

26-63 

Установка зкранов 
душ душених из 
ас бо цементних лис- 
тов 

100 

м 2 

0,07 

64,40 

5 

10 , 

СЦМ-І 

п ,29 

Стсшяость асбесто- 
цементннх листов 

100 

лист. 

0,02 

1367 

27 

II, 

20-696 

І 8 -І 

Меташшчеокие де- 
таж для креплешш 
зкранов сану злов 
и душешх 

100 

кг 

1,0 

35,90 

36 





гіцч-цзц.8£ дл*уі ч»і 


75 


І 

2 

3 

4 

12. 

15-623 

16 5-І 

Окраска енранов 
салузлов нитро- 
змадью 

100 

м2 

ІЗ. 

15-614 

164-8 

Масляная окраска 
металжяеских де¬ 
талей 

100 

м2 

14. 

26-35 

8-8 

У тепле ниє тамбура 

минераловатннми 

плитами 

мЗ 

15. 

СЦМ-І 

П.ІІ6 

Стоимость шнерало- 
ватннх шшт 

мЗ 

16. 

26-46 

ІО-І 

йзготовяение и 
приварна шгарей 
для креплешя теп- 

ЛОВОЙ ИЗОЛЯЕЩЙ 

100 


м2 


5 6 7 8 9 10 II 


0,96 

70,0 

67 

0,10 

55,60 

6 

0,96 

35,50 

34 

0,94 

43,60 

41 

0,12 

17,30 

2 


12 


Нтого по разделу 


9875 






224-/-43Л.05 АЛ. V/ ч. | 


76 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 



ХУ. 0 к н а 






І» 

10-74 

13-3 

Установка оконшх 
бдоков с раздельшш 
яереплетами шіощадью 
до 2 м2 в наменннх 
стенах 

м2 

1,53 

4,47 


7 

2. 

10-75 

13-4 

То же, площадью 
<5олее 2 м 2 

м2 

972,50 

3,25 


3161 

3. 

СЦМ-2 

Стоимость оконннх 
блоков марки 







Д.6І 

0Р2І-27г 

м2 

22,08 

18,2 


402 

4. 

П.6І 

0ЕР2І-24Г 

м2 

39,04 

18,2 


711 

5* 

п*64 

0РІ8-27в 


18,88 

20,8 


393 

6, 

— я — 
п.64 

0РІ8-27ВН 

м2 

18,88 

20,8 


393 

7* 

« п - 

п*64 

0РІ8-24в 

м2 

717,24 

20,8 


І49ЕГ9 


12 





224 - 1 - 434 . 8 $ ШІ Ч.І 


77 - 


І 

2 

3 

4 

8. 

СЦМ-2 

п.64 

0РІ8-24вн 

Ш 

9. 

П.59 

0РІ8-І8Г 

м2 

10. 

П.56 

0РІ8-ІЗ,5в 

М2 

IX. 

п.52 

0РІ8-І2Г 

М2 

12. 

п. 51 

0РІ8-9Г 

м2 

ІЗ. 

15-701 

20І-І 

Остевление окон- 
ннх блок ОБ 3 мм 
стендом с раздель- 
н переплетами 

100 

м2 

14. 

15-702 

20І-І-33 

То же, 4 мм 
стендом 

100 


м2 


5 

6 7 

8 9 10 

91,74 

20,8 

1908 

24,96 

20,4 

509 

23,20 

22,0 

510 

16,48 

18,3 

302 

1,53 

20,3 

ЗІ 

0,41 

229,0 

91 

9,33 

351,0 

3275 


12 
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78 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

15. 

ІО-ІОЗ 

19-2 

Установка подокон- 
шх досок при ви¬ 
сота проема до 2 м 

м2 

912,91 

0,92 

840 

16 . 

10-104 

19-3 

То же, при шсоте 
проема бояее 2 м 

вд2 

61,12 

0,62 

38 

17 . 

СІДО-2 

п.361 

стр.166 

Стоимость подокон- 
шзс деревянншс 
дооок 

м 

706.72 

1,38 

975 

18 . 

СЦМ-І 

д.416 

Стотость скоблиш: 
изделин ДЛЯ окон 
с раздельнпми пере- 
шхетами одноствор- 
ннш внсотой до 

2,1 н 

к-т 

9 

2,63 

24 

19 . 

п.417 

То же, одностворннх 
с фршутой 

к—т 

10 

3,0 

ЗО 

20 . 

її. 419 

То же, двухстворшх 
шсотой до 2Д м 

к-т 

12 

6,23 

75 

21 . 

її.420 

То же, двухстворшх 
с фрамугой пшриной 

ДО 2,І М 

к-т 

8 

5,93 

47 


12 





224-1-434. *Г АД.УІ я. І 


79 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 IX 12 

22* 

сцда-і 

п.421 

То же, двухс творвях 
с дгоамугой шириной 

ДО 2,ГМ 

к-т 

202 

6,68 

1349 



йтого 

РУЙ. 



29993 



ХУГ. Д в е р и 





і. 

ІО-ІОб 

20-1 

Установка наружншс 
ж внутреннях двер¬ 
них бдоков в намен- 
шх стенах пдощадью 
яроема до 3 аз2 

аз2 

114,27 

1,45 

167 

2. 

10-106 

20-2 

То же, пдощадью 
более 3 м2 

ІД2 

41,04 

1,19 

49 

3. 

10-107 

20-3 

То же, в перегород¬ 
ках шіощздью про- 
ема до 3 м2 

м2 

217,96 

2 

436 

4. . 

10-108 

20-4 

То же, площадки 
проема более 3 м2 

м2 

19,26 

1,58 

зо 






224-1-434. 2? 4л. VI ч. | 


80 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

5. 

СЦМ-2 

п.217 

Стоимость дверннх 
с&оков марш 
ДГ-2І-7, ДГ-2І-7Л 

и2 

25,02 

15,0 

375 

6 * 

п.218 

ДГ2І-9, ДГ2І-9Л 

м2 

108,0 

14,2 

1534 

7. 

н.219 

ДГ2І-І0, ДІ2І-І0Л 

м2 

110,55 

13,5 

1492 

8. 

П.22І 

Д02І-І0, Д02І-ЮЛ 

м2 

20,10 

8,76 

176 

9. 

п.221 

Д024-І0 

м2 

9,20 

8,76 

81 

10 . 

п.222 

Д024-І2, Д024-І2Л 

н2 

33,24 

8,06 

268 

II. 

п.223 

ДГ24-І5 

м2 

20,94 

13,8 

289 

12. 

п.225 

Д024-І5 

м2 

20,94 

8,9 

186 

ІЗ. 

П.26І 

Дії І.17, Дії 1.17 л 

М2 

11,90 

15,4 

183 


12 





224-1-434.85 Ал ч V/ ч . І 


81 


І 

2 

3 

4 

5 

14. 

СЦМ-2 

д.229 

т-і 

М2 

2,05 

15. 

Д.224 

ДН2І-І5П 

у2 

18,42 

16. 

п.221 

ДН2І-ІЗП 

м2 

4,10 

17. 

іі.267 

ДСІ9-9іу 

м2 

1,4 

18. 

п.268 

ДС2І-ІЗгу 

м2 

5,32 

19. 

п.267 

ВДС2І-І0іу 

м2 

2,05 

20. 

СВД-2 

П.І97І 

ВДМ-І 

т 

0,05 

21. 

10-138 

25-6 

Обжвкадверного 
блока ВД-І овднко- 
ванной сталью 

м2 

2,06 


6 7 8 9 10 XI 12 


17,8 

36 

9,79 

180 

8,76 

36 

24,9 

35 

25,9 

138 

24,9 

51 

316 

16 

4,30 

9 





224-1 -кїк.Я5 Ал.УІ ч. | 


82 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

22. 

10-140 

26-1 

Конопатка двершх 
коробок наклей в 
наЬужнш: стенах 
шіощадью проема до 

3 м2 

М2 

114,97 

1,34 

154 

23. 

І0-І4І 

26-2 

То же, площадью 
более 3 м2 

їй 

41,04 

0,95 

39 

24. 

15-730 

201-6 

Остекление дверних 
полотен 4 т 
стеклом 

100 

м2 

0,68 

222 

151 

25. 

9-ІІ8 

І7-І 

Установка металли- 
ческих дверей 

т 

0,05 

58,2 

3 

26. 

10-74 

13-3 

Занолнение фрамуж¬ 
них ігроемов блока¬ 
ми площадью до 

2 м2 с оданарннші 
юреллеташ в ка- 
менннх стенах 

м2 

49,32 

4,47 

220 

27. 

СЦМ-2 

п.173 

тех.ч. 

П.5§ 

Стоимость фрамуж¬ 
них блоков 

Цена: 20,7x0,62 

М2 

49,32 

12,83 

633 


12 





2гЧ- 1-434. Й£Г Ал.УІ ч. І 


83 


І 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 


2 


15-724 

201-4-33, 

35 


СЩИ 

д.446 


п.447 

П.448 

П.449 


3 

4 

5 

6 

Остекление фрамуж¬ 
них оданершх пере¬ 
плете® 4 ММ СТ6КЛ0М 

100 

0,49 

124 

Прибори окобянне 
для дверей, вход- 
шх в здание одно¬ 
дольних 

к-т 

2 

6,73 

То же, для дверей 
даупольянх 

к-т 

Є 

8,94 

То же, для дверей 
входннх в комнатн 
однопольних 

к-т 

172 

2,97 

То же, двупольннх 

к-т 

12 

3,23 


руб. 


7 8 9 10 II 12 

61 

ІЗ 

54 

511 
39 . 

7645 


Итого 






224-1-434.35 Аа.УІ ч.і 


І 2 3 4 5 


ХУЇЇ. По лн 

а) їїодготовка под 
поян 2-3 зтажей 


І. 11-53 їїзоляция їїз дре- 

7-4 весноволокнастшс 

плит толадной 
25 ш 

Цена: 85x2=170 


Стяжка їїз цементно- 
яеечаного раствора 
М-І50 толщиной 
40 ш 100 

и2 32,24 

Цена: 70+13,6x4= 

= 124,4 


3. 11-55 То же, толщиной 

8-І ЗО ш 100 

11-56 м2 2,74 

8-2 Цена: 70+13,6x2= 

= 97,20 


2* 11-55 

8-І 
11-56 
8-2 


100 

м2 32,24 


4 


11-55 

8-І 


То же, толщиной 
20 ш 


100 

М2 7,77 


84 


6 7 8 9 10 II 12 


170,0 5481 


124,4 4011 


97,20 266 


70,0 


544 





224-1-434. Ал. VI ч. І 


85 


12 З 


4 5 6 7 8 9 10 II 


5. 

11-55 

8-І 

То же, толщвож 

20 ш 

100 

М2 

1,95 

70,0 

6. 

О 

м і 

Устройство звуко- 
ЇЇ30ЛЯЦИ0ВН0Г0 слоя 

из керамзжта тол- 
щаной 50 мм 

мЗ 

13,70 

16,10 

7. 

33-18 

3-І 

ІІ-І9 

3—2 

Гидроизолящя изо- 
лом в 2 слоя на 
би чумної мастке 

100 

ь& 

1,95 

208,8 



Дена: 125+83,8=208,8 




8, 

II-51 

7-2 

Звукоизоляционши 
слої из песка 

мЗ 

13,00 

11,70 

9. 

11-63 

9-3 

Усчройство лаг до 
шатам перекритая 

100 

М2 

6,50 

72,90 

10. 

II-52 

7-3 

Йзоляция минерало- 
ватними плитами 

100 

0,59 

16,60 


137 


221 


407 


152 

474 


12 


10 





224-Ь МЗМ* 85 " Дл.УІ ч.І 


І 

2 

3 

4 

5 

II, 

СЦМ-І 

П.ІІ6 

Плитн щнераловат- 
нне 

УЗ 

2,43 



59x1,03x0,04= 



12* 

І5-ЗІІ 

63-3 

осд 

п.7-46 

Устроіство стяжки 
из баритобетона 
толщиной ЗО ш 

100 

м2 

0,59 



Цена: 84,0+213,Ох 
хЗ,6=850,80 





йтого но "а" 





б) Ч тше лот 



і. 

11-202 

28-1 

Поїфнтие из лино- 
леума полишнил- 
хлорвдного много- 

СЛОІНОГО 

100 

М2 

38,85 

2. 

ІІ-І35 

20-3 

Пощгатие из вера- 
шчееких плиток 

100 

м2 

4,83 


6 7 8 9 10 II 12 


43,60 106 


850,80 502 


І23ІІ 


4П 15967 


417,0 


2014 






ггц- \ -4*4 • 85" Лл. уі ч. і 


87 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

В 9 

3. 

ІІ-І94 

27-6 

Пощщтие из набор¬ 
ного паркета 

м2 

285,90 

9,71 

2776 

4. 

ІІ-І85 

27-2 

Поіфнгне дощатое 
тодщиной 37 ш 

100 

М2 

3,40 

473 

1608 

5. 

II-185 
27-2 

Покрнтие из рейки 
6СШ) 

100 

м2 

5,82 

788,3 

4588 



Дена: (473:0,036)х 
х0,06= 78§,3 





6. 

II-210 
28-1 

Поіфнтие из режна 

100 

2,74 

564 

1545 

7. 

II-71 

ІІ-5 

Устройство мозаич- 
ного нокштия 

М-200 

100 

ш 

0,22 

153,0 

34 

8. 

Кальк» 

.№ І 

Раствор с каменной 

ІфОШКОИ 

мЗ 

0,45 

98,64 

44 


12 





ггм- 1-434.85 ч. І 


1 2 3 4 5 


9. ІІ-І36 Устройство полов 
20-4 из неравдческой 

плитки для м оз зич¬ 
ного пола 100 

м2 9,12 


Итого по "б" 
Итого по разделу 


ХУШ. Внутренняя 
одделка 


І, 15-297 Отделка повєрхноо- 
209-4 ти потолков из 

ЖОЛвЗОбО ТОНШЕ 

плит под окраску 

при внсоте помеще- 

ния до 4 м 100 

м2 60,34 


2. 15-297 То же, внсотой 

209-4 до 8 м 100 

т.ч. ї& 7,49 

п.3.10 

Дена: 20,7-(І8,5+ 

+0,І5)х0,І= 


88 


6 7 8 9 10 II 12 


362 3301 

31877 

44188 


20,7 


1249 


18,86 


141 






224-1-434. $5 4л. VI ч. І 


89 



З* 15-297 То же. лєстнечеш; 

209-4 маршей и площадок 100 

Ш 1,06 


4* 15-256 Улучшенная внузрен 

55-5-ІІ няя штукатурка 

Кальк, наружннх стен 

& 2 пшсопержтовнм 

рао твором толщи- 
ной ЗО мм при ви¬ 
сото помещения до 
4 и 


Цена: 65,4+35,47х 
хІ,87= 


То же, при шсоте 
помещения более 
4 м Х00 

м2 2,22 

Цена: 65,4-(46,4+ 
ч6,8|х0^І+35,47х 


5* 15-256 

55-5-1І 
Кальк* 

№ 2 

т # ч. ЗЛО 


100 

м2 20,0 


15-256 Улучшенная штука- 

55-5-11 турка внутрешшх 

стен, перегородок, 

СТОДбОВ при шсоте 100 

помещения до 4 м ай 57,61 


6 



110,0 


6337 





224—1- 434. 85 А*. VI ч.І 



7. 15-256 То же, при внсоте 

55-5-ІІ помещения боЛве 4 м 100 

т.ч. 6,04 

п.З.ІО 

Дена: ІІ0,0-(46,4+ 
ч$,8)хО,І 


8. 15-277 Штукатурка оконннх 

56-1 и дверних откосов 100 

м2 3,68 


9. 15-502 Клеєвая окраска 

152-2 стен и потолков 

при внсоте помеще¬ 
ния до 4 м 100 

м2 72,68 


10. 15-502 То же, при внсоте 

152-2 помещения более 

т.ч. 3.18 4 м 


Дена: 6,03+(6,8+ 
+0,07)хї,І 


100 

м2 7,67 


II. 15-663 Окраска водозмуль- 

168-6 сионнбшш составами 

потолков 100 

м2 5,64 


90 


6 7 8 9 10 II 12 


104,68 632 


215,0 791 


12,90 938 


13,59 104 


60,8 


343 





ггй-і-ц Аа, уі ч. і 


91 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

12. 

15-662 

168-5 

То же, стен 

100 

м2 

6,73 

58,8 

396 

ІЗ. 

І5-5ІІ 

153-4 

Сшшкатная окраска 
при внсоте поме¬ 
щения до 4 ш 

100 

и2 

74,89 

11,90 

891 

14. 

І5-5ІІ 

153-4 

т.ч. 

п.3.18 

То же, при внсоте 
помещения болєе 

4 м 

100 

м2 

7,11 

12,67 

90 



Цена: іі, 904-(7,7+ 
40,03)х0,І= 





15. 

15-568 

159-8 

Улучшенная масля¬ 
ная оіфаска стен 

100 

2,48 

76,7 

190 

16. 

15-587 

Х60-6 

т.ч. 

п.3.18 

Внсококаче ственная 
масляная окраска 
стен цри внсоте 
помещения более 

4 м 

100 

2,07 

107,77 

223 


Цена: І03,0+(46,&4- 
+0,9)х0,І= . 


12 





224-1 

І-434-«5 

Ал. VI ч. 1 



92 - 





ї ~ ‘ 

" 2 

3 

' 4 ~ 

5 

6 7 

І 

9 10 

"її ~ 

12 

17. 

15-603 
161-5 

т.ч. 

д.3.18 

Третья вшатлевка 
при внсонокачест- 
венной окраске стен 

100 

м2 

2,07 

12,88 


27 





Цена: І2,2+(6,82+ 
+0,02)х0,1= 








18. 

15-82 

І4-І 

Облицовка стен 
глазурованной ПЛИТ¬ 
НОЇ 

100 

м2 

7,98 

422,0 


3346 



19. 

15-563 

159-3 

Улучшенная масля¬ 
ная окраска доща¬ 
тих полов 

100 

пО. 

9,22 

71,2 


656 



20. 

15-309 

63-1 

ССЦ 

7-46 

Баритобетонная 
штукатурка стен 

Цена: 512+4,8к 
х2ІЗ,0= 

100 

м2 

0,77 

1534,4 


ІІ8І 

■і 



21. 

8-194 

22-6 

8-195 

22-7 

Внутренние леса 
трубчагае при ви¬ 
сота помещения до 

8 м 

100 

м2 

7,5 

116,1 


871 







224-^434. $5- Дл. VI Ч. І 


93 


12 З 


45 6 7 89 10 II 12 


Дена: 71,7+44,4= 


йтого по разделу 


21344 


XIX. Наружная отделка 


12-277 

8-2 

Обделки на фасадах 
из кровельной ОЦЙЇЇ— 
кованной стали 

100 

м2 

фас. 

36,11 

$43 

341 


Итого 




341 


XX. Разнне работн 






а) Вентустройотва 
на кровле 





7-460 

39-5-1.8 

Установка панелей 
перекритий шющадью 
до 5 м2 

шт 

3 

2,09 

6 

ОСІІ 

ІІ-І48 

Стоимость плоских 
плит нормативи ой 
нагрузкой 1250 кг/м2 
ддиной до І м, при- 
веденной толщинож 

8 см 

мЗ 

1,44 

6,09 

9 







2гАч-ЦЗЧ'$5 Ал >\п ч. І 


94 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 



Цена: 6,94-0,2x2- 
-0,25 





3. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Установка железо- 
бе тонних ставало в 
и подстаканников 

шт 

$ 

0,72 

6 

4. 

ссц 

II-241 

Стошость стаканов 
ж лодстакаяшаков 

мЗ 

0,63 

53,50 

34 

5. 

ССЇЇ 

тао.З-І 

п.І 

Стошость стали 
кдасса А-І 

т 

0,025 

229 

6 

6. 

8-45 

5-9 

Кладка стен из 
кщшича кератчес- 

ЕОГО ТОЛІЩНОЙ 

12 см 

100 

м2 

2,25 

472,0 

1062 

7. 

7-445 

38-10-1.8 

Укладка перешчек 
маесой до 0,3 т 

шт 

102 

0,23 

23 

8* 

ССЦ 
том Ш 

_ ЛҐ\ А 

Стошость перешчек 
марки 2ЇЇР4-ІЇ-5І,6 

шт 

23 

2,98 

69 


п.904 


12 





224- 


4л.VI ч.І 


- 

95 - 


ї ” 

2 

3 

~ 4 "* " 

" 5 ~ 

6 7 

8 9 10 II 12 

9. 

сси 

том Ш 
П.9ГІ 

2ПР5-І4.51,14 

шт 

23 

7,22 

166 

10. 

п.ЯЗ 

2ПР7.І8.5І.І4 

шт 

9 

9,36 

84 

II. 

п.863 

ШРІЛ0Д2,6 

шт 

46 

0,81 

37 

12. 

п.Ш7 

ШР2-І5,І2.І4 

шт 

І 

2,12 

2 

ІЗ. 

12-299 

ІО-І 

Устройство цемент- 

ной СТЯЖКИ по 

перемичкам 

100 

м2 

0,32 

51,60 

17 

14. 

15-201 

5І-І 

Улучшенная; штука¬ 
турка кирішчшх 
стен цементно- 
известкошм раст- 
вором 

100 

М2 

2,25 

85,30 

192 





224-1-Дл. VI- ч-І 


96 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

15. 

15-529 

156-4-24 

Окраска наружнш: 
стен перхлоршни- 
дошш краскаш 

100 

м2 

2,25 

47,50 

107 



йтого по "а" 




1820 



б) Будка внхода на 
кровлю (3 шт) 





і. 

8-45 

5-9 

Кладка стенок 
будки из щрпича 
керамического тол- 
вдной 12 сш 

100 

м2 

0,50 

472,0 

236 

2. 

7-445 

38-10-1.8 

Укладка дерешчек 
массой до 0,3 т 

шт 

3 

0,23 

І - 

3. 

ССЦ т.Ш 
п.865 

Стоимюеть перешчек 
ШРІ-І2.І2.6 

шт 

3 

0,85 

3 

4. 

7-460 

39-5-1.8 

Укладка шшт по¬ 
критая шющадью 
до 5 м2 

шт 

6 

2,09 

ІЗ 






%г <м-чзч.еу илі ч.і 


1 2 3 4 5 


5, ССЦ Стошоеть сборннх 

П.ЇІ-І46 железобетоннюс 

дрил. І многоиустотннх шшт 

стр*346 ДОпадой 2,98 м, нор- 

матявной нагрузкої 
800 кг/м2, прхведен- 
НОЙ толщивой *І2,0 см 
марки ШС30*І0-6т м2 17,70 


Цена: 7,74-0,07+ 
+0,2== 7,87 


6. 

10-107 

20-3 

Установка дверних 
блоков 

м2 

4,23 

7. 

СІШ-2 

п*267 

Стежмо сть двершх 
блоков марки 

ДС-і5-8у 

м2 

4,23 

8* 

ОДИ 

п.416 

Стошость скобяннх 
приборов для дверей 
однопольних 

к-т 

3 

9. 

10-109 

20-5 

Установка блоков 
дян люка 

м2 

2,88 



1,34 


4 





Ал.і/І І 


12 З 


4 5 


10* СЦМ-2 Стошоеть люка 

п*270 марки ДЕ—9—9 м2 2,88 


II* 12-299 
ІО-І 


Устройство цемент- 
ной стяжки по шш- 
там перекритая 
будки 


100 

ьі2 0,14 


12. 12-159 Устройство рулон- 

21-2 ного ковра из 

че*шрехслойного 
рубероида 100 

м2 0,14 


ІЗ* 15-201 Улуяшенная шнука- 

5І-І турка нарушшх 

стен будки цементно- 
нзвестковнм раство- 
ром 100 

м2 0,47 


14. 15-529 Окраска наружншс 

156-4-24 стен будки перхлор- 

шнилошш красками 100 

м2 0,47 


6 7 8 9 10 II 12 


30,40 88 


51,60 7 


254 36 


85,30 40 


47,50 


22 





224- 

1-434.і 

Ил.УІ 4-І 


- 

99 - 





ї ~ 

2 

3 

~4~ *" 

"V 

6 7 

" "V" 

9 10 

~ ЇГ ’ 


15. 

15-256 

55-6-ІІ 

Улучшенная штука¬ 
турка внутреннюс 
отен будки 

100 

м2 

0,47 

ІЇО 


52 



16. 

І5-5ІІ 

153-4 

Силикатаая овраска 
внузреншах стен 
будки 

100 

м2 

0,47 

11,9 


6 





Итого до "б” 





769 





в) Витрати тамбура 








І. 

9-106 

14-6 

Установка ашии- 
адевнх конструк- 
цей виоражеі 

100 

м2 

0,3 

738 


221 



2. 

Письмо 
Госстаоя 
СССР 
№ 63Д от 
15.8.83 

Стошость алкми- 
шевнх конструкций 
витражей 

Дена: 2700+52,85)х 
хі,0075=27^3,50 

т 

0,543 

2773,50 


1506 



3. 

9-94 

І2-І 

Установка стальних 
конструкций 

т 

0,007 

29,20 


І 








224 - 1 - 4*4.85“ Лл. VI ч. І 


100 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

4. 

СЦМ-2 

п.1924 

Стоимость стальних 
консїрукадй 

т 

0,007 

219 

2 

5. 

15-738 

201-7 

Остеклеше витра- 
жеі 6,5 ш витрин- 
ньім неполированннм 
стеклом 

100 

м2 

0,3 

457,0 

137 

6. 

СЗД-І 

П.590 

Стоимость витрш- 
ного неполирован- 
ного стекла 

м2 

30,0 

3,25 

98 

8. 

7-701 

5І-І 

Герметизацш ети¬ 
ко в шжду штра- 
жами 

100 

ш 

0,2 

42,30 

8 

9. 

СЦМ-І 

п.79 

Стоимость герметика 

т 

0,004 

1480,0 

6 

10* 

20-696 

18-І 

Мелкже крепеяше 
меташгсесше 
детали 

100 

кг 

0,01 

35,90 

І 

II* 

СІШ-І 

тех.ч* 

п,5 

Оцшіковка металли- 
чесних деталей 

100 

кг 

0,06 

20,0 

І 


12 





224-1-^34.8^ Аа‘VI ч. І 


ІОІ 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

12. 

СЦМ-І 

П.397 

Петли для стекло- 
дверей 

шт 

6 

0,17 

І 

ІЗ. 

26-31 

8-4 

Заделка отдельшх 
мест минералніон 
ватой 

ив 

0,9 

35,90 

32 

14. 

СЦМ-І 

п.2 

Стошость минераль- 
ной ваш 

мЗ 

0,9 

11,20 

10 



йтого по "в" 




2024 



в т.ч* металлокон- 
сірукщй 




(1730) 


Пр-нт 
№ 01-23 
ії.3/059 

Компенсащя за 
стоішость аяшиние- 
шх консзруквдй 

ВУ<5. 



388 



/(3436+52,85)хІ,0075- 
-2773,5/хО,543= 







г) Фонарн 





і. 

9-107 

15-2 

Установка металло- 
конеадкщй фонарей 

т 

1,666 

55,8 

93 


12 






гг 4 -і- 434 . ла. VI ч«і 


І 

2 

3 

4 

5 

2. 

( Ш-2 
п.1974 

Стоимость металло- 

КОНСВДГВДКЙ 

т 

1,666 

3. 

15-739 

201-8 

Остекление фонарей 
оргстеклсм 

100 

м2 

0,27 

4* 

7-291 

17-7 

Установка монтаж¬ 
них деталей 

т 

0,142 

5* 

15-614 

164-8 

Окраска метадяо- 
конструкщй 

100 

м2 

0,45 



Итого по "г* 





в т.я, метаялокон- 
сорукцнй 





д) Охлаждаемая 
камера 



І* 

11-47 

3-5 

11-48 

3-6 

їїароизоляция потолка 
н пола битумной 
мастикой в два слоя 

Дена: 45.8+14,20= 
=60,6 

100 

м2 

0,22 


102 


6 7 8 9 10 II 12 


287,0 

478 

7X3 

193 

342,0 

49 

55,60 

25 


838 

(571) 


60,0 


13,0 






2Щ-*і- 434. Ал. V» Чі і 


103 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

2* 

ІІ-57-І 

8-3 

ІІ-58-І 

8-4 

їїодготовка яз ке- 
рамзитобетона М-50, 
толщиной 35 ш 

ЮО 

м2 

0,11 

129,4 

14 



Дена: 82,6+15,6x3= 





3. 

ІІ-І4 

3-І 

<ш-і 

п.297 

П,370 

Гядроязоляцйя яз 
пергамина в І слой 

Дена: 96,60-(22- 
-І6)хІ,І2= 89,88 

100 

м2 

ОДІ 

89,88 

10 

4, 

26-40 

8-13 

Утепление пола 
пенопо ля с тяр ол ьнн- 
ш пжташ 


2,2 

10,6 

23 

5. 

26-41 

8-14 

То же* поголва 

мЗ 

2,2 

36,70 

81 

6. 

26-38 

8-11 

То же, стен 

мЗ 

3,50 

36,20 

127 

7. 

СЦМ-І 

п.167 

Стозшость шшт яз 
пенодолистярояа 

т 

0,316 

1900 

600 


12 





224-1-434.85- Ал,УІ ч»І 


І 

2 

3 

4 

5 

8. 

10-28 

4-І 

Усаройство обвязки 
яз брусков 

мЗ 

0,30 

9. 

10-201 

37-1 

Антисептнр ование 
брусков 

мЗ 

0,30 

10 * 

20-696 

І8-І 

Меташшческие кре¬ 
пе жнне деталж 

100 

КГ 

0,50 

II. 

26-63 

ІІ-7 

Обшивка стен и 
потолка асбесто- 
цементшми листами 

100 

м2 

0,47 

12. 

сзд-і 

п*30 

Стоимость аебесто- 
цементннх листов 
толщиной 10 мм 

100 

лиотов 

0,15 

ІЗ. 

7-445 

38-10-1*8 

Укладка перешчек 
массой до 0,3 т 

шт 

І 

14. 

ССЦ том Ш 
я*867 

Стоимость перешчек 
марки ШР2-І5Д2Д4 

шт 

І 


104 


6 7 8 9 10 II 12 

ПО 33 

3,82 І 


35,90 


18 


64,40 


ЗО 


640 96 

0,23 І 


2,12 


2 





224-1-4з4. 8$ Аа- VI ч,/ 


105 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

15* 

II-135 
20-3 

їїокрнтие пола из 
керамической плитки 
на цементи ом рас тво¬ 
ре М-І00 

100 

м2 

ОДІ 

417 

46 

іб. 

26-76 

14-2 

Окраска азбестоце¬ 
ментних жотов 
масляної краско! 

100 

м2 

0,47 

46,70 

22 



ЙТОГО по **д" 




ІІІ7 



е) Ограждение оион 
її раджаторов 





І. 

10-28 

4-І 

Установка деревин¬ 
них фусков 

мЗ 

0,29 

110,0 

32 

2* 

10-201 

37-1 

Антнсептирование 

фусков 

яв 

0,29 

3,82 

І 

3* 

10-24 

6-3 

Ограждение из сто¬ 
лярно! нлиш 

м2 

54,0 

0,32 

І? 

4* 

СЩі-2 

п.465 

Стошость столяр¬ 
но! пдитн 

м2 

54,0 

10,0 

540 


12 






224-1- 434 .ЯГ Дл .VI ч.І 


І 

2 

3 

4 

5 

5. 

20-696 

І8-І 

Установка меташш- 
чесних уголков для 
крешгешя 

100 

кг 

2,99 

6 . 

10-69 

10-8 

Устройетво дере- 
вшшшс реек 

м 

240 

7. 

СЦМ-2 

п.331 

Стошость деревян- 
ной рейки 

м 

240 

8. 

Пр-пт 

43-12 

П.І49 

К=І,25 

Капроновая сотка 

Цена: 3,99x1,25 

м2 

300 

9. 

15-635 

165-4-29, 

ЗО 

Окраска стодяртй 
шштн лаком за 2 
раза 

100 

0,54 


РУ<5. 


Итого по "в* 


6 7 8 9 10 II 12 


35,9 

107 

0,14 

34 

0,14 

34 

4,99 

1497 

35,70 

19 


2281 






ггц-і- 4з4.*5 А д.Уі.ч.і 


107 


12 З 


4 5 6 7 8 9 10 II 


ж) Радиостойка ж 
тедеантенна, 


І. 34-233 Установка опори 
37-15 стальной с оттяж- 

ками шт 2 80,6 161 


Итого по "ж” 

161 

їїтого по разделу 

9010 

в т.ч* меташюкон- 

(2301) 

струкщж 


12 






ггк-1-ЧЗк.25 4л.VI ч.і 


108 


О В О Д К А 

обьемов и стоимости работ я локальиой смете ® 1-І 


ШЬ Наииеновашіе Цц. К-во 
ш конструктивних изм. едан. 
алеиентов и изм. 

видов работ по 
разделал омега 


І 2 


З 


4 


Смещ^я ,_р£б А ___Нормативная 


пряше накладане 
заїра- тзасходн 

тн % еум- 
ма 


пла- 
нодае 
нако- 
шшнзая 
%от 
стоим, 
по 


,6 


Вовічз т* * тпп-чда условно-чистая 

ПО ШУЩЩВД _ _ 

графам нов- плуа- в в Все- 

5,6,7 ная тадая нак- пла- го 
зар- машн лад- но- по 
пла- в т.ч.дах внх дан- 
та зар- рас- на- ним 
плата хо- кад- граф 
дах, лон. 10, 

% % от П, 

от сто- 12, 
сук- им. із 
мн по 

хр.7 Ї8,* 

II 


Удель- 
дай вес 
стоим. 
конст¬ 
руктив¬ 
ного 

алемента 
или ви¬ 
даработ 
в #н 
одщей 
стоим. 
работ 
Ш Ш Хе 
стоим. 
един. 
измерен. 
руй. 


10 II 12 ІЗ 14 


15 


А. Надземная 
часта. 

І. Зешшнне работн МЗ 


2. Фувдадентн ж 

стени мз 


6127 

3882 

16,5 

641 

361 

4884 

ІОН 

43ІІ6 

16,5 

7114 

4010 

54240 


0,87 

0,80 


9.61 

55,65 







224-1- чгк.ех Аи. VI ч. І 


109 


І 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 II 

12 ІЗ 14 15 

3, Перекрнтие над 
техлодпольш 

м2 

2131 

22841 

16,5 

3769 

2124 

28734 

5.09 

13,48 

4. Перегородки 

м2 

П 

52 

16,5 

9 

4 

65 

0,01 

5,91 

5. Двери 

м2 

8 

264 

16,5 

44 

24 

332 

0,06 

4І.50 

6. Поли: 









а) паш тех- 
подполья ж 
подвала 

м2 

258 

953 

16,5 

157 

89 

1199 

0,21 

4,65 

б) подготовка 
под полн 
1-го зтажа 

м2 

2380 

6830 

16,5 

1127 

635 

8592 

1,52 

3,61 

7* Внутренняя 
овделка 

м2 

465 

223 

16,5 

37 

21 

281 

0,05 

0,60 

8* їїаружная 
озделка 

м2 

184 

1279 

16,5 

211 

II9 

1609 

0,29 

8,74 

9. Разнне работн 

мЗ 

здан. 

29099,1 17376 

16,5 

2834 

1613 

21823 

3,86 

0,75 





224-1- 434.55 Ал. VI ч-1 


ПО 


12 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 II 

12 ІЗ 

14 

15 

в т*и* меташго- 
конетрунции 


(426) 

8,6 

(37) 

(37) 

(500) 




йтого по А 


96816 

- 

15943 

9000 

І2І759 



21,57 

в т*н. металло- 
конструкцаи 


(426) 


(37) 

(37) 

(500) 




Б* Надземная 
насть 










10* Стенн N0 

272? 

120824 

16,5 

19936 

1123 7 

І5І997 



26,93 

55,74 

II* Перекрнтия и 

понрнтив м2 

6666 

76427 

16,5 

12610 

7108 

96145 



17,03 

14,42 

12. Кровля АЙ 

2Ж 

29269 

16,5 

4829 

2721 

36820 



6,52 

12,52 

ІЗ* Леетншщ у2 

173 

3145 

16,5 

516 

292 

3953 



0,70 

22,85 

в т.н. металло- 
конструкщи 


(37) 

8,6 

(3) 

(3) 

(43) 




14* Перегорода м2 

1928 

9875 

16,5 

1629 

919 

12423 



2,20 

6,44 

15* Окна м2 

974 

29996 

16,5 

№9 

2789 

37731 



6,68 

38,74 


15* Окна 






224-К434.ЄГ Ал.ЧІ ц.\ 


III 


І 2 

3 " 


V" ~ 


V ~ ~ 

’ 8 * 

9 10 II 

" 12 І3~ 

~ 14* ~ 

’ ~І5 

16. Двери 

м2 

443 

7645 

16,5 

1261 

711 

9617 



1.70 

2І.7І 

17. ЇЇодн: 











а) подготовка 
под полн 

м2 

4403 

І23П 

16,5 

2031 

1X45 

15487 



2,74 

3,52 

б) чистне полн 

м2 

6784 

31877 

16,5 

5260 

2964 

40І0І 



7,10 

5,91 

18. Бнутренняя 
отделка 

м2 

19642 

21344 

16,5 

3522 

1985 

26851 



4,78 

1,37 

19. Наружная 
отделка 

м2 

3611 

341 

16,5 

56 

32 

429 



0,08 

0,12 

20. Разнне работн мЗ 
здан. 

29099,1 

9010 

16,5 

1305 

824 

ІІІ39 



1,97 

0)38 

в т.ч. металло- 
консорукщи 



(2301) 

8,6 

(198) 

(200) 

(2699) 




йтого по "Б" 



352061 

- 

”57904"" 

32728 

442693 

■' 


” 78Т43" 

в т.ч. металло- 
конс трукщи 

йтого по А+Б 



(2338) 

448877 


(201) 

73847 

(203) 

41728 

(2742) 

564452 



І0<# 


в т.ч. метапло- 

конс^укции (2764) 

Главшй архитектор проекта ^ 
/ Начальник отдела смет ш ПОС 


(238) (240) (3242) 

^Й.Газеров 
?ІЗ.Іущенков 


С оставила 
Проверила 



Н.Садикова 

Г.Сибекйна 






2244- 434.15* Ал. у І ч.І 


1X2 


ттшш смета * 2-і 

К типовому проекту среднеі школи на 33 влаеса (1296 учащшсся) стенн киршчаде 
(вариант с хозяиетвенно-бнтовнми помещениши в подвале) 

на общесороительше работн 

Основание: чертеяи і® АС-І - АС-45 Сметная стошость 597,71 тне,русі. 

Показ атели по смете 

Стошость на: І мес то 461,20 руб. 

І м2 обвдей шощадй 70,42 руб. 
Составлена в денах 1984 г. І мЗ обьема здашя 18,37 руб. 


№ 

пп 


Л УШ , Нашенование работ 
едшшчвнх и затрат 

расценок, 


СНІП Н ДР. 


Плин. К-во 
изм. один* 
изм. 


• І 


2 


з 


4 5 


Стошость единищ, Общая стошость, руб. 
ШЙ*- 


Всего 


6 


в том ЗДОДЄ Всего в £ОМ щісде 

норма- 

тивной 

услов- 

но— 

основ¬ 

зке- 

основ¬ 

зке- 

ная 

нлуа- 

ная 

пяуа- 

за¬ 

тадия 

зар¬ 

тация 

чкетой 

плата 

маддш 
в т*ч* 
зар¬ 

плата 

машин 
в т*ч. 
зар¬ 

про- 

дукции 


плата 


плата 


V ~ 

8 9 

ДО 

II 

12 


І. 


1-230 



А. Подземная чаеть 
І. Земляше работи 



астительного 

грушш 


бульдозером с пере- 
мещениєм на 50 м 


1000 

і£ 


0,84 


159,06 


134 







ггц-\-цгі\.п А*. VI ц. І 



т.ч.п.ІДІ Дена: 33,8x1,1-27,Тх 
табл.З х4хІ,І= 159,06 


2. І-І74 Яоірузка грунта 

22-13 І ірушш зкскавато- 

т.ч. ром-прдаая лопата 

п.ІДІ с ковшем емкостью 

0,5 мЗ на автомобшщ- 
самосвалн 1000 

мЗ 0,84 

Дена: І31+І24,39х 
хО,І5= 149,66 


3. СОД $ І Отвозна ерезанного 
стр.28 грунта автосамо- 

свалами на І км т 1015,58 


4. 1-56 Разработка грунта 

ІІ-І4 П іруппн зкекава- 

т.ч. тором обратная 

п.ІДІ лопата ешостью 

табд.З коша 0,5 мЗ в 

отвал 1000 

мЗ 3,97 

Дена: 132+125,47+ 

+0,15= 150,82 



10 II 12 


149,66 126 


0,29 295 


150,82 


598 





гш-і-кіч.к АЛ. V/ Ч. І 


2 

3 

4 

5 

І-І75 

22-14 

т.ч. 

табл.З 

Т 0 же, с погрузкой 
на автосамосвалн 

Дена: 156+148,09х 
хО,І5= 17$,21 

1000 

ЙЗ 

3,00 

0СЦ Л І 
етр.28 

Отвозка штеснен- 
ного грунта на 
раестошше до І км 

т 

5248,88 

1-230 

29-1 

тех.ч. 

т.З 

п.І.ІІ 

Срезва недоборе 
грунта П группн 
разработанного 
мехавдзированннм 
способом 

100 

МЗ 

3,75 

1-948 

79-2 

То же, вручную 

100 

ив 

1,29 


?.ч. 3.67 Дена: 120x1,2=144,0 


9. 1-230 Іїеремещеше раз- 

29-1 работанного грунта 

1-237 бульдозером на ЗО м 

29-8 в резерв и в обрат- 

тач. ном направлений 

п.І.ІІ 
3.48 


1000 

їв 3,97 


6 7 8 9 10 II 12 

178,21 534 

0,29 1522 

37,18 139 

144 185 


185,09 


734 





224-1-434-85" Лл.УІ ч.| 



II5 - 


6 7 8 9 10 II 12 


100,51 280 


31,6 40 


46,0 10 


10,70 


9 





224-1- 4а4.8$Г Ал, VI ч.І 


І 

14* 

1. 

2. 

З* 

4* 

5, 


2 3 4 5 


1-І 95 
25-2 

То же, грунта П 
ірушзн 

1000 

N0 

3 


йтого по разделу 

РУ<5. 



її. Фундаменти и 
стенн 



7-І 

1-І 

Укладка шшт лен- 
точннх фундамент ОБ 
массой до 0,5 т 

шт 

12 

7-2 

1-2 

То же, мас сой до 

1,5 т 

шт 

109 

7-3 

1-3 

То же, массой до 

3,5 т 

шт 

183 

ССЦ 
том Ш 

п.73 

Стоимость сбарннх 
железобетонник плит 
ленточвнх фундамен- 
тов марки: 

Ш 12*24-2 

шт 

51 

я* 75 

Ш 12.8-2 

шт 

5 



1,52 

18 

2,09 

227 

2,99 

547 

41,7 

2127 


13,7 


68 






224-1-А34.8Г Дл.Уі ч-1 


117 


І 

2 

3 

4 

5 

6 . 

п.80 

Ж 8.12-2 

шт 

44 

7. 

п.79 

Ш 8.24-2 

шт 

23 

8. 

п.67 

ФЕ 16.24-2 

шт 

21 

9, 

п.70 

ФЕ 14.24-2 

шт 

53 

10. 

П.7І 

Ш 14.12-2 

шт 

ІЗ 

п. 

п.75 

ФЕ 10.24-2 

шт 

10 

12. 

п,74 

ФЕ 12.12-2 

шт 

10 

ІЗ. 

п.72 

ФЕ 14.8-2 

шт 

9 

14. 

п.65 

ФЕ 20.12-2 

шт 

38 

15. 

п.78 

Ш 10.8-2 

шт 

12 

16. 

н.68 

ФЕ 16.12-2 

шт 

5 

17. 

п.66 

ФЕ 20.8-2 

шт 

10 


6 7 8 9 10 II 12 


15,7 

691 

31,6 

727 

60,5 

1271 

50,7 

2687 

25,2 

328 

35,2 

352 

20,7 

207 

16,6 

149 

57,2 

2174 ' 

13,8 

166 

29,9 

150 

37,6 

376 





224-І-434. ге Дл- VI ч.І 


118 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

18. 

7-400 

36-1 

Укладка бдоков 
стен яодвала мас сой 
до 0,5 т 

шт 

64 

1,27 


81 

19. 

7-401 

36-2 

То же, массой до 

І т 

шт 

178 

1,39 


247 

20. 

7-402 

36-3 

То же, массой до 

1,5 т 

шт 

446 

2,1 


937 

21. 

7-403 

36-4 

То же, массой 
более 1,5 т 

шт 

344 

2,64 


908 

22. 

ССЦ 
том II 

п.12-3 

Столшсть стеновнх 
блоков из тяжелого 
бетона М-ІОО марки: 
ФБС 24.5.6-т 

шт 

315 

28,2 


8883 

23. 

п.12-6 

ФБС 12,5.6-т 

шт 

60 

14,6 


876 

24. 

її.12-13 

ФБС 9.5.6-т 

шт 

43 

11,3 


486 

25. 

п.12-7 

ФБС 12.6.6-т 

шт 

16 

17,5 


280 

26. 

п.12-14 

ФБС 9,6.6-т 

шт 

12 

13,5 


162 


II 12 





224-1-434.85 Лл.УІ ч.І 


119 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

26. 

п.12-2 

ФБС 24.4.6-т 

шт 

446 

22,6 


10080 

27. 

її. 12-5 

ФБС 12.4.6-т 

шт 

47 

12,1 


569 

28. 

я.12-12 

ФБС 9.4.6-т 

шт 

64 

9,01 


577 

29. 

п.12-4 

ФБС 24.6,6-т 

шт 

29 

33,9 


983 

ЗО. 

8-30 

5-І 

ІІЯсЩКа наружшх 
стен из керашчес- 
кого кирпича 

кзЗ 

127,6 

34,2 


4364 

ЗІ. 

8-36 

5-4 

Кладка вцутренщх 
стен из керашчее- 
кого кирпича 

мз 

ДІ,0 

34,3 


3807 

32. 

8- 74-2 

9- 2 

Кладка стен из 
керашческого пус¬ 
то телого киршча 
с облицовкої лице¬ 
вим КИШШЧОМ ТОЛ- 
щйной 51 см 

мЗ 

61,5 

44,7 


2749 

33. 

8- 76-2 

9- 3 

То же, стен ТОЛЩЙ- 
ной 64 см 

МЗ 

75,2 

42,9 


3226 


12 





224-1-АЗА. 8$ Ал.УІ ч. І 


120 


І 

2 

3 

4 

5 

34. 

7-446 

38-І0-І.8 

Укладка передачек 
шассой до 0,3 т 

шт 

65 

35. 

7-ІЗІ 
9-2-1.8 

То же, массой до 

І т 

шт 

7 

36. 

ССЦ том Ш 

п.865 

Стоимость сборшх 
железобетонних 
перемнчек марки: 
ШРІ-І2.І2.6 

шт 

20 

37. 

п.867 

ШР2-І5.12.14 

шт 

7 

38. 

п.867 

ШР2-І6.І2.І4 

шт 

9 

39. 

п.878 

ШР38-І2,12.22у 

шт 

10 

40. 

п.880 

ШР38-І8.І2.22у 

шт 

2 

41. 

п.838 

2ПР72-І4.38.22у 

шт 

II 

42. 

п.894 

2ПР72-І5.38.22у 

шт 

І 

43. 

П.903 

2ПРЗ-ІІ.38.6 

шт 

3 


6 7 8 9 10 II 12 


0,27 

18 

2,01 

14 

0,85 

17 

2,12 

15 

2,12 

19 

2,4 

24 

4,66 

9 

9,36 

103 

10,5 

10 

2,21 

7 





ггк-\- 434.8$- Далі ч.і 


І 

2 

3 

4 

5 

44. 

п.907 

2ПР5-І8.38.14 

шт 

2 

45. 

п.905 

2ПР4-І4.38.І4 

шт 

І 

46. 

п.941 

ШР8-59.І2.29 

ЛІТ 

6 

47. 

7-440 

38-8-1.8 

Укладка црогонов 
массой до 5 т 

шт 

7 

48. 

ССЦ 

9-304 

Стоимость црогонов 
дяиной 5,98Гм, из 
бето на М-400 о&ье- 
мом до 2,0 мЗ 
(ПР 60-5.5-7) 

мЗ 

9,25 

49. 

ССЦ 

т.З-І 

п.І 

Стошость арматури 

т 

0,40 

50. 

п.З 

То же, А-Ш 

т 

0,13 

51. 

п.2 

То же, А-У 

т 

0,41 

52. 

п.6 

То же, Бр-І 

т 

0,005 


6 

7,2 

5,78 

22,5 

25,1 


8 9 10 II 12 

14 
6 

135 

176 


68,15 

630 

229,0 

92 

250,0 

32 

239,0 

98 


321,0 


2 





21Ц- Ь434.85 А'Л. Ю ч.І 


12 З 


1-5 


53, п.ІЗ То же, закладних 

деталей т 0,027 


54. 8-18 Горизонтальная 

4-3 гиішоизолящя стен 

из 2-х слоев рубе- 
ровда на битумной 
мастике по одою 
цементно-неспаного 
раствора 100 

м2 3,5 


55* 8-27 Боковая обмазка 

4-7 стен горячим биту- 

мом за 2 раз а 100 

м2 6,2 


56, 8-47 Стоябн прямоугсшь- 

6-1 те аршрованнне 

из керамичеекого 
щрпича мЗ 7,8 


йтого по разделу 


6_7_8_9_10_II _ _ 12. 

413,0 П 


232,0 812 


90,0 558 


39,3 307 


54589 






224-1-434.85 А*. VI ч,і 



123 


6 7 8 9 10 II 12 


472,0 2454 

0,81 З 

13,0 53 

35,90 З 


70,0 


6 





2244-434-8Х д А . уі ч,І 


1 2 3 4 5 


6. 15-614 Масляная окраска 

164-8 металличесхих дета¬ 
лей 100 

Ш 0,05 


йтого по разделу 
У. Д в е р и 


І. 

10-105 

20-1 

Установка внутрен- 
них дверних &ІОН ов 
в казенних стенах 
шіощадью про ома 
до 3 м2 

м2 

33,29 

2. 

10-107 

20-3 

То же, в перего¬ 
родках площадью 
цроема до 3 м2 

м2 

16,61 

3. 

10-109 

20-5 

Установка блоков 
для люка 

м2 

3,90 

4. 

9-П8 

17-І 

Установка метал- 
лнческих дверей 

т 

0,05 

5. 

СВД-2 

П.І97І 

Стошость дверей 

идвн 

т 

0,05 







224-1 - 43 / 1.85 Ал.УІ ч. І 


125 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

і 

1 

СГі І 

\ 

1 

со і 

1 

6. 

СЦМ-2 

п.217 

ДГ2І-7, ДГ2І-7Я 

їй 

5,56 

15,0 

83 

7* 

п.218 

ДГ2Х-9, ДГ2І-9И 

їй 

21,60 

14,2 

307 

8. 

п.219 

дг 2 і-іо, дш-іол 

м2 

10,05 

13,5 

136 

9, 


ДС2І-ІЗгу, ДС2І-ІЗГТ 

М2 

10,64 

25,9 

276 

10. 

СЦ№г2 

д.272 

ДЕІЗ-І5 

м2 

3,90 

28,0 

109 

II, 

СЦМ-І 

п.448 

їїржборн скобянне 
для дверей, ВХОД- 
шї в комнатн 
однопольних 

к-т 

27 

2,97 

80 

12, 

п,450 

Прнборн для люка 

к-т 

2 

2,83 

6 



Йтого 

руб. 



И02 


12 






224-1-434.8? 4*.VI ч. І 


126 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 



УІ. Пола 








а) Поли подваяа її 
техподполья 






І. 

И-2 

1-3 

Уплотнеше грунт а 
щебнш 

100 

м2 

12,95 

43,30 


561 

2. 

ІІ-ІІ 

І-ІІ 

Подсжгащдй слой 
їїз бетона М-ІОО, 
толщиной 80 мм 

мЗ 

103,60 

29,30 


3035 

3. 

11-55 

8-І 

Стшка їїз цементно- 
песчаного раствора 
М-І50, тсшщной 

20 мм 

100 

м2 

10,37 

70,0 


726 

4. 

II-55 

8-І 

То же» толщиной 

20 мм 

100 

м2 

0,37 

70,0 


26 

5. 

ІІ-І8 

3-І 

ІІ-І9 

3-2 

Гйдронзоляция ЙЗО- 
лом в 2 слоя на 
битушой мас тане 

100 

М2 

10,37 

208,80 


2165 


II 12 





224-1-434,85" Лл. VI ч. | 



127 


6 7 8 9 10 XI 12 


145,34 54 


91,40 236 


417,0 154 


153,0 1530 





224-1 -434.Я5" Ал. VI д. | 


128 


12 З 


4 5 6 7 8 9 10 II 12 


10. 

Каяьк. 

Я І 

Раствор с камешой 

КрОШКОЕ 

ваЗ 

20,40 

98,64 

2012 



Итого по в а и 




10499 



б) Подготовка под 
полн 1-го отажа 




6830 



Итого до разделу 




17329 



УП, Внутренняя 
отделка 





І. 

15-297 

209-4 

Отделка поверхно сі¬ 
тей потолков жз 
железобетоннщ: плит 
под окрасну 

100 

м2 

13,83 

20,70 

286 

2. 

15-509 

153-2 

їїобелка по толк а 
известковая 

100 
м2 

2,71 

3,13 

8 

3. 

15-502 

152-2 

Клеєвая окраска 
потолка 

100 
в2 

10,76 

12,90 

139 







224-1-434.85 Лл. VI ч.І 


12 З 


4 5 



Водо змульсиовная 
окраска погодка 100 

м2 0,37 


Штукатурка стен 
її перегородок 100 

М2 21,75 


Окраска еиликат- 

ннш красками 

стен її перегородок 100 

м2 15,55 


йзвестковая окраска 
стен и перегородок 100 

м2 1,94 


Водо змульснонная 
окраска стен за 
перегородок 100 

м2 0,24 


Облшдовка стен 

глазурованной 

шшткой 100 

м2 0,33 


йтого по разделу 


129 



2473 






ПЩ-1-ЩЛ5 Ал.У/ ч. І 


хзо 


І 2 


І. 7-400 
36-1 


З 456789 10 II 


П. Разнне работн 


а) Ошостка 

РУб. 

857 

б) Входа 

РУб. 

9165 

в т.ч, металлокон- 
струкции 


(426) 

в) Фундаменти под 
оборудоваше 

руб. 

7 

г) Воздухозаборная 
шахта 

руб. 

2205 

д) Аїлфжтватр 

руб. 

961 

е) Крнльца и входи 
в техподпольем 



Укладка бяоков 
стен подвала мас- 
оой до 0,5 т 

шт 37 1,27 

47 


12 





224-1-43/1.35* А а .V/ ч ,і 


ІЗІ 


І 

2 

3 

4 

2. 

7-401 

36-2 

То же, массой до 

І т 

шт 

3. 

7-403 

36-4 

То же, мас сой 
более 1,5 т 

шт 

4. 


Стошость стеновнх 
блок ОБ из тяжелого 
бетона М-ІОО марки: 
ФБС 24-3.6т 

шт 

5, 

П.І2-ІІ 

ФБС 9-З.бт 

ЮТ 

6. 

п*І2—3 

ФБС 24.5.6т 

шт 

г? 

1 • 

п. 12-13 

ФБС 9.5.6т 

шт 

8. 

8-38 

5-5 

Кладка стеиок из 

керамического 

кирзшча 

*3 

9. 

7-128 

9-І.18 

Укладка перемнчек 
массой до 0,7 т 

шт 

10 . 

7-446 

38— 10— І.8 

То же, массой до 

0,3 т 

шт 


5 6 7 8 9 10 


40 

1,39 

56 

12 

2,64 

32 

14 

17,6 

246 

37 

6,76 

250 

12 

28,2 

338 

26 

11,3 

294 

18,2 

37,9 

690 

4 

1,71 

7 

2 

0,27 

І 


II 12 
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132 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

II. 

ссц 

том Ш 
п.913 

Стоимость перемнчек 
марки 2ПР7-ІВ.5І.І4 

шт 

4 

9,36 

37 

12. 

п.866 

ШРІ-І2.І2.І4 

шт 

2 

1,43 

3 

ІЗ. 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка сборшх 
железобетонних 
етупенеї 

шт 

91 

0,72 

66 

14. 

ССЦ 
том Ш 
п.777 

Стоимость стуненей 

м 

132,0 

4,9 

647 

15. 

9-122 

17-5 

Установка металли- 
ческого ограадения 

т 

0,07 

50,2 

4 

16. 

СЦМ-2 

П.І98І 

Стоимость металли- 
ческого ограадения 

т 

0,07 

327,0 

23 

17. 

15-614 

169-8 

Окраска металли- 
ческого ограадения 

100 

м2 

0,02 

55,6 

І 

18. 

10-254 

52-3 

Установка деревин¬ 
ного поручня 

м 

47,2 

0,22 

10 


12 





224-)- 434. $5 А^Уі ч.ї 


І 

2 

3 

4 

5 

19. 

сщн 

п.47 

Стозшость деревян- 
ного поручня из 
досок 

мЗ 

0,85 

20. 

15-635 

Окраска деревинного 
поручня лаком за 

2 раза 

м2 

0,42 

21. 

ІІ-7І 

ІІ-5 

II-73 

П-7 

Уеаройство мозшч- 
ного покрнтия 
толщиной 40 ш 

Дена: 628+130x4= 

100 

м2 

0,13 

22. 

15-79 

13-І 

СШ-І 
п.125,124 
ССЦ 2-27 

Облицовка кршгец 
"кабанчиком 1 * 

Дена: 952+1,0x24,1+ 
+(5,39-3,2)хІОО= 

100 

м2 

0,92 

23. 

ІІ-ІІ 

І-ІІ. 

Бетонная под готове а 
из бетона М-ІОО 

мЗ 

4,5 

24. 

11-69 

ІІ-З 

Цементное покрнтие 
гощц. 20 ш 

100 

м2 

0,2 


в 

87.1 

35,7 

1148,0 

695.1 


9 10 II 12 

74 

15 

149 


639 


29,3 


132 


84,7 


17 
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12 З 


4 5 6 7 8 9 10 II 12 


25, 

8-27 

4-7 

Обмазка кйрпичннх 
стен битумом за 

2 разаі 

100 

м2 

0,19 

90,0 

17 



Итого по "е п 




3795 



ж) Яестнвдк актового 
зала 





І, 

7-400 

36-1 

Укладка бетонних 
бяоков массой до 

0,5 т 

шт 

8 

1,27 

10 

2. 

СОД 
том П 
п.2-8 

Стоимость бетонних 
блоков марки 

ФБС 12,4.3-т 

шт 

8 

5,83 

47 

3, 

8-38 

5-5 

Кладка стенок из 

керашческого 

кирпича 

ув 

8,32 

37,9 

315 

4. 

7-446 

38-10-1.8 

Укладка перемнчек 
массой до 0,3 т 

шт 

6 

0,27 

2 
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І 

2 

3 

4 

5, 

ОСЦ том Ш 
п.9-12 

Стоимость нерешчек 
марки 2ПР6-І6-5І.І4 

шт 

6* 

7-668 

47-ІІ-І.8 

Укладка сборннх 
ЕЄЛЄ'30 бетонних 
ступеней 

шт 

7» 

ССЦ ч.И 
И.778 

Стоимость ступеней 
марки ЛС-І5 

шт 

8* 

9-122 

17-5 

Установка огравде- 
ний лестниц 

т 

9* 

СЩ-2 

П.І98І 

Стоимость металли- 
чесного огравдения 
лестниц 

т 

10. 

15-614 

164-8 

Окраска металли- 
чеекого ограадения 
лестниц 

100 

м2 

II. 

10-254 

ОЦІЙ—І 
п.47 

Установка деревян- 
ного поручня 

Цена: 0,22+87, Зх 
хО, 15x0,04= 

м 


5 6 7 8 9 10 II 


6 

8,65 

52 

24 

0,72 

17 

24 

7,35 

176 

0,013 

50,2 

І 

0,013 

327,0 

4 

0,01 

55,6 

І 

12,5 

0,74 

9 


12 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

12. 

15-635 

165-4-29, 

ЗО 

Окраска деревин¬ 
ного поручня 

100 

м2 

0,03 

35,7 

І 

ІЗ. 

15-256 

55-5-ІІ 

Штукатурка кнршчннх 
степок ограждений 

100 

м2 

0,34 

110,0 

37 

14. 

15-587 

160-6 

Висококачествениая 
шсяяная окраска 
стенок 

100 

М2 

0,34 

103,0 

35 

15. 

&-27 

4-7 

ООмазка кирпичннх 
стен, соприкасаю- 
шхся с грунтом, 
оятумом 

100 

М2 

0,34 

90,0 

ЗІ 



йтого по "я" 




738 



з) Продухи 





І. 

10-94 

І7-І 

Столярнеє залолне- 
ниє цродухов пло- 
щадью до 5 м2 

М2 

0,84 

3,06 

3 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

2. 

сад-2 

п.312 

Стоимость деревян- 
ной коробка 

м 

2,61 

1,07 

3 

3. 

СЕЩ—2 

П.І92 

Стоимость перешіе- 
тов 

м2 

о,тз 

7,82 

6 

4. 

26-50 

10-5 

Натяшвание штал- 
лической сеткн 

м2 

1,32 

1,3 

2 



Итого по я з*‘ 




14 



ж) ЇЇрочие 





І. 

9-46 

7-І 

Установка шталли- 
чесжш стремшок 

т 

0,025 

58,0 

І 

2, 

СЩЙ-2 

дД976 

Стошость стрвмянок 

т 

0,025 

384 

10 



Итого по "и" 




п 



в т*ч. метадлокон- 
струнвди 

Итого по раздеду 




сії) 

17753 



в т.ч. металлокон- 
струкции 




(426) 
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С В О Д К А 

обьемов и стошости райот в локальной сне хе А 2-І 


А№ Нашенование 
ш конструктивних 
алементов и 
видов райот по 
раздедам омега 


Вд. К-во 
изм. ед. 
изм. 


&ЄВД& (гтощості.лб^ _ 

пряше накладане плані 

заїра- раюходн _ вне 

ТН а нако* 

% сушаа гпгріг 


шгано- веего 
вне по 
нако- графа» 

Г ЄНИЯ 0,6,7 
от 

стоим. 

по 

гра- 


Нормативная Удеяь- 
т> ф ш,«їв услонно-чистая най вес 

в™*: прадавня_стоим. 

нга- гага- в в Все- йод¬ 
ная тация нав- пла- го 
зар- машин лад- нових по “^ огг 
нла- в т.ч.ннх нако- дан- Г7 
та зар- рас- пле- нам 

плата хо- цнях, гтоф в 

2 м - з §• «52. 

то Ї&П V* 60 * 
то.7 НО_смезе 

* 1 стоим. 

еднн. 

камер. 

руб. 


8ЛЄМЄН- 


ї" 

2 

" 3 

~4~ “ 

~5~ ’ 

~6~ ~ 

~7~ 

’ 8 ~ " 

"V" 


А. Подавшая 
часть 








І. 

Землянне работн мЗ 

8314 

4646 

16,5 

767 

432 

5845 

2. 

Фундаменти и 
стена 

МЗ 

1137 

54589 

16,5 

9007 

5077 

68673 


10 II 12 ІЗ 14 15 


Н,49 

60|40 
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І' 2 

3 ~ 

4 

"б” ~ 

"б" 

7 

8 

9 10 її 

12 ІЗ 

14 15 

3* Первкрнтие над 
техподпольвм 

м2 

2131 

22841 

16,5 

3769 

2124 

28734 


4.81 

13,48 

4. Перегородки 

н2 

524 

2522 

16,5 

416 

235 

3173 


0,53 

6,06 

5. Двери 

м2 

54 

1102 

16,5 

182 

102 

1386 


0,23 

2§,67 

6. Поли: 










а) полн техпод- 
нольяя к 
подвала 

м2 

1295 

10499 

16,5 

1732 

878 

13208 


2.20 

10,20 

6) подго товк а 
под яолн 

1-го етажа 

м2 

2380 

6830 

16,5 

1127 

635 

8592 


1,44 

3,61 

7. Внутренняя 
сіделка 

м2 

3190 

2473 

16,5 

408 

230 

ЗЇЇІ 


0,52 

0,98 

8* Наружная 
отделка 










9. Разнне вяЗ 

ра(5ощ здан. 

32529 

17753 

(426) 

16,5 

8,6 

2896 

(37) 

1648 

(37) 

22237 

(500) 


осо 

8 а 

Итого по А 



~І23255 

- 

~20304~ 

’ ІІ460 

І550І9 



в т*ч* металло- 
коноїрукцаи 



(426) 


(37) 

(37) 

(500) 
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І 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 П 

12 ІЗ 

14 15 

Б* Надземная 
часть 










10. Стени 

йЗ 

2727 

120824 

16,5 

19936 

ІІ237 

І5І997 


25,43 

55,74 

II. Переіфнтия и 
ноярнтия 

м2 

6666 

76427 

16,5 

І26І0 

7108 

96145 


16,09 

14,42 

12. Кровля 

м2 

2940 

29269 

16,5 

4829 

2721 

36820 


б,іб 

12,52 

ІЗ. Іестнищ 

и2 

173 

3145 

16,5 

516 

292 

3953 


0,66 
ЇЙ,85 

в т.ч. металло- 
консадкади 



(37) 

8,6 

(3) 

(3) 

(43) 



14. Перегородки 

м2 

1928 

9875 

16,5 

1629 

919 

12423 


2,06 

6,44 

15. Окна 

м2 

974 

29993 

16,5 

4949 

2789 

37731 


6,31 

3§,74 

16. Двери 

М2 

443 

7645 

16,5 

1261 

Тії 

9617 


1,61 

21,71 

17, Поли 

а) додготовка 
над поля 

м2 

4403 

І23ІІ 

16,5 

2031 

1145 

15487 


2,59 

3,52 

б) чистне поли 

й2 

6784 

31877 

16,5 

5260 

2964 

40І0І 


6,71 

5,91 
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1 2 3 4 5 6 7 8 _ 9 10 II 12 ІЗ 14 15 

18. Внутренняя 

отделка м2 19642 21344 16,5 3522 1985 26851 

19. Наружная 

отделка М2 3611 341 16,5 56 32 429 

20. Разнне мЗ 

работн здан. 29099,1 9010 16,5 1305 824 ІІІ39 

в т.ч. металло- 

консарукции (2301) 8,6 (198) (200) (2699) 


74,06 

100 $ 

Л.Газеров 

ВДущенков 

Н.Сдгщвгова 

Г.Сибекина 


Итого бо Б 


352061 


57904 32728 442693 


в т.ч. металло- 

КОНСТРУКІЩБ 

Итого по А+Б 

в т.ч. металло- 
конструкцші 


(2338) - (201) (203) (2742) 


475316 - 


(2764) 


78208 44188 597712 


(238) (240) (3242) 


Главшй архнтектор проекта с 

/ Начальник отдела омет и ПОС ~ 

Составнла / 

Цроверила _ 



8® й 
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Вариантн конструктивних решеннй 
зон с тройте льства е расчетной наружной температуро# 


£й 

щ 


• №№ УСН , Нашенование работ 

вдингчннх н затрат 

расценок, 



Едив. К-во 
язи* ©ДЕН. 
изм. 


Стошость единицн, Общая етоимость, руб. 
шй* _ 


Воего 


£ 20 Ц зи£Л£ _Веего £ 5РЙ заде 


основ- зна¬ 
ная ддуа- 
зар— тавдя 
плата машин 
в т.и, 
зар¬ 
плата 


основ- зкс- 
ная плуа- 
зар- тация 
плата машин 
в т.ч, 
зар¬ 
плата 


норма¬ 

тивная 

услов- 

но- 

чистая 

про- 

душщя 


12 3 45 6789 10 II 12 


Температурная зона -20°С 
їїекяшается: 

X. 0 т е н н 

пункти 1,2,3,4,6 руб. 64510 

Ш. Кровля 

3. СОД Плити из ячеистнх 

п.9-327 бетонов обьемной 

масоой 400 кг/мЗ 
толщиной 200 ж 


вяЗ 605,64 


27,90 


16897 







224-1-454 .15 4а. уі ц.| 


12 З 


4 5 



Добавляє тся 
X. С т е н н 

І. 8-74 Кладка стен из ке- 

9-2 рашческого кирпи- 

ча с обявдовкої 
лицевим кирпичом 
тоданой 51 см ига 
внсоте зтажа до 4 м їй 805,7 


2. 8-75 То же, при внсоте 

9-2 атажа более 4 м мЗ 36,1 

т.ч.пЛЛІ 


З 


8- 76 

9- 3 


То же, стен толщи- 
ной 64 см при 

внсоте атажа до 4 м їй 392,3 


143 


6 7 8 9 10 II 12 


27278 


108685 


42,7 

34403 

41,8 

1509 


40,3 


І58І0 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

4. 

8- 77 

9- 3 
тех.ч* 
І.П 

То же, при внсоте 
зтажа бодее 4 м 

шз 

130,0 

39,8 

5174 

5. 

8- 72 

9- І 

То же, толщиной 

38 см 

мЗ 

94,7 

45,3 

4290 



йтого 




6ІІ86 



ХП* Кровля 





3. 

ССЦ 

п.9-327 

Шштн из яче йогах 
бетонов обьешой 
массой 400 кг/йЗ 
толщиной 150 мм 

мЗ 

454,23 

27,90 

12673 



ХУ. 0 к н а 





І. 

10-72 

13-І 

Установка оконннх 
бяоков в каменшх 
стенах со спарен- 
ннш переплеташ 
площадью до 2 м2 

м2 

1,53 

3,01 

5 

2. 

10-73 

13-Й 

То же, площадью 
более 2 м2 

м2 

972,50 

2,18 

2120 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

3. 

СШ-2 

її #43 

Стошость ол одних 
біОНОВ МарКИ 
0С2І-27Г 

м2 

22,08 

13,0 

287 

4, 

П.43 

0С2І-24Г 

м2 

39,04 

13,0 

508 

5. 

п.48 

0СІ8-27В 

м2 

18,88 

14,9 

281 

6 . 

и. 48 

0СІ8-27вн 

м2 

18,88 

14,9 

281 

7„ 

її . 47 

0СІ8-24В 

м2 

717,24 

15,7 

11261 

8, 

п.47 

0СІ8-24вн 

м2 

91,74 

15,70 

1440 

9* 

л.40 

00І8-І8Г 

м2 

24,96 

15,20 

379 

10, 

п.ЗІ 

ОС18-13,5в 

м2 

23,20 

15,30 

355 

И. 

п.32 

0СІ8-І2Г 

М2 

16,48 

13,9 

229 

12. 

п.ЗІ 

0СІ8-9г 

м2 

1,53 

15,30 

23 

ІЗ. 

15-707 

201-2 

Остекленив оконннх 
блоков со спарен- 
ннми переллє тама 

3 ш стеклом 

100 

м2 

0,41 

242 

99 


12 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 10 II 12 

14. 

15-708 

201-2-33 

То же, 4 мм стеклом 

100 

н2 

9,33 

373 

3480 

15. 

СЦН-І 

п.434 

Стоимооть скобяннх 
приборов ДЛЯ ОЕОН 
со сяаренншн пере- 
шіетаьш одноствор- 
них о фрамугой 

К-Т 

10 

2,09 

21 

їв. 

СЦМ-І 

п*433 

То же, одноствор- 
них внеотой до 

2,1 м 

н-т 

9 

1,29 

12 

17. 

п,436 

То де, двухствор- 
ннх внеотой до 

2,1 м 

к-т 

12 

2,58 

ЗІ 

18. 

п.437 

То же, двухствор¬ 
иш: шириной до 

2,1 їй 

к-т 

8 

3,38 

27 

19. 

п.438 

То же, двухс твор¬ 
иш с фрамугой 
шириной до 2,7 м 

к~т 

202 

3,81 

770 



йтого 

РУ<5* 



21609 






124-і-4Ь4Л5 4а. VI ч.і 


12 З 


4 5 


Итого добавляємся 

Итого исклшается 
е учетом добавленая 

Температурная зона -40°С 

йсключается: 

X. С т е н н 

Пунк-ш 1,2 руб. 

Хїї. К р о в л я 

3. СОД Плитн йз ячеистшс 

п* 3-327 бетонов обьешой 
масо ой 400 кг/мЗ 

толщиной 160 т м3 605,64 



йтого яскдючается руб, 


6 7 8 9 10 II 12 

95468 
13217 

37621 

27,90 16897 

23447 


77965 





224 -І-АМЛ5 АА, VI чЛ 
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12 З 


4 5 Є 7 8 9 10 XI 




Добавляєтся 







1* С т є н н 





І. 

8-130 

13-І 

Кладка стен много- 
слойная облегченная 
из керамического 
киртиа 

мЗ 

837,3 

33,8 

28301 

2. 

8-131 

13-І 

т*ч.пДЛІ 

То же, при висоте 
отака более 4 м 

мЗ 

37,52 

33,6 

1261 



Йтого 




29562 



ХП* Кровля 





3. 

ссц 

п.9-327 

Плити из ячеистнх 
бетонов Об’ЬбМНОЙ 
массой 400 иг/МЗ 

мЗ 

757,05 

27,90 

21122 



ХУ. 0 к н а 





І. 

СЩЙ-2 

и.ІОЗ 

Стошаость оконннх 
бдонов марки 
0РС2І-27Г 

м2 

22,08 

18,6 

411 


12 






224-М34.85 АЛ.УІ ЧЛ 


І 

2 

3 

4 

5 

2. 

Д.ІОЗ 

0РС2І-24Г 

м2 

39,04 

3. 

л.108 

0РСІ8-27В 

м2 

18,88 

4. 

л.108 

0РСІ8-27Ш 

м2 

18,88 

5. 

11*107 

0РСІ8-24В 

м2 

717,24 

6. 

п.107 

0РСІ8-24вн 

м2 

91,74 

7. 

п.99 

0РСІ8-І8Г 

м2 

24,96 

8. 

п. 93 

0РСІ8-І3,5в 

м2 

23,20 

9. 

п*89 

0РСІ8-І2Г 

м2 

16,48 

10. 

П.88 

0РСІ8-9Г 

м2 

1,53 

п. 

15-709 

201-2-36 

Тройное остекдение 
оконшх блоков 

3 ш степлом 

100 



Вй2 0,41 


6 7 8 9 10 II 12 


18,6 

726 

21,7 

410 

21,7 

410 

23,1 

16568 

23,1 

2119 

23,2 

579 

26,9 

624 

22,8 

376 

25,2 

39 


366 


160 





224-1 -434.85 АЛ. VI 4,1 


2 

3 

4 

5 

15-710 

То же, 4 ш стеклом 

100 


201-2-36- 


«2 

9,33 

-33 

Итого 

РУЙ. 



йтого добавляется 

РУЙ. 



Итого добашшзтся 
о учетом исключения 

руй. 



Вариант перегородок 
поаяементной оборки 
из гипеокартонннх 
листов на деревин¬ 
ної* каркасе 

Иеклшается 

Перегородки: 

пункти І,2,3,4,5 руб. 

Добавляє тся 
Перегородки: 


6 7 8 9 10 II 12 

566 5281 

27693 

78377 

412 


6455 






224-1-434, 85 Дл. VI ч. І 


1 2 3 4 5 


І. 7-629 Установка шпсобе- 
46-3-1.8 тоншу крупнопа- 

нельнье перегородок 

ші ощадно до 6 и2 шт 79 


2. 7-632 То хе, площадко 

46-4-1.8 до 10 «2 шт 21 


3. 7-635 То же, пдощадью 

46-5-1.8 до 15 м2 шт 9 


ссц 

3-190 

Стшшость панелей 
гяпсобвтонннх 
перегородок шю- 
щадью до 6 м2, 
толщиной 80 ш 

м2 

228,33 

3-174 

То же, шюададью 
болве 6 м2 

м2 

335,64 

10-275 

55-5 

Устройство перего¬ 
родок С И30ЛЯЦИ0Н- 
ной црокладкой 
обпштшс пшсокар- 
тонннми листами 
на деревянном 
каркасе 

м2 

597,30 


151 


6 7 8 9 10 II 12 


3,56 

281 

4,01 

84 

5,16 

46 


4,17 952 

4,07 1366 


4,71 


2813 





224-1-434.35 Ал, VI Ч. 1 


152 


12 З 


45 6 7 89 10 II 12 


7. 


ССЦ 

п„7-5І 


Стоимость гацсокар- 
тоннях дистов 

толщиаой 14 ш ід2 1230,5 1,80 


2215 


йтого добавлявтея 

7757 

йтого добалдяется 

с учетш исключешя 

7757-6455 = 1302 

1302 






224-1-434,85 Ал. VI Ц, І 
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ШЬШШЩЯ * І 

на приготовлена© раствора на цвєтном цементе с мраморной кршкой 

На 100 мЗ раствора 


т 

пп 

Обоснование 

единичной 

ометной 

стоимости 

їїаименовалие работ 
ж затрат 

Един. 

жзм. 

К-ВО 

един. 

ИЗМ. 

Ометная стоимость 
рттшгитш Общая 

І* 

сш 

37-2-82 

6-41-5 

Затрата труда 

Заработиая шіата 

ч/ч 

РУб. 

117,0 

- 

58,0 

2. 

ССЦ д.1439 

Растворосмесители 
передшжнне 150 д 

м/ч 

32,10 

0.84 

0,71 

26.96 

22,79 

3. 

ШШ 

Про чиє шшш 

РУб. 

- 

- 

63,0 

4. 

СЦМ-Х 

п.693 

Цемент цветной 

М-400 

т 

52,0 

99,7 

5184,4 

5. 

ССЦ 7-48 

Кропша мрам орная 

т 

156,8 

28,60 

4484,48 

6 . 

Указ, до иримен. 
ЕРЕР я.2.22 

Вода 

мЗ 

35,0 

0,10 

3,5 



Итого 

руб. 



9820,34 



Накладане расходн 54$ 
от заработной плати 
58*-22Т79=80,79 

руб. 

80,79 

0,54 

43,63 



Итого 

руб. 



9863,97 



Итого стоимость X мЗ 

руб. 



98,64 







224-1-434.3? Ал.УІ ч,1 “ * 54 - 

КМШ1ЯЦШ * 2 

стоимости пшсоперлитового раствора 


Обоснованяе 

стошости 

Наименоваше работ 

Един. 

изм. 

К-во 

един* 

изм* 

СТОИНО£ТЬ _ 
Ндиницн 

Общая 

СБШ ІУ-2-82 ч.2 

Затрати труда 

ч/ч 

1.7 



6-42-1 стр.ЗО 

Заработная плата 

руб. 

- 

- 

0,93 

ССЦ дЛ439 

Рас творосме ситеди 
передшжнне 150 л 

мав.час 

0,535 

0,84 

0,71 

0.45 

0,25 

СНиП ІУ-2-82 

6-42-ї 

ПрОЧЖе маиптни 

руб. 

- 

- 

0,59 

СЦМ-І п.І 

Гшхс строительннй 

т 

0,25 

23,60 

5,90 

(ЩМ-І пЛ56 

Дердит М-ІОО (десок) 

мЗ 

1,19 

18,90 

22,49 

СЦМ-І пЛОІ 

йзвесть 

т 

0,132 

33,40 

4,41 

Указана НЗРКР 

Бода 

мЗ 

0,55 

0,1 

0,06 


йтого 34,83 

Накладане васхода от зар¬ 
плата - 54% 

(0,93+О,25)х0,54 0,64 

35,47 


йтого стошоеть ї мЗ 
раотвора 






224-1-434.35 Ад. VI Ч. І 
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Основанеє: чертога » 

Ш-І - 0В-30 СШ-І 
ЕК-І - ВК-2І 


ЛОКАЛЬНАЯ ШЕТА & 1-2 

К типовому проекту Средняя школа на 33 класса (1296 учащихся) основної варжалт 
на внутренше санитарно-технические работн 

Сметная стошость 51,58 тнс.руб. 
Нормативная уеловно- 


Составлена в денах 1984 г. 


чистая цродукция тнс.руб. 

Показ атели по смете 

Стошость на: І место руб. 

І м2 полезной шгощади руб, 

І мЗ обьема з данин 1,77 руб. 


т 

пп 


І. 


Ш УСН, 
еди ничш х 
расценок, 
шифрн 
нрр_ 

ж др. 


Нашенование работ 
ж затрат 


изм. 


К-во 

ОДИН. 

изм. 


Стошость единищ. 


Общая стоимость, руб. 


Раздед І. Отопдение 


18-109 

т.5-1 


Установка ради; 
торов І І40А0 


а- 


зкм 788,9 7,66 


в іоц знаю 

Всего 

£ ТОМ 

норма¬ 

тивної 

услов- 

но— 

ОСНОВ- 

зкс- 


основ- 

зкс- 

ная 

плуа- 


ная 

плуа- 

зар- 

тация 


зар. 

тация 

чистої 

про- 

дувдин 

плата 

мяптатг 

В т.ч, 
зар. 


плата 

машин 
в т.ч. 
зар. 


плата 



плата 


7 

8 

9 

їо 

II 

12 

0,25 

0,06 

6043 

197 

47 

244 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

2. 

І8-ІІЗ 
т*5—2 

Установка конвек- 
торов КВ20 

зш 

40 

II 

0,22 

0,03 

440 

9 

І 

10 

3. 

16-35 

т.7-1 

Прокладка стальних 
водогазопроводшх 
ад<5 Д-І5 ш 

м 

300 

0,86 

0,21 

0,01 

258 

63 

3 

66 

4. 

ів-86 

т.?-І 

То хе, Д-20 мм 

0 

770 

0,91 

0,21 

0,01 

701 

162 

8 

170 

5. 

16-37 

т.7-1 

То же, Д-25 ш 

п 

125 

1,03 

0,21 

0,01 

129 

26 

І 

27 

6. 

16-38 

т.7-1 

То же, Д-32 ш 

0 

340 

1,14 

0,21 

0,01 

388 

ТІ 

3 

74 

7, 

16-39 

т.7-1 

То же, Д-40 ші 

«І 

130 

1,29 

0,21 

0,01 

168 

27 

І 

28 

8. 

16-40 

т.7-2 

То же, Д-50 ш 

II 

210 

1,61 

0,27 

0,03 

338 

57 

6 

63 

9* 

16-67 

т.8-2 

То же, из стальних 
труб Д-76хЗ ш 

Й 

310 

2,21 

0,47 

0,05 

685 

146 

16 

162 
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І 

ттт їм ■ 

2 

3 

4 

5 

10 . 

16-68 

т.8-3 

То хе, Д-89хЗ ш 

м 

70 

II. 

го 

о 

Испнтаще система 
даам. до 100 мм 

100 

П.М 

3,80 


16-219 

т.22 

То хе, до 50 мм 

100 

П.М 

18,75 

12. 

16-136 

т.12-2 

ССЦ ч.Ш 

п.641 

д.1778 

Установка задвижек 
ЗІчбнж Д-80 т 

Дена: 2,98+23+ 
+(І,26х&) 

шт 

8 

ІЗ. 

ССЦ ч.Ш 
д.1023 

Кран пробковий 
марки ІІчббк 

Д-20 мм 

шт 

12 

14. 

д.1022 

То хе, Д-І5 мм 

и 

ЗО 

15. 


То же, Д-25 мм 

і» 

35 


п.1024 


6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

2,62 

0,53 

0,07 

183 

37 

5 

42 

4,22 

3,73 

- 

16 

14 



3,94 

3,73 

- 

74 

70 



26,48 

1,71 

0,29 

212 

14 

2 



1,26 

— 

15 

1,0 

- 

ЗО 

1,67 


58 


15 





224- 

-1-434. 85 

Аа, VI ч.і 


- 

158 - 





ї ~ 

2 

3 

~4 


6 

7 8 

9 10 

"її ~ 

12 

16. 

ССД ч.Ш 
И.І025 

То де, Д-32 до 

шт 

4 

2.57 

- 

10 



17. 

18-229 

т.15-5 

Установка воздухо- 
вшзускного крана 

шт 

64 

0,49 

0,08 - 

ЗІ 



18. 

ССД ч«Ш 
п.1037 

Кран^ трехход овой 

шт 

56 

ід 

- 

62 





Итого 

руб. 




9841 893 

93 

966 



Пуск и регудзаровка 2 % 




20 





йтого 

РУб. 




9861 





Накццше расходн 





1312 





йтого 

руб. 




І1І73 





Плановне накопле- 
яя-$ 





894 





ЙТОГО 

руб. 




12067 




Строитеяьнне работн 

Изазіяидя трубопро¬ 
водові 






224- 

-1-434. *5 

АЛ.ЇІ Ч.І 


- 

159 - 


ї ~ 

’ 2~ 

3 

г 


6 7 

8 9 10 II 12 

19. 

ІЗ-Ї2І 

ї.15-6 

І]рунт Ш 0,21 

100 

м2 

1,79 

7,71 

14 

20. 

13-133 

т.16-6 

Краски БТ 177 

п 

1,79 

6,94 

12 

21. 

26-15 

т.4-3 

ССЦ ч.І 
Л.349 

Шнурові из шне- 
ральной ватн 
толщ. ЗО мм 

Цена: 20,4+53,4х 
х І,бз 

мЗ 

2,4 

75,4 

181 

22. 

26-16 

т.4-3 

ССЦ ч.І 
Н.349 

То же, толпщной 

40 мм 

Цена: 20,4+53,4х 
хІ,0$ 

м 

5,5 

75,4 

415 

23. 

26-69 
т.ІЗ-5 
ССЦ ч.І 
п.298 

Поврьітие трубопро¬ 
води пергашном 

Цена: 81,1+22x1,15 

100 

м2 

3,85 

106,4 

410 

24. 

26-81 
т.15-2 
ССЦ ч.І 
11*193 

Поіфнтяе трубоїгр 0 - 
вода стекдопласти- 
ком 

100 

м2 

3,85 

348,63 

1342 





224-1-434,85 Ад.Уі Ч. І 


12 З 


4 


Дена: 16 5+І87х: 
хО,982 


25, 26-76 Масляная окраска 

т*І4-2 труб по изолящш 

за 2 раза ІСХ) 

м2 


26* 15-614 То же, неизодшро- 

п„164-8 ванншс труб радиа- 

торов за 2 раза 100 
м2 


йтого руб. 

Накладнне расходн 
16,5% руб. 

йтого руб. 

Плановне аакопле- 
ния - Щ> 

йтого руб. 


Всего по разделу 


160 


5 6 7 8 9 10 II 12 


3,85 46,7 180 

7,70 55,6 428 

2982 

492 

3474 

278 

3752 


12067 + 3752® 


15 819 






224 - 1 - 434 . 85 Ал. VI ч. І 


1 2 3 4 5 


Раздел її Вентшшщя 

їїриточная камера 2Щ-20 
(правое и левое 
исшигаение) 


І. 

20-709 

Т.20-5 

Агрегат вентилятор 
нні с вдброизоля- 
тораш А8-4, тш 





вентилятора 

ЕЦ4-70 Л 8, с 





анектоодшгателем 

4АІ32Й6 

к-т 

2 

2. 

20-845 

Установка соеди- 




т.37-1 

нительной сешщи 

шт 

2 

3* 

СОД ЧДЙ 

Стоимость соеди- 




пДІЗІ 

штельной секции 
АІАІ8І*000 

шт 

2 

4* 

20-761 

Установка калори¬ 




т.25-2 

ферної однорядно й 
секции 

шт 

6 

5. 

ССЦ ч.Ш 

Стоимость калори- 




П*738 

феров КВБ-ІОп 
АІАІ89-000-03 

шт 

6 


161 - 


6 7 8 9 10 II 12 


482 

9,94 

2,75 

964 

20 

6 

26 

2,52 

2,42 

од 

5 

5 

- 

5 

27,2 

- 

- 

54 ' 

- 

- 

- 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 


96,5 


579 





224-1-434.83 Д.Л,VI Ч. І 


12 3 4 5 


6 . 20-878 Установка секции 

цриемной без рецир 
куляционной заслонки шт 2 


7* ССЦ ч.Ш Стошость сеадии 

п.1120 цриемной 

црименит. АІА226.000-0І шт 2 


8. 20-469 Установка заслонки 

т.9-9 воздушной утешген- 

ной размером 

П ІбШліОООЗ шт 2 


Камера при точная 23Ж-ІО 
(правеє и левое исполнение) 


9, 20-708 Агрегат вентиля- 

т.20-3 торшй с вибро- 
изолятррами 
А6,ЗІ05-І иш 
вентилятора Ц/беж- 
ного ВЦ4-70 Л 6,3, 
е алеіотоднигателем 
4А 100 В6 к-т 2 


10. 20-845 Установка секции 

т.37-1 еоединитедьной шт 2 


162 


6 7 8 9 10 II 12 

79,9 62,6 6,28 160 125 ІЗ 138 

348 696 - 

253 3,7 0,39 506 7 І 8 

233 5,98 0,69 466 12 І ІЗ 


2,52 2,42 0,1 


5 


5 


5 





224-1-434.85 А^А. V» ч, І 


12 З 


4 5 


II. ССЦ ч.Ш Стошость еекцш 

п.ІІЗІ соединительной 

АІМ80000-02 шт 2 


12* 20-761 Установка еекцш 

т.25-2 калориферной с 

калориферами 

КВС-ІОд шт 4 


ІЗ, ССЦ ч.Ш 
д .751 


Стошость еекцш 
калориферной 
КВС-ІОп 
Д1АІ88000-03 


шт 4 


14, 20-878 Установка еекцш 

ігриешой без ре- 
вдркуляционной 
заслонки шт 2 


15. ССЦ ч.Ш Стоимость еекцш 

п.1120 цриемной без ре- 

цримен. циркуляционной 

заслонки 

АІА223000-0! шт 2 


16. 20-468 

т.9-7 


Установка заслонки 

воздушной т утеп- 

ленной ПІОООхбООЗ шт 2 


163 


6 7 8 9 10 II 12 


27,2 - 54 


7,59 3,29 0,7 ЗО ІЗ 3 16 


74,9 - - 300 - 


79,9 62,6 6,28 160 125 ІЗ 138 


348 696 - 

104 2,47 0,09 208 5 - 5 





224-1-434.85 АЛ.УІ 4,1 


12 3 4 5 


17. 20-708 Агрегат вентиля- 

т.20-5 торянй с виброизо- 

лятораш ВЦ4-70- 
-6,3-03 лев., тип 
вентилятора 
ЕЦ4-70 * 6,3 с 
алевтродшгатедем 
Ш00 6 мі 


18. 20-749 Агрегат веншяя- 

т.23-1 торннй крншннй 

ССЦ ч.Ш е ви бронзо дато- 

п.2І9 рами, тип венти¬ 

лятора КЦЗ-90 & 4 
с алектродвигате- 
лем 4А7ЇА6У2 к-т 6 


Дена: 7,06-*68,8 


І8а. ССЦ ч.Ш Стоимость поддонов нг ЗО 
я. 1062 


19. 20-735 Агрегат вентидя- 

т.22-1 торннй осевой 

В-06-300-4, тип 
вентилятора 
06-300 Л 4 о 
адекзродаагателем 
4АА56-4 І 


164 


6 7 8 9 10 II 12 


233 5,98 0,69 233 6 І 7 


75,86 4,39 0,97 455 26 6 32 


0,29 9 


42,2 2,37 0,06 42 2 - 2 
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165 


І 

2 

3 

4 

5 

20. 

20-745 

т.22-3 

Цена 

завода 

Вентилятор злектри- 
ческий ВИТЯЖНО Й 
канальний 

ВК-6-У4 

шт 

І 



Цена: 7,47+11 





Вентняяция 



21. 

20-656 

т.15-1 

Установка дверей 

ДЛЯ ВЄНТИЛЯЦЕОН- 

ш камер, утеп- 
ленная Ду 0,5x1,25 

шт 

І 

22. 

20-657 

т.15-1 

То же, утеплен- 
ная Ду 0,4x0,9 

«1 

3 

23. 

20-407 

т.7-1 

Установка решетки 
щелевой регулирую- 
щей РІ50 

шт 

8 

24. 

20-408 

т*7-І 

То же, Р200 

шт 

335 

25. 

20-404 

т,7-І 

То же, РРЗ 

шт 

33 


6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

18,47 

6,05 

0,25 

18 

6 


6 


16,2 

1,88 

0,47 

16 

2 

І 

3 

12,2 

1,88 

0,47 

37 

6 

І 

7 

1,48 

0,84 

0,05 

12 

7 

- 

7 

1,63 

0,84 

0,05 

546 

281 

17 

298 

2,99 

0,84 

0,05 

99 

28 

2 

ЗО 





224-1-434.35 АЛ.УІ ч.І 


Кб 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

26* 

20-438 

т.9-1 

Установка засланки 
воздушной 

Р200х200Р 

шт 

7 

8,91 

0,71 

0,02 

62 

5 

— 

5 

27* 

20-441 

т.9-2 

То же, Р200Х40СР 

« 

2 

10,4 

1,22 

0,05 

21 

2 

- 

2 

28. 

20-443 

т.9-2 

То же, Р400х300Р 

п 

2 

13,1 

1,22 

0,05 

26 

2 

- 

2 

29. 

20-446 

т.9-2 

То же, Р600х400Р 

п 

і 

16,3 

1,22 

0,05 

в 

І 

- 

І 

ЗО. 

ССЦ ч.І 
п.1851 

Стоимость лючна 
с присоединитель- 
ннм шш елем 

МТ 

зо 

3,44 

_ 

_ 

103 

— 

— 


ЗІ. 

20-11 

т.І-2 

Устройство капле- 
отделителя 

м2 

1,0 

5,3 

0,67 

0,04 

5 

І 

- 

І 

32. 

20-118 

т.І-4 

Устройство вход- 
НОЙ Н БНХОДНОЙ 
камери шумоглуши- 
теля из листовой 
ощшкованной стали 
т.0,7 периметром 
до 3600 ш 

м2 

28,8 

6,69 

0,39 

0,04 

193 

II 

І 

12 





224-1-434.85 АЛ.УІ ч. І 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

33. 

їїр-нт 

19-06 
п.16-019 

Стошость тележки 
грузовой тип 4 

Дена: 135x1,1 

шт 

І 

148,5 

- 

- 

149 

- 

- 

- 

34. 

20-13 

т.І-З 

Сталь листовая 
для фасонних дета¬ 
лей т.0,7 ш 

м2 

50 

5,72 

0,58 

0,04 

286 

29 

2 

ЗІ 

35. 

ССЦ ч.І 
п.363 

Стошость резивн 
морозоетойкой 
толщ. 5 ш 

кг 

12 

1,62 

- 

- 

19 

- 

- 

* 

36. 

20-2 

т.І-І 

Устройство воздухо- 
водов из тонколис¬ 
тово й стали 
т.0,5 ш Д-І80 мм 

м2 

3 

5,35 

0,88 

0,04 

16 

3 


3 

37. 

20-4 

т.І-Х 

То же, толщ. 0,6 мм 
Д-250 ш 

м2 

16 

5,21 

0,88 

0,04 

83 

14 

І 

15 

38. 

20-3 

тД~І 

То же, толщиной 

0.5 ш вазмером 
200x200 ш 

м2 

24 

5,35 

0,88 

0,04 

128 

21 

І 

22 

39. 

20-10 

ї.І-1 

То же, тсшц.0,7 ш 
рази. 250x250 т 

м2 

35 

5,59 

0,88 

0,04 

196 

ЗІ 

І 

32 





224-1-434.85 Ал. VI ч. І 


І 

2 

3 

4 

5 

40* 

20-11 

т.І-2 

То же, размером 
250x300 ш 

м2 

33 

41* 

20-11 

т.І-2 

То же. размером 
250х4бо им 

в 

9 

42. 

20-11 

тД-2 

То же. размером 
250x500 ш 

п 

12 

43. 

20-11 

т.І-2 

То же, размером 
300x300 вам 

в 

24 

44. 

20-11 

т.І-2 

То же, размером 
400х40СГ ми 

в 

10 

45. 

20-11 

тД-2 

То же, размером 
400x300 ш 

в 

98 

46. 

20-12 

тД-2 

То же, размером 
500x400 ш 

м2 

81 

47. 

20-13 

тД-3 

То же, размером 
500x500 ш 

в 

20 

48* 

20-11 

т.І-2 

То же, размером 
600x400 мм 

в 

200 


168 


6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

5,3 

0,67 

0,04 

175 

22 

І 

23 

5,3 

0,67 

0,04 

48 

6 

- 

6 

5,3 

0,67 

0,04 

64 

8 

І 

9 

5,3 

0,67 

0,04 

127 

16 

І 

17 

5,3 

0,67 

0,04 

53 

7 

- 

7 

5,3 

0,67 

0,04 

519 

66 

4 

70 

5,43 

0,67 

0,04 

440 

54 

3 

57 

5,72 

0,58 

0,04 

114 

12 

І 

ІЗ 

5,3 

0,67 

0,04 

1060 

134 

8 

142 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

49. 

20-107 

т.І-І 

Устройство воздухо- 
водов из тонколис- 
товой оцннковашой 
стали толщиной 

0,5 ш Д-200 мм 

м2 

7,5 

6,06 

0,88 

0,04 

45 

7 


7 

50, 

20-108 

т.І-І 

То же, размером 
200x200 

м 

8 

6,36 

0,88 

0,04 

51 

7 

- 

7 

51. 

20-114 

т.І-І 

То же, ТШВД. 0,7 ш 
рази. 250x250 

м2 

57 

6,72 

0,88 

0,04 

383 

50 

2 

52 

52. 

20-115 

т.І-2 

То о же 6о р азмером 

п 

5 

6,37 

0,67 

0,04 

32 

3 

- 

3 

53. 

20-117 

т.І-3 

То же. размером 
бООхбйо 

М2 

14 

6,89 

0,58 

0,04 

96 

8 

І 

9 

54. 

20-118 

т.І-4 

То же, размером 
600x600 

м2 

108 

6,69 

0,39 

0,04 

723 

42 

4 

46 

55, 

20-118 

т.І-4 

То же, размером 
800x400 

п 

7 

6,69 

0,39 

0,04 

47 

3 


3 
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І 

2 

3 

4 

5 

56. 

8-165 

Т.І7-Ї 

ЦСЦ Ш 
її. 4-20 

Устройство воздухо- 
водов из асбесто- 
цементннх жстов 

хоо 

м2 

1,21 



Дена: 88,3+0,6x7,79 



57. 

ЦСЦ м.о. 
П.7-47 

Стошоеть азбесто¬ 
цементних лнстов 

м2 

121 

58. 

20-653 

Т.Х4-І0 

Установка шумоглу¬ 
ши теля ГП2-2 

шт 

3 

59. 

20-640 

т.14-8 

Пластини 1ІШ-ІІ 

шт 

12 

60. 

20-641 

т.14-8 

То же, ШП-І2 

шт 

12 

61. 

ССЦ ч.Ш 
її.1096 

Стоимость обте- 
кателей 

м2 

2,82 

62. 

ССЦ ч.Ш 
п.888 

Кожухи пластинча- 
тне 

м2 

ЗО 



Итого 

о 



6 

7 

8 

9 

10 

XI 

12 

92,37 

55,5 

7,36 

112 

67 

9 

76 

і,б 

- 

- 

194 

- 

- 

- 

1,36 

0,51 

0,15 

4 

2 

І 

3 

25,3 

0,35 

0,08 

304 

4 

І 

5 

31,3 

0,35 

0,08 

376 

4 

І 

5 

2,8 

- 

- 

8 

- 

- 

- 

7,07 



212 

_ 




12886 1343 ІІЗ 1456 
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6 7 8 9 10 II 12 

73 67 6 73 

12959 1410 119 1529 

1724 

270 

14953 

П96 
1614 9 

III 78 


348,63 


122 
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172 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 

II 

12 

65, 

35-613 

Т.164-7 

Масляная окраска 
воздуховодов 

100 

м2 

6,45 

38,6 


249 






Итого 

РУ<5. 




449 






Накл|цше расходн 





74 






Итого 

руб. 




523 






Шіановне нанопде- 
ния - 8% 





42 






Итого 

руб. 




565 






Злектротехнические 

работн 









66, 

8-48І-І9 

Присоеданеше злек- 
тричееких машин 
весом до ОД т 

шт 

6 

1,38 

0,94 

8 

6 



67, 

8-48І-2І 

То же, весом до 

0,5 т 

шт 

5 

2,62 

1,59 

ІЗ 

8 



68, 

06.& 8 

прилож.І 

п.20 

Ревизия аяектри- 
ческих машин весом 
до ОД т 

шт 

6 

1,01 

0,73 

6 

4 
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І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 

69. 

Сб.№ 8 

цршюж.І 

п.22 

То же, весом до 

0,5 т 

шт 

5 

5,93 

1,64 

ЗО 

8 

70. 

Сб.№ 8 
п.146 

Сушка алектричес- 
ких машин весом 
до 0,2 т 

шт 

6 

6,3 

5,89 

38 

35 

71. 

□.148 

То же, весом 
до 0,5 т 

шт 

5 

9,5 

8,83 

48 

44 



Итого 

РУб. 




143 

105 



Начисление 87% 
на монтаж 





за: 




Итого 

РУб. 




234 




Плановне накопле- 
ния - 8% 





19 




Итого 

руб. 




253 




Всего по разделу 

руб. 




16967 



12 






224-1-434.85 Ал.іМ ч. і 


12 3 4 5 


Раздед Ш Узвдг управленая 


X* 18-203 Установка злеватор- 

т.12-2 ново у зла І 5 шт І 

ССЦ ч*Ш 

пД639 Цена: 250*114 


2. Пр-нт Стоимость олеватор- 

24-15 ного у зла #5 шт І 

доп.І 

Л.І-48І Цена: 15,3x1Д 


З, ССЦ ч*Ш Стоимость задви- 
н.641 жек ЗІл бнж 

Д-80 мм шт 4 


4* 16-136 Установка задвижек 

12-2 стальннх Фланцевих 

Пр-нт шрки ЗКЯ2-І6 

23-07 Д-$0 мм шт 4 

п.2-0160 

Цена: 2,98*40x1,1 


5* ССЦ ч*Ш Вентиль запорннй 
д.78 муфтовий Д-І5 т 

марки І5Бїбк шт 2 


174 


6 7 8 9 10 II 12 

364 14,1 1,14 364 14 І 15 

0,34 

16,83 - - 17 

23 92 

46,98 1,71 0,29 189 7 І 8 

0,09 


0,95 


2 
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175 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

6. 

ССЦ ч.Ш 
п.1015 

Еран пробковий 
проходной ІІШбк 
Д-25 мм 

шт 

6 

1,96 

— 

_ 

12 

_ 

- 

* 

7. 

18-2II 
13-3 

Пр.23-01 
п. 16-001 

Установка ручного 
насоса "Родник'* 

Дена: 4,6+39x1,1 

і* 

І 

47,5 

3,42 

0,15 

0,04 

48 

3 

- 

3 

8. 

II-390-4 

Регулятор темпе¬ 
ратури прямого 
действия РТ 25 мм 

шт 

І 

2,94 

- 

— 

3 

— 

— 

— 


Цр-нт 
17-04 
п.5-0482 

Стоимость реіуля- 
тора^температурн 

м 

І 

79,2 



79 






Дена: 72x1,10= 










10. 

ІІ-І55-І 
ОСЦ ч.Ш 
П.І522 

Установка счетчика 
горячей води 

ВІТ 50 

ШТ 

І 

44,81 



45 






Дена: 2,41+42,4 










П. 

18-226 

т.15-2 

Установка мано¬ 
метра 

шт 

8 

3,91 

0,14 

0,01 

ЗІ 

І 


І 





224-1-434. «5 А-А. У і Ч. 1 


І те 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

12. 

18-228 

т.ІБ-4 

То же, термометра 

шт 

6 

2,41 

0,2 

- 

14 

І 

- 

І 

ІЗ. 

16-37 

т.7-1 

Прокладка трубопро- 
вода яз водогазо- 
проводдах труб 
обнкновенннх 

Д-25 мм 

м 

25 

1,03 

0,21 

0,01 

26 

5 


5 

14. 

16-40 

7-2 

То же, Д-50 ж 

м 

2 

1,61 

0,27 

0,03 

0,01 

3 

І 

- 

І 

16. 

16-68 

т.8-3 

То же, из стальних 
шгектросварннх 

Д 89x4 мм 

м 

5 

2,62 

0,53 

0,07 

0,02 

ІЗ 

3 

- 

3 

17. 

16-69 

т.8-3 

То же, Д 108x4 вш 

и 

5 

3,12 

0,53 

0,07 

0,02 

16 

3 

- 

3 



йтого 

РУб. 





954 

38 

2 

40 



Пуск и регул яр овка 2% 





І 






йтого 

руб. 





955 






Нающцше раоходн 
13,3$ 






127 









224-1-434,85 Ал, VI ч,( 


177 


12 З 


4 5 6 7 8 9 10 II 



їїтого 

РУб. 



1082 


Шіановне накопле- 
ния - Щ 




87 


Итого 

РУб. 



1169 


Строительнне работн 





ІЗ-І2І 

т.15-6 

Поіфнтйе труб 
грунтом ТФ 021 

100 

м2 

0,072 

7,71 

І 

13-133 

Т.І6-6 

То жен краской 

БТ 177 

100 

м2 

0,072 

6,94 

_ 

26-16 

т.4-3 

ССЦ чД 
п.349 

Изолящїя афубоцро- 
вода шнуром тепло- 

ИЗОЛЯЦЙОНННМ с 

набивкой из вдне- 
раяьной ваш 
толщ. ЗО ш 

мЗ 

0,2 

86,4 

17 


Цена: 20,4+53,4х 
хі,03x1,2 






12 





224-1-434.85 Ал.УІ ч.і 


І 

2 

3 

4 

5 

21. 

26-16 

То же, толщиной 




т.4-3 

40 ш 

мЗ 

0,20 


ССЦ чЛ 
н.349 

Дена: 20,4+53,4х 





хі,03x1,2 



22. 

26-69 

т.ІЗ-5 

Покрнтие труб 
пергшином 

100 

0,15 


ССЦ ч.І 
п.193 

м2 




стр.97 

Дена: 81,1+22x1,15 



23. 

26-81 

Обертнваше труб 




т.15-2 

рулоннш стекло- 

100 



ССЦ ч.Х 

пл ас тиком РСТ 



стр.97 

п.194 

Дена; 165+187x0 ,982 

м2 

0,15 

24. 

26-76 

т.14-2 

Масляная окраска 
изолированннх 
труб за 2 раза 

100 

0,15 



м2 


Итого 


руб. 


Наїшрше расходн 


РУ<*. 


йтого 


178 


б 7 8 9 10 II 12 


86,4 17 


81,1 12 


348,63 52 


46,7 



123 






224-1-434.85 

А*. VI ч.І 


- 179 - 







X 2 

3 

V 


6 

~7~ ~ ” 

’ І ~ 

9 " * 

’ їсГ ’ 

""її " 

12 


Шгановне накопле- 
ния щ> 

РУб. 





10 





Итого 

РУб. 





133 





Бсего 1169+133=1302 

руб. 










Раздел ІУ Тешіоснабжени© установок 

систем 







І. І2-792-І 

Монтаж клапана 
регужрущего 
шанцевого е испсш- 
ннтельнш механиз- 
мом тала МЗО, марки 
25ч939нж Д-25 т 

шт 

3 

2,64 

0,47 

0,08 

8 

І 


І 


Цена: 2,І7+(І,87х 
х0,25) 










2. їїр-нт 

23-07 
1-2388 

Стошость клапана 
25ч939нж Д-25 ш 

Цена: 85x1,10 

шт 

3 

93,5 

- 

- 

281 

- 

- 

- 

3. П-390-4 

Монтаж регулятора 
тешературн рямого 
действия РТІ5 

шт 

І 

2,94 



3 








224-1-434. «5 Ал. VI ч. І 


180 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

4. 

їїр-нт 
17-04 
п.5-0482 

Стошюсть регуля¬ 
тора температури 
прямого действда 

шт 

І 

79,2 



79 




5. 

ССЦ ч.Ш 
п.78 

Вентиль задорнні 
муфтовий ма рки 

І5Б І бк Д-І5 ш 

шт 

8 

0,95 



8 




6. 

— и _ 
п.80 

То же» Д-25 ж 

«1 

4 

1,63 



7 




7. 

_и_ 

п.8І 

То же, Д-32 ш 

н 

9 

2,07 

- 

- 

19 

- 

- 

- 

8. 

- и - п.82 

То же, Д-40 ж 

п 

3 

ЗД6 

- 

- 

9 

- 

- 

- 

9. 

20-696 

І8-І 

Расширитеяь на 
трубопроводе 

100 

кг 

0,06 

35,9 

6,1 

0,46 

0,14 

2 

- 

- 

- 

10. 

16-35 

т.7-1 

Прокладка арубо- 
цровода из водо- 
газоцроводвнх обнк- 
новенннх труб 

Д-І5 мм 

п.м 

5 

0,86 

0,21 

0,01 

4 

І 


І 





224 

-1-454. 85 

Ал. VI ч,| 


- 

181 - 







І ~ ’ 

2 

3 

V 

*~5~ ~ 

6 

т 

' 8 ~ ~ 

~ 9 " 

' вГ ’ 

її" 

12 

IX. 

16-37 

т.7-1 

То же, Д-25 ш 

П.М 

8 

1,03 

0,21 

0,01 

8 

2 

- 

2 

12. 

16-38 

т#7-І 

То же, Д-32 ш 

я 

35 

1.14 

0*21 

0,01 

40 

7 

- 

7 

ІЗ. 

16-39 

т.7-1 

То же, Д-40 ш 

о 

20 

1,29 

0,21 

0,01 

26 

4 

- 

4 

14. 

16-40 

т.7-2 

Тоь же, Д-50 ш 

п 

10 

і,бі 

0,2? 

0,03 

0,01 

16 

3 

- 

3 

15. 

16-67 
т* 8—2 

То же, йз стальних 
злектросварннх 
труб Д~76хЗ,0 ш 

М 

25 

2,21 

0,47 

0,05 

0,02 

55 

12 

І 

ІЗ 



йтого 

руб. 





565. 

ЗО 

і 

ЗІ 



Пуск я регулировка 2% 





І 






йтого 






566 






Накладнне расходн 13,3% 





75 






ЙТОГО 






641 






Шановне накоплешя 8% 





51 






ЙТОГО 






692 









224-1-434.85 Аа. V! Ч.І 


І 

2 

3 

4 

5 



Строительше работн 



16. 

ІЗ-І2І 

т.15-6. 

Доирнтие труб 
грунтом 11 021 

100 

м2 

0,17 

17. 

13-133 

т.16-6 

То же, краской 
ЕГ-І77 

100 

м2 

0,17 

18. 

26-16 

т.4-3 

СОД ч. І 

п.349 

стр.ІІІ 

йзолщия трубопро- 
вода шнуром 
теплоиз олявдонннм 
с набивкой из мн- 
неральной вати 
толщ. ЗО мм 

мЗ 

0,5 



Дена: 20,4+53,4х 
хі,03x1,2 



19. 

26-16 

т.4-3 

ССЦ ч.І 

п.349 

стр.ІІІ 

То же, тощкной 

40 мм 

Дена: 20,4+53,4х 
хі,03x1,2 

мЗ 

0,4 


182 



86,4 


35 





224-1-434.«5 ДгЛ . V* ч,І 


12 З 


4 5 


20. 26-69 Покрнтие трубоцро- 

тДЗ-5 вода пер гаманом 100 

СОД чЛ м2 0,41 

п.193 

стр. 28 Дена: 81,1+22x1,15 


21* 26-81 Обертнвание труб 

т*І5-2 рудоннш стекло- 

ССЦ Ч.І пластиком 

п*І94 

стр.97 Дена: І65+І8?х 

хО, 982 


22. 26-76 Масляная окраска 

т.14-2 изолированного 

трубопровода за 
2 раза 100 

м2 0,41 


100 

м2 0,41 



йтого 

Всего: 360+892 


183 


6 7 8 9 10 II 12 

106,4 44 

348,63 143 

46,7 19 

286 . 

47 

333 

27 

360 

1052 






224-1-434. 85 Лл, VI Ч, І 


184 


І - 

2 

3 

V 

V 

6 7 

І ~ " 

І " 



Раздел У Холодное водоснабженле 




І. 

II-155-2 

Монтаж водомера 
тшга ВТ-80 

шт 

І 

2,55 


3 



з /ш 



1,88 


2 

2, 

Нр-нт 

17- 04 

Стежмо сть водомера 
ВТ-80 

шт 

І 

30,8 


ЗІ 


ДЛ.2,3 
п.3-074 

Дена: 28x1Л 





3* 

18-226 

Установка маномет- 







ТЛ5-2 

ра общего назна¬ 
ченая 

шт 

І 

3,91 


4 

4* 

16-134 

Установка водораз- 







Т*І2-І 

ССЦ чЛ 
П.І943 

борного крана 

КВ-І5Д 

шт 

І 

4,17 


4 


пЛ771 

Дена: 1,68+1,51+ 
+(0,49x5) 






5* 

16-185 

Установка поливоч~ 







тЛ6-2 

ного крана Д-20 

шт 

10 

2,07 


21 

6* 

ССЦ чЛ 

Стоимость рукава 







ПЛ483 

наяорного резино- 
тканевого, Д-20 

м 

50 

1,81 


91 





2244-434 Аллі ч .і 


186 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

о 1 

1 

1 

і 

00 і 

1 

І 

с- * 

7. 

16-185 

т.16-2 

Установка поливоч- 
даго крана, Д-25 

шт 

4 

2,07 

8 

8. 

ССЦ 

11*1484 

Стоимость рукава 
напорного резино- 
тканевого д-25 

м 

140 

2,23 

312 

9. 

ОСЦ ч*Ш 
п.78 

Вентиль запорннй 
муфтовий, І5Б-ПЖ, 
Д-15 

шт 

100 

0,95 

95 

10. 

п.79 

То же, Д-20 

II 

26 

1,17 

ЗО 

II. 

11_ 

11*80 

То же, Д-25 

п 

20 

1,63 

33 

12. 

— п — 

п.8І 

То же, Д-^32 

п 

І 

2,07 

2 

ІЗ. 

П.82 

То же, Д-40 

и 

3 

3,16 

9 

14. 

16-144 

т*І2-І-3 

Установка задвдшек 
ма|ки ЗФйоф, 

п 

І 

15,2 

15 


12 





224-1-434. «5 АЛ.УІ ч.І 


186 


І 

2 

3 

4 

5 

15. 

16-145 
т. 12-2-3 

То же, Д-80 

шт 

3 

16. 

16-146 
т.12-2-3 

То же, Д-100 

п 

3 

17. 

16^1 

т.7-3 

Прокладка водогазо- 
проводннх легких 
оцжнкованннх труб 
Д-І5 

м 

360 

18. 

16-42 

т.7-3 

То же, Д-20 

м 

200 

19. 

16-43 

т.7-3 

То же, Д-25 

II 

215 

20. 

16-44 

т.7-3 

То же, Д-32 

м 

25 

21. 

16-45 

т.7-3 

То же, Д-40 

м 

15 

22. 

16-46 

т.7-4 

То же, Д-50 

и 

15 


6 7 8 9 10 II 12 


21,7 

65 

25,3 

76 

1,2 

432 

1,35 

270 

1,36 

292 

1,58 

40 

1,79 

27 

2,21 

33 





224-1-434.$$ 4л.VI ч * І 


18? 


І 

2 

3 

4 

5 

23. 

16-47 

т.7-5 

То же, Д-65 

м 

40 

24. 

16-48 

т.7-5 

То же, Д-80 

м 

25 

25. 

16-12 

т.2-1 

Прокладка надорншс 
чуг^шгах тру б, 

м 

10 

26. 

16-219 

т.22 

йсштание системи 
до 50 т 

100 

м 

8,30 

27. 

16-220 

т.22 

Йсштание системи 
до 100 мм 

м 

0,75 


йтого 

Накладнне расходн 13,3% 

Начислення на 
монтаж 87% 

Йтого 


Плановне накоплешя 8% 
йтого 


є 

2,67 

7 

8 

9 10 

107 

II 

12 

2,99 



75 



5,II 

0,64 

0,07 

51 6 

І 

7 

3,94 



33 



4,22 



3 




2163 

288 

2 


2452 

196 

2648 






224-1-434,85 Ал. VI ч.І 


188 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 



Строительнне работн 






28. 

26-16 

т.4-13 

ОСЦ ч.І 

Изодяцкя труб ш- 
таш из шнеральной 
вата, =30 ш 

мЗ 

1.7 

45,37 


77 


п*98 

стр.87 

Цева: 20,4+20, 2х 
хі,03хі,2 






29. 

26-49 

г.ІО-4 

Устройство каркаса 
изоляции из метал- 
лической сетки 

м2 

82 

1,34 


ПО 

ЗО. 

26-69 

т.ІЗ-5 

ССЦ ч.І 
П.І93 

Обертавание труб 
пергамином 

Дена: 8І,Іч22хІ,І5 

100 

м2 

0,82 

106,4 


87 

ЗІ. 

26-51 

т.ІІ-І 

Ас бестоцементная 
штукатурка 

100 

м2 

0,97 

104 


101 

32. 

26-66 

т.13-2 

Оклеивание труб 
МЄШКОВЕНОЙ 

м2 

97 

1,19 


115 

33. 

Ж 

Окраска масляной 
краской по изоляции 

100 

м2 

0,97 

46,7 


45 


12 





224-1-434. &5 Да.УІ Ч. і 


189 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

34* 

15-622 
т.164-8 

Онраска масляної! 
жраской неизшшро- 
ванннх труб 

100 

м2 

0,83 

53,4 


44 



йтого 





579 



НаЕЛ|ДШе расходн 





96 



Итого 





675 



Плановне накопле- 
шя - 8% 





54 



Итого 





729 



Всего 

РУй. 


2648+729 


3377 



Раздел УІ Горячеє водоснабжениє 




І. 

ІІ-І55-І 

Монтаж счегчжка 
ВТГ-50 

3/ші 

ют 

руб. 

X 

2,41 

1,84 


2 

2 

2. 

ССЦ ч*Ш 
п*І522 

Стоимость счетчика 
ВТГ-50 

шт 

І 

42,4 


42 






224-1-434,35" чЛ 


І 

3. 

4* 

5. 

6. 

7* 

8. 


2 3 4 


II-155-4 Монтаж крнльчатго 

счетчива УВКГ-40 шт 

3/пл руб. 


ССЦ ч,Ш 

Стоимость ечетчика 


п.3521 

УВКГ-40 

шт 

18-226 

Установка мано¬ 


пД5-2 

метра общего 
назначеная 

шт 

16-134 

Установка водораз- 


т.12-1 

борного крана 


СОЦ ч.Ш 
пЛ943 

КВ-І5Д 

шт 

НЛ77І 

Цена: 1,68+1,51+ 
+(0,49x2) 


17-53 

Установка смесж- 


т*3-3 

ОСЦ ч.Ш 

дута 

шт 

ПЛ50І 

Цена: 0,59+і,0 


17-53 

Установка смеси- 


т*3-3 

теля для мойки 


аж 

СМ-М-НН 

шт 


5 

І 

1 

2 

5 

9 

17 


п*18-22 


Цена: 0,5944,4x1,1 


190 


6 7 8 9 10 II 12 


1,76 2 

1,73 2 

36,5 37 

3,91 8 

4Д7 21 



5,43 


92 





2244-434.85 *Л.УІ ч. і 


І 

2 

3 

4 

5 

9* 

сстд 

Д.78 

Вентиль задорннй 
муфтовий мавки 
ЙБ-Ібк, Д-І5 

шт 

49 

10. 

п.79 

То же, Д-20 

шт 

20 

II. 

п.80 

То же, Д-25 

шт 

ІЗ 

12. 

ж. 81 

То же, Д-32 

шт 

7 

ІЗ. 

ж.82 

То же, Д-40 

шт 

І 

14, 

16-144 

т.12-1-3 

Установка задвижек 
чугунннх фланцевих 
ЗОчобр, Д-50 

шт 

4 

15. 

16-145 
т. 12-2-3 

То же, Д-80 

шт 

2 

16. 

16-41 

т.7-3 

Прокладка водогазо- 
проводвнх легких 
оцинкованшсс труб 
Д-І5 

м 

360 



17 


То же, Д-20 


м 


160 


191 - 

“б” 7 ~ І 

0,95 

1,17 - 

1,63 
2,07 
3,16 

15.2 
21,7 

1.2 


9 10 II 12 

47 

23 

21 

14 

З 

61 

43 

432 


1,35 


216 





224-1-434,85 Ал. VI ч,1 


192 


І 

2 

3 

4 

5 

18. 

16-43 

т.7-3 

То же, Д-25 

м 

140 

19. 

16-44 

т.7-3 

То же, Д-32 

м 

90 

20. 

16-45 

т.7-3 

То же, Д-40 

м 

35 

21. 

16-46 

т.7-4 

То же, Д-50 

м 

55 

22. 

16-48 

т.7-5 

То же, Д-80 

м 

25 

23. 

16-219 

т.22 

Испнташе сиетеш 
диаметром до 50 ж 

100 

м 

8,40 

24. 

16-220 

Исштание системи 
цшлетром до 

100 

м 

0,25 


6 7 8 9 10 II 12 


1,36 

190 

1,58 

142 

1,79 

63 

2,21 

122 

2,99 

75 

3,94 

33 

4,22 

І 


йтого 


1731 






224-1-434.35 ДЛ. VI Ч.І 


1 2 3 4 5 


Някл|цнне расходн 

Начнсление на мон¬ 
таж 87% 

йтого 

Плановне накопле- 
ния - 8% 

Итого 


Сзроитедьнне работн 
(горянеє водоснабжение) 


25. 26-16 Изояяция труб 

т.4-3 матами из мине- 

ральной вата, 

-ЗО мм мЗ 2 


Цена: 20,4+20,2х 
хІ,0&:І,2 


24. 26-49 

тДО-4 


Усіройетво каркаса 
изоляцш из метал- 
лической сетки 


м2 95 


193 



1,34 


127 





224-1-43445 4а. V» V. 1 


194 


12 3 456789 10 II 


25. 

26-51 

т.ІІ-І 

Асбоцементная 

штукатурка 

100 

м2 

1,12 

104 

116 

26. 

26-66 

Т.33-2 

Оклеивание труб 
мешковшой 

м2 

112 

1,19 

133 

27. 

26-76 

т.14-2 

Окраси а масляної 
враской по изоляцюа 

100 

м2 

1,12 

46,7 

52 

28. 

15-622 

т.164-8 

То же, неизолиро- 
ванншс труб 

100 

м2 

0,73 

53,4 

39 



йтого 




558 



Накл^цше раоходн 




92 



йтого 




650 



Илановне накопле- 

НЙЯ - В/о 




52 



йтого 




702 



Веего: 2121+702 




2823 


12 






224-1-434.85 Дд.УІ 4-І 


1 2 3 4 5 


Раздел УД Канализацця 


І. 17-58 Установка фаянсових 

т.4-І унитазов тарельча- 

тнх с коснм шпуском, 

Т-КВ-І шт 34 


2. 17-75 Установка шссуаров 

т,5-І фаянсошх настен- 

ннх шт 18 


З* 17-63 Установка фаянсо- 

т*4-2 вшс дєтсеих уни¬ 
тазов, ДТ-КВ шт 14 


4. 17-25 Установка фаянсо- 

т*І-5 внх ушвальников, 

разм*600х450 с 
сифоном СЕЛУ, 
со смесителем 

Ш-УМ-ВКСЦ к-т 73 


5* 17-32 Установка поштонов, 

тД-8 разм, 900x900, ЯМ к-т 9 


195 


6 7 8 9 10 II 12 


21,2 

6,8 

21,9 

18,7 


721 

122 

307 

1365 


18,3 


165 





224-і-т ЬВ Лл.VI ч» І 


І 

2 

3 

4 

5 

6. 

17-69 

т.6-4 

ССЦ ч.Ш 
п.1505 

Установка стальних 
раковин РСТО-^2 со 
смесителем 

СМ«^М-НВР 

к-т 

16 



Цона: 9,1843,35 



7. 

17-89 
т*6—4 

ССЦ ч.Ш 
п.1505 

Установка стальних: 
раковин РСТО-І 
со смесителем 
Ш*^М~НВР 

к-т 

І 



Цона: 9,1843,35 



8* 

17-36 

т.І-9 

Установка транов 

Т50 

шт 

19 

9* 

17-37 

т.І-10 

Установка аршов, 
ТІОО 

шт 

19 

10 . 

17-91 

т.7 

Установка штье- 
шх фонтанчиков 

шт 

5 

II. 

ССЦ ч.Ш 
п.1027 

Кран дроходной 
чугунннй ІІчббк 




га 


шт І 


196 


6 7 

8 

9 

12,53 


200 

12,53 


ІЗ 

6,31 


120 

14,6 


277 

126 


630 


4,72 


5 





324-1-434,85 Ал.УІ ч. І 


197 


І 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

12. 

СОЦ ч.і 
п.1493 

Сифон-ревнзия 
двухоборо тшй 

зет 1 *- 50 ’ 

шт 

17 

1,07 


18 

ІЗ. 

Й.Ї493 

Сифон-решзия 
двухоборотшй чу- 

З’®! 1 ' 60 ' 

пгт 

4 

1,07 


4 

14. 

16-30 

т.5-1 

Прокладка чугун- 
них канали з аця он- 
шх зруб, ТЧК, 

Д-50 

м 

200 

3,21 


642 

15. 

16-31 

т.5-2 

То же, Д-ІОО 

м 

440 

4,59 


2020 

16 . 

16-33 

т.6-1 

Прокладка трубо- 
цроводов йз пласт- 
массовнх каназиза- 
цйоншх труб, Д-50 

и 

150 

1,92 


288 

17. 

16-34 

т.6-2 

То же, Д-ІОО 

ж 

70 

3,10 


217 



йтого 

ру<5. 




7114 


12 






224 ~\- 4 34.85 Ал.УІ ч. І 


1 2 3 4 5 

Накл|цше расходн 
Итого 

Шшновне накопле- 
ния - 8% 

Итого 

б) Строительше работн 

18, 15-622 Окраска труб и 

т. 164-8 цриборов за 2 раза 

масляной краской ІОО 

м2 2,90 

Итого руб. 

Накладше расходн 16,5$ 

Итого " 

Шгановне вакопления 8$ 

Итого руб. 

Всего: 87054-195 руб* 


РУ<5* 


н 


198 


6 7 8 9 10 II 12 


946 

8060 

645 

8705 


53,4 155 

155 

26 

181 

14 

195 

8900 






2*44-434.8$ Ал. V! м, 1 


199 


__ 4 5 

Раздед Ш Каншшзация (лззвневая) 


6 7 


16-31 
т.5-2 


16-34 

т.6-2 


Прокладка чуіунннх 
кавализ ащонньгх 
тв> к~Шо м 

Прокладка шгаст- 
массовнх кщадиза- 
ционннх чруб, 

Д-ІОО ** * м 


150 4,59 


80 


16-188 
т.17-1 
Цр-нт 

244)7-08 
п.І-ООІ Дена: 2,28+ІІ,2х 
хІ,ї 


Установка водостою- 
шх воронок 

Вр—9Б, Д-ЮО щї 8 


за о 


14,6 


йтого 


РУб. 


Накладшо расходн 13,3$ 
Итого руб* 

Плановне накодления 8$ 


8 9 10 II 12 


689 


248 

117 


1054 

140 

1194 

96 


РУб* 


йтого 


1290 






224-М34.85 Дл.УІ Ч. і 


200 


І 2 


4. 15-622 

Т.164-8 


З 


4 5 6 7 8 9 10 ГІ 12 


б) Строительнне работа 


Окраска зруб мас- 
ляной іфаской 100 

м2 0,81 53,4 


43 


Итого руб* 

Накладше расходн 16,5$ 
Итого руб. 

Шановне накопления 8$ 
Итого руб* 

Всего: І290і-54 руб. 


Главннй ишенер дроекта 
/ Начальник ОС и ПОС 
Состашл 


43 

7 

50 

4 

54 

1344 



Провернд 


ЙЖКолесников 






224-1-434.85 ЛЛ.VI ч. І 


201 


СВОДКА 

обьемов и стоимости работ к локаяьной смете И 1—2 


ш раз де лам смеш 


ИЗМ* 6ДИН* 

изм* 


СЗ£ЩО£Т£,_Кб*_ 

наклад- плановне 
ше накошге- 

расходн ния 

Всего 

_ Стоимость 

йщщтта 

измерения 

1824 

1172 

І58І9 

0,54 

2232 

1257 

16967 

0,58 

145 

97 

1302 

0,04 

123 

78 

1052 

0,04 

386 

250 

3377 

0,12 

325 

209 

2823 

0,10 

972 

659 

8900 

0,30 

147 

100 

1344 

0,05 

6X54 

3822 

51584 

1,77 


І # Отоддение 

П Вентжляция 

Ш Узел управлення 

IV Теплоснабкение 
установок систем 

V Холодное водоонабжение 

VI Горячеє водоонабжение 

Уїї Канализация 

УШ Канализация (ливневая) 


/ Начальник ОС и ДОС 
Составил 
Проверил 




Л.Г.Газеров 

В*Н.Іущенков 

Т.Н.Кащеева 

И.АфКолєснибов 








224*143 4Л5 Дд.VI ч. І 


202 


Вариантн решений для температурних 
зон 


Л№ 

ш 


І 


І* 


27 . 


Ж УСН, 


ЄДШШЧННХ 

расценон, 
шифри 



Нашенование работ 
ж затрат 


Един. К-во 
изм. один. 

ИЗМ. 


2 З 


4 5 


Стоимость ОДИНИЦЯ, 

шй* _ 

Воего В 2РМ дисле 

основ- зле¬ 
ная плуа- 
зар. тация 
плата машин 
в т.ч. 
зар. 
плата 


Общая стоимость, руб. 


Бсего і іоц зи£ле нормаг- 


ОСНОВ— 9К С— 

ная хшуа- 
зар* тация тщстой 
плата мяшин “гг 2 ° ж 


в т.ч. 

зар. 

плата 


дукцшг 


6 7 8 9 10 II 12 



І. Температурная зона 

І, Добавляетея 

Раздел І Отопление 

і 

го 

о 

о 






18-109 

т.5-1 

Установка радиато- 
ров М-І40-А0 

зим 773,15 

7,66 0,25 0,06 

5922 

193 

46 

239 

15-614 
т. 164-8 

Окраска радиаторов 
и яеизолированннх 
труб масляной крас- 
кой за 2 раза 

100 

м2 7,57 

55,6 

421 





йтого 

РУ<5. 


6343 

138 

46 

239 







ггі-ї ‘434 Л5 Ал, УІ ч. І 


203 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 



Раздел ЇЇ Бентіяцдя 










4. 

20-761 

Т.25-2 

Установка калорифер¬ 
ної секцаи 

КВС-ІШ 

шт 

6 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 

5* 

СХЗД ч.Ш 
п.761 

Стошость каяори- 
феров КВС-ІШ 

шт 

6 

74,9 

- 

- 

449 

- 

- 

- 

12. 

20-761 

т.25-2 

Установка калори¬ 
ферної секцшг 

КВС-ІШ 

шт 

4 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 

ІЗ. 

ССЦ ч.І 
п.761 

Стошость КВС-ІШ 
калорифер ов 

шт 

4 

74,9 

- 

- 

300 

- 

- 

- 



йтого 

РУ<5* 





825 

33 

7 

40 



Итого добавляется 






7168 

226 

53 

279 



2. йсклшается 












Равдел І Отопление 










І. 

18-109 

т.5-1 

Установка радиато- 
ров М-І40-А0 

зкм 

788,9 

7,66 

0,25 

0,06 

6043 

197 

47 

244 






224-1-434 . Е5 Лл.УІ Ч. ! 


204 


І 

2 

3 

4 

5 

27. 

15-614 
ї.164-8 

Масляная окоаска 
неизолированннх труб 
ж рздиаторов за 

2 раза 

100 

м2 

7,70 



Итого 

РУб. 




Раздел П Вентзаляция 



4. 

20-761 

Т.25-2 

Установка калорифер- 
ной секщи 

ШТ 

6 

5. 

ССЦ чЛ 
п.738 

Стоимость капори- 
феров КНБ-ІШ 

шт 

6 

32. 

20-761 

т.25-2 

Установка секщи 
калорифер ной с ка¬ 
лориферами КВС-ІОП 

ШТ 

4 

ІЗ. 

ССЦ ч.Ш 
п.761 

Стоимость секции 
калориферной КВС-ІОП 

шт 

4 



Итого 

Итого исключается 

РУб. 




Воего исключается с 

щ« йавгения 

руб. 



6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

55,6 



428 







6471 

197 

47 

244 

7*59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 

96,5 

- 

- 

579 

- 

- 

- 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 

74,9 


- 

300 

955 

7426 

33 

230 

7 

54 

40 

284 


258 






224-1-434.55 Ал.VI ч* І 


205 


12 З 


45 6 78 9 10 II 12 


П Температурная зона -25° 

І. Добавляется 
Раздея І Отошшше 

І. 18-109 Установка радиато- 

т.5-1 ров М-І40-А0 зкм 798,35 7,66 0,25 0,06 6115 200 48 248 


27. 

15-614 
т* 164—8 

Окраока неизолиро- 
ванннх труб ж раджа- 
торов масляно2' 
красной за 2 раза 

100 

м2 

7,78 



йтого 

РУ<5. 




Раздел П ВентиляциЕ 



4. 

20-761 

т.25-2 

Установка каяррвк&ер- 
ной секцвж КВС-ІОІГ 

шт 

6 

5. 

ССЦ ч.Ш 
п.761 

Стошость калорифе- 
ров КВО-ІШ 

шт 

6 

12. 

20-761 

т.25-2 

Установка калорифер- 
ной секции КВС ГОП 

шт 

4 


55,6 

433 

6548 

200 

48 

248 

7,59 3,29 0,7 

46 

20 

4 

24 

74,9 - 

449 

- 

- 

- 

7,59 3,29 0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 






224-1-434.85- Ал. VI ч.І 


206 


І 

ІЗ. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

ССЦ ч.Ш 

иЛ 61 

Стоимость калорифер¬ 
ної сєкщй КВСІШ 

шт 

4 

74,9 

- 

- 

300 

- 

- 

- 



Итого 

руб. 





825 

33 

7 

40 



Итого добавляется 






7373 

233 

55 

288 



2. ЙСЕЛшается 












Раздел І Отоплеше 










І. 

18-109 

т.5-1 

Установка радиато- 
ров М-І40-А0 

зкм 

788,9 

7,66 

0,25 

0,06 

6043 

197 

47 

244 

27. 

15-614 
т. 164-8 

Масляная окраска 
неизолировааннх 
труб ж радиаторов 
за 2 раза 

100 

м2 

7,70 

55,6 



428 






Итого 

РУ<5* 





6471 

197 

47 

244 



Раздел П Вентішихші 










4. 

20-761 

т.25-2 

Установка калорифер- 
ной секции 

шт 

6 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 







224-1-434.85 АлЛІ ч. і 


20 ? 


І 

2 

3 

" 4 

і ~ 

" 6 ~~ 

~7~ " ’ 

* 5 ~~ 

~ 9 ~ 

ю~ ~ 

’ ~ії " 

~ЇГ 

5. 

ССЦ ч.Ш 
п.738 

Стоимость калсрифе- 
ров КВБ-ІШ 

шт 

6 

96,5 

- 

- 

579 

- 

- 

- 

12* 

20-761 

т.25-2 

Установка еекции 
калориферної с 
калориферами КВС-ІОП 

шт 

4 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 

ІЗ* 

ССЦ ч*Ш 
п*75І 

Стоимость секщи 
калориферної КВС-ІОП 

шт 

4 

74,9 

- 

- 

300 

- 

- 

- 



Итого 

РУб. 





955 

33 

7 

40 


* 

Итого исключается 






7426 

230 

54 

284 



Всего исключается 
с У четом добавлення 
7426-7373 

руб. 





53 






Ш Температурная зона -35°С 











І* Добавляєтся 

Раздел І Отодление 










І. 

18-109 

Т*5-І 

Установка радиаторов 
М-І40-А0 

зкм 

755,3 

7,66 

0,25 

0,06 

5786 

189 

45 

234 






224-1-434.85 Да.УІ ч, і 


208 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

27. 

15-614 
т. 164-8 

Окраска неизолжро- 
ванннх труб ж радиа- 
торов масляної 
краско! за 2 раза 

100 

м2 

7,42 

55,6 



413 






Итого 

РУ<5. 





6199 

189 

45 

234 



Раздел П Вентидяция 










4. 

20-761 

т.25-2 

Установка калорифер¬ 
ної секщи 

ШТ 

6 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 

5. 

ССИ чЛ 
п.738 

Стошость калорифе- 
ров КВБ-ІШ 

шт 

6 

96,5 

- 

- 

579 

- 

- 

- 

12. 

20-761 

т.25-2 

Установка калорифер¬ 
ної секщи 

шт 

4 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 

ІЗ. 

ССЦ чЛ 
П.738 

Стошость калорифе- 
ров КВБ-І0П 

шт 

4 

96,5 

- 

- 

386 

- 

- 

- 


Итого руб. І04Ї 33 7 40 

Итого добавляется руб. 


7240 222 52 274 







ггц-і-*і$мл$ Ал.у/ чЛ 


209 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 



2. Исклтается 












Раздед І Отопление 










І* 

18-109 

т.5-1 

Установка радиаторов 
М-І40-А0 

зкм 

788,9 

7,66 

0,25 

0,06 

6043 

197 

47 

244 

27. 

15-614 
т.164-8 

Масляная окраска 
неизожрованннх 
труб її радщаторов 
за 2 раза 

100 

м2 

7,70 

55,6 



428 






Итого 

руб. 





6471 

197 

47 

244 



Раздая її Вентаяяция 










4. 

20-761 

т.25-2 

Установка калорифер¬ 
ної СЄКЩЇЇ 

ШТ 

6 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 

5. 

ССЦ ч.Ш 
п.тав 

Стоимость калори¬ 
фер ов КНБ-ІОИ 

шт 

6 

96,5 

- 

- 

579 

- 

- 

- 

12. 

20-761 

т.25-2 

Установка секцша 
калори^ерной с кало¬ 
риферами КВС-ІОН 

ШТ 

4 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 






224-і- «4 .15 Ал. п ч.І 


210 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

ІЗ. 

ССЦ ч.Ш 
п*76І 

Стоимоеть сешщи 
калориферно! 

КВС-ІШ 

шт 

4 

74,9 



300 

_ 

-» 

_ 



Итого 

руб. 





965 

33 

7 

40 



Итого исключается 






7426 

230 

54 

284 



Воего исключается 
с учетом добавлення 
7426-7240 






186 






ІУ Температурная зона -40° 











І. Добашшется 

Раздел І Отоплеше 










І. 

18-109 

т.5-1 

Установка радиаторов 
М-І40-А0 

зкм 

749 

7,66 

0,25 

0,06 

5737 

187 

45 

232 

27. 

15-614 
т* 164-8 

Окраска неизолиро- 
ванннх труб и ради- 
аторов масляної 
краско! за 2 раза 

100 

м2 

7,36 

55,6 



409 





РУ<5. 


Итого 


6146 187 45 232 







2.1И-І- 434.85 і Ал.Уі ч.І _ 211 - 


ї ~ 

2 

3 

~4~ ~ 

"У " 

"б 

" 7 ~ 

V ~ “ 

" 9 “ 

їсГ 


Ч 



Раздел П Вентляцая 










4. 

20-761 

т.25-2 

Установка калоржфер- 
ной секідаи 

шт 

6 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 

5. 

ССЦ ч.Ш 
п.738 

Стоимость калорифе- 
ров КВБ ІШ 

шт 

6 

96,5 

- 

- 

579 

- 

- 

- 

12. 

20-761 

т.25-2 

Установка калорифер- 
ной секции 

шт 

4 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 

ІЗ, 

ССЦ ч.Ш 
п.738 

Стошость калорифе- 
ров КВБ ІШ 

шт 

4 

96,5 

- 

- 

386 

- 

- 

- 



йтого 

РУ<5. 





1041 

33 

7 

40 



Йтого добавяяется 

РУ<5* 





7187 

220 

52 

272 



2. йскгочается 












Раздел І Отошсение 










І» 

18-109 

т.5-1 

Установка радиаторов 
М-І40-А0 

зкм 

788,9 

7,66 

0,25 

0,06 

6043 

197 

47 

244 






22Ц-І- А*. VI ч.і 


212 


І 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

27. 

15-614 
т.16 4-8 

Масляная окраена 
нежзолировадашс 
труб и ради аг ор об 
за 2 раза 

100 

м2 

7,70 

55,6 



428 






Йтого 

РУСІ. 





6471 

197 

47 

244 



Раздел II Бентиляция 










4. 

20-761 

т.25-2 

Установка калори- 
ферной свкции 

ШТ 

6 

7,59 

3,29 

0,7 

46 

20 

4 

24 

5. 

ССЦ ч.Ш 
п.738 

Стошость калорифе- 
ров КЕБ-ІШ 

ШТ 

6 

96,5 

- 

- 

579 

- 

- 

- 

12 . 

20-761 

т.25-2 

Установка секцаи 
кашриферной с ка¬ 
лориферами 

КШ-ІШ 

шт 

4 

7,59 

3,29 

0,7 

ЗО 

ІЗ 

3 

16 






ггц- і-4з4/. в? 

4л./1 ч.і 

-1 







І 2 

3 

4 5 

6 7 

" 8 

9 

* їо 

II 

’ ~І2 

ІЗ. ССЦ ч.Ш 

Стошость секхщж 








її* 761 

калориферної 

КВС-ІШ 

шт 4 

74,9 - 

- 

300 

- 

- 

* 


йтого 

РУ«3. 



955 

33 

7 

40 


йтого исключается 




7426 

230 

54 

284 


Бсего исключается 
с учетом добавлення 

7426-7187 

3 

О. 

• 



239 





/ Главннй инженер проекта 

—- 







/ Начальник ОС ж ПОС 


В.НДущенков 





Составил 



Т.Н.Кащеева 





Нроверил 



И*А*Колесшшов 








